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ee ie RYS GEM. WAASMUNSTER 
Zoé - BC 


MPC/MDV/PBA/TDV/PA 


Contactpersoon Aan het college van burgemeester en schepenen 
Pascale Aerts Gemeentehuis 
tel : 09/241 06 62 Vierschaar 1 


9250 WAASMUNSTER 
AANGETEKEND 


720802 
Gent, 28 maart 2019 


Geachte mevrouw 
Geachte heer 


Wij hebben het genoegen u uit te nodigen tot de algemene jaarvergadering der aandeelhouders van 
TMVS dv die zal bijeenkomen op 


dinsdag 11 juni 2019 om 18.00 uur 
in FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, 9051 Gent 


U gelieve hierbij de door de raad van bestuur vastgestelde agenda voor deze algemene jaarvergadering te 
willen vinden : 


1. Toetredingen 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 
Verslag van de commissaris (lid IBR) 

Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
Statutaire benoemingen — raad van bestuur 

Aanstelling commissaris (lid IBR) 

Varia en mededelingen 


eoNNuR 


U wordt gevraagd uw beslissing met betrekking tot de agendapunten te laten geworden ten laatste op 
donderdag 6 juni 2019, hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 


te 9000 Gent, hetzij per elektronische post op 20190611AVTMVS@farys.be. 


U vindt een ontwerp raadsbeslissing als bijlage. 


TMVS Administratieve zetel T 078 35 35 99 RPR Gent 
dienstverlenende Stropstraat 1 FO9 22291 11 BTW BE 0692 624 441 
vereniging 9000 Gent www.farys.be IBAN BE55 0910 1996 4144 
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Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering 

U wordt tevens expliciet gevraagd de naam van uw vertegenwoordiger(s) op deze algemene jaarvergade- 
ring te willen meedelen (cf. art. 27 van de statuten), ook als deze vertegenwoordiger(s) dezelfde is/zijn 
als de reeds aangeduide vertegenwoordiger(s). 


Ten behoeve van de deelnemers die nog geen vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergadering heb- 
ben aangeduid, vindt u bijgaand een overzicht van het aantal vertegenwoordigers dat u kan aanduiden. 


Wij geven u voor de volledigheid ook de algemene wettelijke bepalingen mee, tevens opgenomen in de 

statuten, die verplicht in acht dienen genomen bij de aanduiding van de vertegenwoordigers in de alge- 

mene vergadering: 

e de vertegenwoordigers van de steden/gemeenten in de algemene vergadering dienen de hoedanig- 
heid te bezitten van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid ; 

e de vertegenwoordigers van de deelnemers die geen gemeente zijn, dienen aangeduid te worden door 
het daartoe wettelijk of statutair bevoegde orgaan van de deelnemer ; 

e de bestuurders kunnen geen gemeentelijke vertegenwoordiger zijn in de algemene vergadering ; 

e de vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de periode vanaf aanduiding tot na de jaarvergadering 
die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden ; 


Een ontwerp van beslissing daartoe vindt u eveneens bijgaand. 
Wij vestigen uw aandacht op de bepaling in artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat stelt dat de 


vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering. 


Wij wijzen erop dat de vertegenwoordigers in de algemene jaarvergadering geen individuele uitnodiging 
zullen ontvangen. 


U wordt gevraagd uw beslissing(en) terzake te laten geworden ten laatste op donderdag 6 juni 2019, 
hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per 


elektronische post op 20190611AVTMVS@farys.be. 


voorzitter 

Bijlagen 

1. Agenda met toelichting 

2. Overzicht van de toetredingen per 27 maart 2019 

3. Verslag van de raad van bestuur (wordt nagestuurd) 

4. Jaarrekening boekjaar 2018 (wordt nagestuurd) 

5. Bijlage 1, 2en 3 aan de statuten (stand van zaken 27 maart 2019) 

6. Overzicht aantal vertegenwoordigers per deelnemer 

7. Ontwerp raadsbeslissingen 

8. Overzicht per mandataris van de in 2018 ontvangen vergoedingen en presentiegelden in toepassing 

van art. 448 al. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur 

TMVS Administratieve zetel T 078 35 35 99 RPR Gent 
dienstverlenende Stropstraat 1 FO9 22291 11 BTW BE 0692 624 441 
vereniging 9000 Gent www.farys.be IBAN BE55 0910 1996 4144 
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ALGEMENE JAARVERGADERING TMVS dv van 11 JUNI 2019 — 18u00 
AGENDA 


Toetredingen | 


Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 


a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 


b, Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 


Verslag van de commissaris (lid IBR) 


Verlenen van kwijting aan de bestuurders 


in overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
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Statutaire benoemingen — raad van bestuur 


Aanstelling commissaris (lid IBR) 


Varia en mededelingen 
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AV TMVS dv 11.06.2019 


TOELICHTING BĲ DE AGENDA 


1. Toetredingen 


Hierbij als bijlage vindt u een overzicht van de toetredingen van de deelnemers voor de periode 
1 januari 2019 tot en met 2/7 maart 2019. 


2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
Het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 wordt nagestuurd eind april 2019, 


3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 


De jaarrekening voor het boekjaar 2018 inclusief de voorgestelde winstverdeling wordt nagestuurd 
eind april 2019. 


4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 


Na goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 door de raad van bestuur kan de com- 
missaris (lid IBR) zijn verslag opmaken en bezorgen. Dit verslag wordt nagestuurd in de loop van de 
maand mei 2019, 


5, Verlenen van kwijting aan de bestuurders 


Overeenkomstig art. 454 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorgesteld aan de algemene verga- 
dering om aan alle bestuurders kwijting te verlenen over het boekjaar 2018. 


6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 


Hierbij vindt u bijlage 1 (overzicht van de deelnemers per regio), bijlage 2 (overzicht van het aantal 
aandelen per deelnemer) en bijlage 3 (dienstverlening per deelnemer} — (stand van zaken op 
27 maart 2019). 


7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 


Op heden zijn er nog geen wijzigingen aan de samenstelling van de raad van bestuur, verkozen door 
de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv in zitting van 20 maart 2019. Eventuele wijzi- 
gingen worden ten laatste in het begin van de maand mei 2019 nagestuurd. 


8, Aanstelling commissaris (lid IBR) 


De procedure voor aanstelling van commissaris (lid IBR) is opgestart. 
De aanstelling wordt voorzien in de algemene jaarvergadering. 


9, Varia en mededelingen 
Op heden geen variapunten of andere mededelingen bekend. 
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Deelnemer 


OCMW WICHELEN 

OUD-HEVERLEE 

OVERIJSE 

POLITIEZONE HAMME - WAASMUNSTER 
RVT/RUSTHUIS NAJAARSZON - BRAKEL 
WICHELEN 

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT AALST 
BERLARE 

BONHEIDEN 

KNOKKE-HEIST 

LENNIK 

OCMW WEVELGEM 

POLITIEZONE ASSENEDE-EVERGEM 
POLITIEZONE WETTEREN-LAARNE-WICHELEN 
WEZENBEEK-OPPEM 

WOMMELGEM 


M 


1. Toetredingen (situatie 27 maart 2019) 


Beslissing deelnemer 


23.01.2019 
29.01.2019 
29.01.2019 
11.01.2019 
18.12.2018 
23.01.2019 
26.11.2018 
06.02.2019 
27.02.2019 
28.02.2019 
28.01.2019 
08.02.2019 
19.02.2019 
25.02.2019 
11.02.2019 
28.02.2019 


_ 


Beslissing raad van bestuur 


27.02.2019 
27.02.2019 
27.02.2019 
27.02.2019 
27.02.2019 
27.02.2019 
27.03.2019 
27.03.2019 
27.03.2019 
27.03.2019 
27.03.2019 
27.03.2019 
27.03.2019 
27.03.2019 
27.03.2019 
27.03.2019 


Toetredingen 


Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
Toetreding 
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AALTER 
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AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MASTERPLAN HOUTHALEN-HELCHTEREN 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MERELBEKE 


DILBEEK 


Xx 


HAALTERT 
HALLE 


HAVEN OOSTENDE NV van publiek recht 

HEERS ' 
HEIST-OP-DEN-BERG 

HEMIKSEM 

HERENTHOUT 


ERZELE 


BOEKET 
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OOGSTRATEN 


HOUTHALEN-HELCHTEREN 
HOUTHULST 
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HULPVERLENINGSZONE 1 WEST- VLAANDEREN 
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ULPVERLENINGSZONE HAINAUT CENTRE 
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HULPVERLENINGSZONE NOORD-LIMBURG 


ULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN 
HULPVERLENINGSZONE WAASLAND 

ULPVERLENINGSZONE ZUID-OOST 
CHTEGEM 


lee [ee [ee = z ZIT rnliken 
G 
' osd 
ae] 
< 
mì 
be] 
ad 
m 
2 
Z 
@ 
del 
IN 
©) 
ed 
m 
©) 
©) 
n 
_l 


©) 
a 
Ss 
= 
lee/ 
®) 
ie) 
Zl 
s 
mm 
m 
) 
lee) 
m 
m 
A 


NGELMUNSTER 


ABBEKE 


KORTEMARK 


LANGEMARK-POELKAPELLE 
LEBBEKE 


ICHTERVELDE 
IEDEKERKE 
IERDE 
IEVEGEM 


MAARKEDAL 
MACHELEN 
MELLE 


MOERBEKE 
MOORSLEDE 
NIEUWPOORT 
NIJLEN 
NINOVE 


OCMW AARSCHOT 
OCMW BERLARE 
OCMW BLANKENBERGE 


OCMW BREDENE 


OCMW BRUGGE 


OCMW GISTEL 


OCMW HERZELE 


OCMW LOCHRISTI 
OCMW MAARKEDAL 
OCMW MACHELEN 
OCMW MENEN 
OCMW MERELBEKE 
OCMW MOORSLEDE 
OCMW NAZARETH 
OCMW OOSTENDE 
OCMW OUDENAARDE 
OCMW POPERINGE 
OCMW RONSE 
OCMW WAASMUNSTER 
OCMW WETTEREN 
OCMW WEVELGEM 
OCMW WICHELEN 
OCMW ZEDELGEM 
OOSTENDE 
OOSTKAMP 
OUD-HEVERLEE 
OVERIJSE 
OLITIEZONE ASSENEDE-EVERGEM 
OLITIEZONE BREDENE-DE HAAN 
OLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER 
OLITIEZONE POLDER 
OLITIEZONE SINT-TRUIDEN - GINGELOM - NIEUWERKERKEN 
OLITIEZONE WETTEREN-LAARNE-WICHELEN 
OPERINGE 
UURS - SINT-AMANDS 
IJKEVORSEL 
ROESELARE 
RONSE 
UISELEDE 
VT/RUSTHUIS NAJAARSZON 
CHERPENHEUVEL-ZICHEM 
SINT-KATELIJNE-WAVER 
SINT-LIEVENS-HOUTEM 
SPIERE-HELKIJN 
VK BREDENE-OOSTENDE 
ERNAT 
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ZORGBEDRIJF HARELBEKE 
ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN 
ZUIENKERKE Ù 
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DILBEEK 


GROBBENDONK 
HALLE 
HARELBEKE 


AVEN OOSTENDE NV van publiek recht 


HEIST-OP-DEN-BERG 


HEMIKSEM 
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OOGLEDE 
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OREBEKE 

OUTHALEN-HELCHTEREN 

OUTHULST 

OVE 

ULPVERLENINGSZONE 1 WEST- VLAANDEREN 
ULPVERLENINGSZONE CENTRUM 
ULPVERLENINGSZONE HAINAUT CENTRE 
ULPVERLENINGSZONE MIDWEST 
ULPVERLENINGSZONE NOORD-LIMBURG 
ULPVERLENINGSZONE OOST 
ULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN 
ULPVERLENINGSZONE WAASLAND 
IULPVERLENINGSZONE ZUID-OOST 

CHTEGEM 

GS WESTLEDE 

NGELMUNSTER 
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LEDE 
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LIEDEKERKE 
LIERDE 
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MELLE 
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Be BENE Ta Dealer AAR EU MAL 
OCMW BOORTMEERBEEK 
OCMW BREDENE 


OCMW GENT 


OCMW HERZELE 

OCMW LIERDE 

OCMW LOCHRISTI 

OCMW MAARKEDAL 

OCMW MACHELEN 

OCMW MENEN 

OCMW MERELBEKE 

OCMW MOORSLEDE 

OCMW NAZARETH 

OCMW OOSTENDE 

OCMW OUDENAARDE 

OCMW POPERINGE 

OCMW RONSE 

OCMW SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

OCMW WAASMUNSTER 

OCMW WETTEREN 

OCMW WEVELGEM 

OCMW WICHELEN 

OCMW ZEDELGEM 

OOSTENDE 

OOSTKAMP 

OUD-HEVERLEE 

OVERIJSE 
OLITIEZONE ASSENEDE-EVERGEM 
OLITIEZONE BREDENE-DE HAAN 
OLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER 

POLITIEZONE POLDER 

POLITIEZONE SINT-TRUIDEN - GINGELOM - NIEUWERKERKEN 

OLITIEZONE WETTEREN-LAARNE-WICHELEN 

POPERINGE 

PUURS - SINT-AMANDS 

RIJKEVORSEL 

ROESELARE 

RONSE 

RUISELEDE 

RVT/RUSTHUIS NAJAARSZON - BRAKEL 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

INT-KATELIJNE-WAVER 

SINT-LIEVENS-HOUTEM 
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Bijlage 3 aan de statuten 


Deelnames in TMVS stand van zaken 27.03.2019 


| 


\_AG HAVEN OOSTENDE TARN | 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
EHBO-KOFFERS 
KANTOORBEN EN PAPIER 

__PBMS Nen 

| AGB GERAARDSBERGEN 
SCHOONMAAKPRODUCTEN __ OO 

|_AGB MASTERPLAN HOUTHALEN-HELCH AOR 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
OH BEGLAZING 
_ PRINTERS EN MULTIAPP n 
AGB MERELBEKE Ü | 
DRUKWERK 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
TANKKAARTEN 
VEILIGHEIDSCOÖRD 
AGB NIJLEN 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
__PRINTERS EN MULTIAPP 
AGB POPERINGE PER 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
AGB WETTEREN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
OH BEGLAZING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
_ TANKKAARTEN 
AGB WINGENE 
BEHEER TECH INST 
CONTRACT OP MAAT 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
AGGB OOSTENDE ï 
ARCHEOL ONDERZ 
CONTRACT OP MAAT 


__GEMEENTE AALTER 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
ZWERFVUILZUIGERS 

GEMEENTE ANZEGEM 

AED-TOESTELLEN 
ICT PPP 
KANTOORBEN EN PAPIER 
LEGIONELLABEHEER 
POETSMACHINES 
SIGNALISATIE 
VLOERMATTEN 

__GEMEENTE BEERSEL 


PRINTERS EN MULTIAPP 


Tri Tk ”. | 


a nld 7 d 3 | 


Bijlage 3 aan de statuten 


GEMEENTE BERLAAR 

ASBESTINVENTARISATIE 

ICT HARDWARE 

PBM'S 

PRINTERS EN MULTIAPP 

‚_GEMEENTEBRAKEL 

ASBESTINVENTARISATIE 

BLUSAPP EN HASPELS 

BRANDSTOFFEN IN BULK 

DIG BORDEN-TOUCHSCR 

ELEKTRISCH MATERIAAL 

KANTOORBEN EN PAPIER 

KANTOORMEUBILAIR 

PRINTERS EN MULTIAPP 

SCHOONMAAKPRODUCTEN 

SIGNALISATIE 

VERZEKERINGSMAKELAAR 

WEGMARKERINGEN 

ZWEMBADWATERANALYSE 

ZWERFVUILZUIGERS 
GEMEENTE BUGGENHOUT Pe 

ASBESTINVENTARISATIE 

CONTRACT OP MAAT 

ELEKTRISCH MATERIAAL 

ICT HARDWARE 

KOFFIE- EN WATERAUTO 

LINNEN - ZORGSECTOR 

MAALTIJDCHEQUES 

SCHOONMAAKPRODUCTEN 

STROOIZOUT 

ZORGMEUBILAIR __ ES 
GEMEENTE DE HAAN eee | 

CONTRACT OP MAAT 

ICT HARDWARE 

OH TENNISTERREINEN 

PRINTERS EN MULTIAPP 

VEILIGHEIDSCOÖRD 

WEGHERSTEL 

WEGMARKERINGEN 
GEMEENTE DE PANNE 

BRANDSTOFFEN IN BULK 

ELEKTRISCH MATERIAAL 

MAALTIJDCHEQUES 

STROOIZOUT 

VERZEKERINGSMAKELAAR 
GEMEENTE DE PINTE 

KANTOORBEN EN PAPIER 

PBM'S 

SCHOONMAAKPRODUCTEN 
GEMEENTE DEERLIJK en ze) 

ARCHEOL ONDERZ 

KANTOORBEN EN PAPIER 

KOFFIE- EN WATERAUTO 

PRINTERS EN MULTIAPP 

SCHOONMAAKPRODUCTEN 

STROOIZOUT 


| 
| 


‚_ GEMEENTE DILBEEK 


__GEMEENTE ERPE-MERE _ 


_ GEMEENTEHAALTERT 


_ GEMEENTE HAMME 


1 


GEMEENTE DESTELBERGEN if EEN 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
OH VOETBALVELDEN 
PBM'S 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 


KANTOORBEN EN PAPIER 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 

STROOIZOUT 
WEGMARKERINGEN 


BA 


KANTOORMEUBILAIR 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 


KANTOORMEUBILAIR 
SCHOONMAAKDIENST 
STROOIZOUT 


GEMEENTE GINGELOM 
AED-TOESTELLEN 
ARCHEOL ONDERZ 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 

__ VOEDING 

GEMEENTE GROBBENDONK 

PRINTERS EN MULTIAPP 


AED-TOESTELLEN 
BLUSAPP EN HASPELS 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
WEGMARKERINGEN 


BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 

OH VOETBALVELDEN 
SCHOONMAAKDIENST 
STROOIZOUT 
ZWERFVUILZUIGERS 


Bijlage 3 aan de statuten 


GEMEENTE HEERS 
AED-TOESTELLEN 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SIGNALISATIE 

GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG 
AED-TOESTELLEN 
ASBESTINVENTARISATIE 
MAALTIJDCHEQUES 
PLOTTERS 
PRINTERS EN MULTIAPP 
VLOERMATTEN 
ZORGMEUBILAIR 

GEMEENTE HEMIKSEM 
BLUSAPP EN HASPELS 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 

GEMEENTE HERENTHOUT 
AED-TOESTELLEN 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

GEMEENTE HERZELE — 
CONTRACT OP MAAT 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

GEMEENTE HOEILAART 
BLUSAPP EN HASPELS 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
INTERIM ZORG 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

GEMEENTE HOOGLEDE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 

GEMEENTE HOREBEKE 
STROOIZOUT 


GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN _ 


KANTOORBEN EN PAPIER 
OH BEGLAZING 
PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE HOUTHULST 
PRINTERS EN MULTIAPP 
STROOIZOUT 
GEMEENTE HOVE 
ICT HARDWARE 
PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE ICHTEGEM 
KANTOORBEN EN PAPIER 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 


zl 
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GEMEENTE INGELMUNSTER 
BLUSAPP EN HASPELS 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
WEGMARKERINGEN 

GEMEENTE KOEKELARE — 


BRANDSTOFFEN IN BULK 


KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
GEMEENTE KOKSIJDE — 
PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE KORTEMARK _ 
ASBESTINVENTARISATIE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
DRUKWERK 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
LEGIONELLABEHEER 
PBM'S 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RIJBEWIJS OPLEIDING 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


SIGNALISATIE 


_ GEMEENTE KORTESSEM 


PRINTERS EN MULTIAPP 


GEMEENTE KRUIBEKE 
ICT OPLEIDINGEN 
KLEDIJ - LEASE 
PRINTERS EN MULTIAPP 

GEMEENTE KUURNE 


PRINTERS EN MULTIAPP 


GEMEENTE LANGEMARK-POELKAPELLE 


PRINTERS EN MULTIAPP 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


STROOIZOUT 
WEGMARKERINGEN 

GEMEENTE LEBBEKE 
BLUSAPP EN HASPELS 
EHBO-KOFFERS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
OH VOETBALVELDEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


SIGNALISATIE 
GEMEENTE LEDE 

BEHEER TECH INST 

MAALTIJDCHEQUES 

RIJBEWIJS OPLEIDING 
GEMEENTE LICHTERVELDE 

BEHEER TECH INST 

DIG BORDEN-TOUCHSCR 

KANTOORBEN EN PAPIER 

OH EN INTERV LIFTEN 

PRINTERS EN MULTIAPP 
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GEMEENTE LIEDEKERKE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
OH EN INTERV LIFTEN 
PBM'S 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 

GEMEENTE LIERDE 
AED-TOESTELLEN 
CONTRACT OP MAAT 
OH BEGLAZING 
STROOIZOUT 

GEMEENTE LIEVEGEM 
AED-TOESTELLEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
OH BEGLAZING 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
STROOIZOUT 

GEMEENTE MAARKEDAL 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
WEGHERSTEL 

GEMEENTE MACHELEN 
ASBESTVERWIJDERING 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KLEDIJ - AANKOOP 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
OH EN INTERV LIFTEN 
PBM'S 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 

GEMEENTE MELLE 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
PBM'S 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SCHOONMAAKDIENST 
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Bijlage 3 aan de statuten 
[GEMEENTE MERELBEKE 

CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KLEDIJ - AANKOOP 
MAALTIJDCHEQUES 
PBM'S 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 

__TELECOM _ 

\__GEMEENTE MEULEBEKE — 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
STROOIZOUT 

__GEMEENTE MIDDELKERKE | 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
KLEDIJ - AANKOOP 
OH EN INTERV LIFTEN 
OH VOETBALVELDEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 
VERPLEEGBEDDEN 
VERZEKERINGSMAKELAAR 
GEMEENTE MOERBEKE 
AED-TOESTELLEN 
EHBO-KOFFERS 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
GEREEDSCHAPPEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 

___STROOIZOUT _ 

_ GEMEENTE MOORSLEDE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
LEGIONELLABEHEER 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

_ GEMEENTE NIJLEN Ti 
ICT HARDWARE 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
PLOTTERS 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKDIENST 
ZWERFVUILZUIGERS 


GEMEENTE OOSTKAMP 
AED-TOESTELLEN 
ASBESTINVENTARISATIE 
CONTRACT OP MAAT 
EHBO-KOFFERS 
PBM'S 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 

GEMEENTE OVERIJSE 
KOFFIE- EN WATERAUTO 

GEMEENTE RIJKEVORSEL 
ICT DETACHERING 
ICT HARDWARE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 
PLOTTERS 
PRINTERS EN MULTIAPP 

GEMEENTE RUISELEDE 
STROOIZOUT 

GEMEENTE SPIERE-HELKIJN 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 

GEMEENTE ST-AMANDS _ 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

GEMEENTE ST-KATELIJNE-WAVER 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
VERPLEEGBEDDEN 
ZORGMEUBILAIR 
ZWERFVUILZUIGERS 

GEMEENTE ST-LIEVENS-HOUTEM 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
ZWERFVUILZUIGERS 

GEMEENTE TERNAT 
AED-TOESTELLEN 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
OH VOETBALVELDEN 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

GEMEENTE VLETEREN 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
STROOIZOUT 
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__GEMEENTE VORSELAAR _ | 
MAALTIJDCHEQUES 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 


RIJBEWIJS OPLEIDING 


GEMEENTE WAASMUNSTER | 
AED-TOESTELLEN 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
CONTRACT OP MAAT 
DRUKWERK 
EHBO-KOFFERS 
ICT HARDWARE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
OH ONBEV WATERLOPEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
VERZEKERINGSMAKELAAR 
VLOERMATTEN 


__GEMEENTE WACHTEBEKE _ 


KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 


GEMEENTE WEMMEL 
BEHEER TECH INST 
CONTRACT OP MAAT 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
EHBO-KOFFERS 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
ONGEDIERTEBESTRIJD 
VOEDING 
WEGMARKERINGEN 

_ ZWERFVUILZUIGERS 

GEMEENTE WETTEREN 
AED-TOESTELLEN 
BESTELW< 3,5T-LEASE 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KLEDIJ - LEASE 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
ONDERZOEKSTAFELS 
PBM'S 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 
VLOERMATTEN 
WEGHERSTEL 

___WEGMARKERINGEN 

GEMEENTE WEVELGEM 
ICT PPP 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 


GEMEENTE WINGENE 
BEHEER TECH INST 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
CONTRACT OP MAAT 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VEILIGHEIDSCOÖRD 

GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM 
KLEDIJ - LEASE 

GEMEENTE ZEDELGEM 
AED-TOESTELLEN 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
MEDISCHE ZUURSTOF 
OH BEGLAZING 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
TELECOM 

GEMEENTE ZELZATE 
SCHOONMAAKDIENST 
STROOIZOUT 

GEMEENTE ZUIENKERKE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP — 

GEMEENTE ZWEVEGEM 
PLOTTERS 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
TILLIETEN 

HAVENBEDRIJF GENT 
ASBESTINVENTARISATIE 
MAALTIJDCHEQUES 

HVZ 1 W-VL OOSTKAMP 
AFVALOPHALING 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
BRANDWEERHELMEN 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
OH BEGLAZING 
ONGEDIERTEBESTRIJD 
SCHOONMAAKDIENST 

_HVZCENTRUM GENT 
BRANDWEER HEMDEN 
BRANDWEER KOUSEN 
BRANDWEER ONDERGOED 
BRANDWEER SCHOENEN 
BRANDWEER UNIFORMEN 
BRANDWEERHELMEN 
BRANDWEERKLEDIJ 
CONTRACT OP MAAT 
SPORTKLEDIJ 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

HVZ HAINAUT-CENTRE MONS 
BRANDWEERHELMEN 
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el 
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HVZ MIDWEST ROESELARE 
BRANDWEERHELMEN 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
PRINTERS EN MULTIAPP 
HVZ NOORD-LIMBURG LOMMEL 
BRANDWEER UNIFORMEN 
BRANDWEERHELMEN 
KANTOORMEUBILAIR 
SPORTKLEDIJ 
HVZ OOST DENDERMONDE 
BLUSAPP EN HASPELS 
BRANDWEER HEMDEN 
BRANDWEER UNIFORMEN 
BRANDWEERHELMEN 
JURIDISCHE ONDERST 
HVZ RAND BRASSCHAAT 
BRANDWEERHELMEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
HVZ VLAAMSE ARDENNEN ZOTTEGEM 
BRANDWEER SCHOENEN 
BRANDWEER UNIFORMEN 
POETSMACHINES 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
HVZ WAASLAND ST-NIKLAAS mn 
BRANDWEER ONDERGOED 
BRANDWEERHELMEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
OH BEGLAZING 
HVZ WESTHOEK KOKSIJDE 


PRINTERS EN MULTIAPP ____— 

__HVZ ZUID-OOST AALST 
BRANDWEERKLEDIJ 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 

IGS WESTLEDE LOCHRISTI 
GEREEDSCHAPPEN 
HYGIËNISCHE CONTAINE 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 

OCMW AALST 
AFVALOPHALING 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
POETSMACHINES 
_SCHOONMAAKPRODUCTEN 


__OCMWAARSCHOT 
AFVALOPHALING 
BESTELW< 3,5T-LEASE 
BLUSAPP EN HASPELS 
JURIDISCHE ONDERST 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
TANKKAARTEN 
VOEDING 

OCMW BERLARE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
INCONTINENTIEMAT 
MAALTIJDCHEQUES 


OCMW BLANKENBERGE 
ASBESTINVENTARISATIE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
HOOG-LAAG BADEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
TANKKAARTEN 
VERPLEEGBEDDEN 

OCMW BOORTMEERBEEK 
CONTRACT OP MAAT 
EHBO-KOFFERS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 

OCMW BREDENE 
VOEDING 

OCMW BRUGGE 
PRINTERS EN MULTIAPP 
TANKKAARTEN 

OCMW DESTELBERGEN 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
LEGIONELLABEHEER 
MAALTIJDCHEQUES 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
ZORGMEUBILAIR 

OCMW DILBEEK __ 
KANTOORBEN EN PAPIER 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

OCMW GENT 
AANK ALTERN SYST 
LEGIONELLABEHEER 

OCMW GERAARDSBERGEN 
CONTRACT OP MAAT 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VOEDING 

OCMW GISTEL 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

OCMW HARELBEKE 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 
VERPLEEGBEDDEN 
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OCMW HERZELE 
CONTRACT OP MAAT 
ICT HARDWARE 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
OH BEGLAZING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VOEDING 
OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN 
AED-TOESTELLEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
__PRINTERS EN MULTIAPP 
_OCMW LOCHRISTI 
PRINTERS EN MULTIAPP B 
OCMW MAARKEDAL NT 1 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
OCMW MACHELEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
LINNEN - ZORGSECTOR 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 


__OCMW MENEN AVEN ANSA Adel 
PRINTERS EN MULTIAPP 
__ OCMW MERELBEKE 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
LEGIONELLABEHEER 
MAALTIJDCHEQUES 
POETSMACHINES 
TELECOM mn En Es 
OCMW MOORSLEDE dE el 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
__OCMW NAZARETH _— nrden 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 


OCMW OOSTENDE Je 5 KETAN 


AANK ALTERN SYST 

ICT HARDWARE 
KANTOORMEUBILAIR 
PBM'S 

PRINTERS EN MULTIAPP 
TANKKAARTEN 
ZORGMEUBILAIR 


OCMW OUDENAARDE 


INCONTINENTIEMAT 
_OCMW POPERINGE _ 
EHBO-KOFFERS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 
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OCMW RONSE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

OCMW SCHERPEN HEUVEL-ZICHEM 
DRUKWERK 
EHBO-KOFFERS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
PBM'S 

OCMW WAASMUNSTER 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

OCMW WETTEREN 
CONTRACT OP MAAT 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

OCMW WEVELGEM 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VOEDING 

OCMW ZEDELGEM 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

POLITIEZONE ASSENEDE-EVERGEM 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKDIENST 

POLITIEZONE BREDENE-DE HAAN 
CONTRACT OP MAAT 

POLITIEZONE DIKSMUIDE POLDER 
PRINTERS EN MULTIAPP 

POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER 
EHBO-KOFFERS 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 


POLITIEZONE ST-TRUID-GINGELOM-NIEUWERK 


POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 


POLITIEZONE WETTEREN-LAARNE-WICHELEN 


KANTOORMEUBILAIR 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RVT/RUSTHUIS NAJAARSZON BRAKEL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
__ZORGMEUBILAIR 
SPORTAG AALST 
BEHEER TECH INST 
OH VOETBALVELDEN 
POETSMACHINES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
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ADE | 

EHBO-KOFFERS 
JURIDISCHE ONDERST 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
TANKKAARTEN 
VERZEKERINGSMAKELAAR 


STAD BLANKENBERGE ERA CD 
ASBESTINVENTARISATIE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
BUSVERVOER 
CONTRACT OP MAAT 
EHBO-KOFFERS 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
FACILITY MANAGEMENT 
GEREEDSCHAPPEN 
INFRASTRUCTUURWERKEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KLEDIJ - AANKOOP 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MEDISCHE ZUURSTOF 
OH DAMPKAP CAS B'GE 
OH EN INTERV LIFTEN 
PBM'S 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 
VLOERMATTEN 
VOEDING 

STAD BRUGGE _ 
AED-TOESTELLEN 
CONTRACT OP MAAT 
PLOTTERS 
PRINTERS EN MULTIAPP 
TANKKAARTEN 
VEILIGHEIDSCOÖRD 

STAD DAMME _ Da RARE STe 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
STROOIZOUT 

STAD DENDERMONDE 
CONTRACT OP MAAT 
HYGIËNISCHE CONTAINE 
KANTOORMEUBILAIR 
MAALTIJDCHEQUES 
ONGEDIERTEBESTRIJD 
STROOIZOUT 
VLOERMATTEN 
WEGHERSTEL 

_ZWERFVUILZUIGERS 

__STAD DIKSMUIDE 

ARCHEOL ONDERZ 

LEGIONELLABEHEER 

OH VOETBALVELDEN 

STROOIZOUT 


STAD EEKLO 
ASBESTINVENTARISATIE 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KLEDIJ - AANKOOP 
LEGIONELLABEHEER 
MAALTIJDCHEQUES 
PBM'S 
STROOIZOUT 
VEILIGHEIDSCOÖRD 

STAD GENT 
AED-TOESTELLEN 
CONTRACT OP MAAT 
STROOIZOUT 

STAD GERAARDSBERGEN 
CONTRACT OP MAAT 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
OH ONBEV WATERLOPEN 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
WEGMARKERINGEN 

STAD GISTEL 
ASBESTINVENTARISATIE 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 

STAD HALLE — 

ICT HARDWARE 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 

STAD HARELBEKE 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 

STAD HOOGSTRATEN 
ASBESTINVENTARISATIE 
CONTRACT OP MAAT 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
PRINTERS EN MULTIAPP 
VEILIGHEIDSCOÖRD 

STAD IZEGEM ú 
KANTOORMEUBILAIR 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
PBM'S 

STAD LEUZE-EN-HAINAUT 
BLUSAPP EN HASPELS 
STROOIZOUT 

STAD LO-RENINGE 
STROOIZOUT 

STAD NIEUWPOORT 
PRINTERS EN MULTIAPP 
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\_STADNINOVE 
AED-TOESTELLEN 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
CONTRACT OP MAAT 
EHBO-KOFFERS 
ICT HARDWARE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
LINNEN - ZORGSECTOR 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

_STROOIZOUT 

__STAD OOSTENDE 
AED-TOESTELLEN 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
OH BEGLAZING 
OH VOETBALVELDEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 
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ONTWERP RAADSBESLUIT AGENDA EN AGENDAPUNTEN 


Overwegingen 
Gelet op het feit dat … nun anrsersenren sne venen aangesloten is bij TMVS dv ; 


Gelet op de statuten van TMVS dv; 


Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019, waarin de 
agenda werd meegedeeld ; 


Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 


BESLUIT : 
Artikel 1. 


Artikel 2. 


Artikel 3. 


De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de al- 
gemene jaarvergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 


1. Toetredingen 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 
Verslag van de commissaris (lid IBR) 

Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
Statutaire benoemingen — raad van bestuur 

Aanstelling commissaris (lid IBR) 

Varia en mededelingen 


PND AP 


De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaar- 
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden be- 
paalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergade- 
ring. 


Een afschrift van dit besluit zal : 
e hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 


e hetzij per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be, 
gestuurd worden. 


EEE ENNE Bote vannonrhoenacmennes 


EEN NRN van beenen REN wesewnennnanenedeac tevens 


ONTWERP RAADSBESLISSING AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER(S) ALGEMENE VERGADERING 


AGENDA : Aanduiding van één of meer vertegenwoordiger(s) en één plaatsvervanger in de 
algemene vergaderingen van TMVS dv 


Gelet op het feit dat … nan sarsan saneren versen: aangesloten is bij TMVS dv ; 
Gelet op de statuten van TMVS dv. ; 


Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019, waarin 
de agenda werd meegedeeld ; 


Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 


Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van art. 34 van het Decreet Lokaal 
Bestuur ; 


BESLUIT: 


Artikel 1. De heer/mevrouw nnen (naam + voornaam) vereren (mandaat), wonende 
wsrnstantinern EER straat, nr. … te …sssveroerseeene (postnr. + deelgemeente) … Ee 
(e-mailadres), wordt aangeduid om de (gemeente)raad te verwevenwoerdieen in de 
algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de 
(gemeente)raad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, 
de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de (gemeenteraad te behartigen op deze 
vergaderingen. 


Artikel 2. De heer/mevrouw ……nennneen (naam + voornaam) unne (mandaat), wonende 
sattva neen straat, nf. … TB …nsarvenrsvverene (Postnr. + deelgemeente) „ssssrssersansineiese 
(e-mailadres) wordt aangeduid als plaatsvervanger. 


Artikel 3. Indien de (gemeente)raad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de (gemeente)raad. 


Artikel 4. Een afschrift van dit besluit zal : 
e hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 


e hetzij per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be, 
gestuurd worden. 
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BIJLAGE 2 
NAAM INTERCOMMUNALE: 
Boekjaar 2018 


Naam 

AHKIM Hakim 

DE GROEF Jean-Pierre 
DE KEYSER Jan 

DE PADT Guido 
DEKNOPPER Eddy 
DEMUNCK Benedikte 
D'HOSE Stephanie 
DIERICK Denis 
GYSSELS Martina 
LALOO Boudewijn 
TAPMAZ Resul 
VANDECASTEELE Jean 
UYTTERHOEVEN Els 
VANSTEENKISTE Walter 
VERMEERSCH Sofie 
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DEDEN LNE ten HEN reiki rard fer ELD EVENN DD ONO ED VETTEN NONE LIE ROEPT 


Waasmunster, 17 maart 2019 


INGEKOMEN OP 
20 -03- 2019 
GEM. WAASMUNSTER 


Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
Geacht College, 


Naar aanleiding van uw vraag voor het adviseren van een straatbenaming voor de aan te 
leggen weg rond de Dessosite, stelt de Cultuurraad “De Weverij” voor (cf. vergadering CR 
van dinsdag 12 maart jl.) . Reden is het verleden van textielnijverheid verwijzend naar 
activiteiten fabriek Van Hoorick en later weverij Desso . 


Persoonlijk had ik een naam, meer verwijzend naar de natuurlijke omgeving van de 
KMO-units en een eerste fase gezinswoningen . “Meersenvallei” acht ik dan ook een 
passende naam omdat de uitbreiding in latere fase zich naast of misschien gedeeltelijk 
in deze plaats zal situeren . 


Met een vriendelijke groet, 


Georgette Keppens, 


HR 


de \ eg \ pen 


Voorzitter 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2019/232 
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Opdrachtgevend bestuur 


Gemeente Waasmunster 


Ontwerper 


TTAS, 
Blekerijstraat 30/001 te 9000 Gent 
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GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2019/232 


Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 
Naam: TTAS 


Adres: Blekerijstraat 30/001 te 9000 Gent 
Contactpersoon: De heer Marc Lambert 
Telefoon: 09/233 79 30 

E-mail: marc@ttas.be 


Ontwerper 
Naam: TTAS 
Adres: Blekerijstraat 30/001 te 9000 Gent 


Toepasselijke reglementering 

1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 

5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, vastgesteld 
door het koninklijk besluit van 26 september 1991. 

6. Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens 
hun aard in categorieën en onder- categorieën met betrekking tot de erkenning van aannemers. 

7. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en 
het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere 
wijzigingen. 

8. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn 
op het werk. 

9. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 


Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 


Artikel 58 van de wet van 17 juni 2016 

Er moet overwogen worden de opdracht op te delen in percelen. De aanbesteder besluit echter de opdracht 
niet in percelen te verdelen om volgende voornaamste redenen: 

deze opdracht is reeds een nevenopdracht bij een grotere aanbestedingsopdracht 
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I. Administratieve bepalingen 


Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk 
besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 


1.1 Beschrijving van de opdracht 


Voorwerp van deze werken: De Meermin: theatermechanica. 


Toelichting: Het gemeentebestuur van Waasmunster bouwt momenteel een volledig nieuw centrum voor 
de vrijetijdsdiensten (bibliotheek, sport, cultuur, …). Als studiebureau voor deze globale opdracht werd Polo 
architecten aangesteld. Voor theater werkt Polo samen met het studiebureau TTAS. In de algemene 
aanbesteding voor deze werken werd oa de theatermechanica niet mee opgenomen. 

Deze opdracht omvat de werken theatermechanica. De uitvoering hiervan zal moeten worden afgestemd 
met de algemene aannemer. 


Plaats van uitvoering: Waasmunster, Abdij van Roosenberglaan 


1.2 Identiteit van de aanbesteder 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


1.3 Wijze van gunnen 


Overeenkomstig artikel 41, 81, 2° (de geraamde waarde excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 
niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 


De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële 
inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 


1.4 Prijsvaststelling 


De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. 


De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties 
van de opdracht of van elke post dekt. 
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1.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 


Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te 
bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 
overheidsopdrachten. 


Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria 


1 |Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. 


Een passende bankverklaring opgesteld 
2 \overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het 
KB van 18 april 2017. 


Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) 


Selectiecriteria Minimumvereisten 


Een lijst met minimaal drie werken die de 
afgelopen vijf jaar werden verricht, deze 
werken moeten werken zijn die het plaatsen 
van elektrische trekken omvatten. De lijst 
van werken zal vergezeld zijn van attesten 
die bewijzen dat de belangrijkste werken 
naar behoren zijn uitgevoerd, deze attesten 
zijn maximum 6 maand oud. Deze attesten 
worden afgeleverd en ondertekend door de 

Lijst uitgevoerde werken bevoegde overheid..Deze attesten 
vermelden het bedrag van de werken, de 
plaats en het tijdstip waarop ze werden 
uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de 
werken volgens de regels van de kunst zijn 
uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde 
zijn gebracht. In voorkomend geval worden 
de attesten door de bevoegde instantie 
rechtstreeks aan de aanbestedende 
overheid toegezonden. 


Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik 


van de gunning) 
K, Klasse 2 
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1.6 Vorm en inhoud van de offerte 


De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting in op het 
eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het 
voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 
door hem aangewende documenten met het formulier. 


Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door 
hem ondertekend. 

Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 


Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de 
essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 


Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 


1.7 Indienen van de offerte 


De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt 
vermeld: het besteknummer (2019/232) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of 
door een drager afgegeven. 


De offerte wordt geadresseerd aan: 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


De drager overhandigt de offerte aan het loket van de technische dienst op bovenstaand adres. 


De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken vóór 27 mei 2019 om 12.30 uur, hetzij bij gewone of 
aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. 


De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische 
communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het Koninklijk 
besluit van 18 april 2017 toe te passen. 


Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en 
de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek 
beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 


Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post 
binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid met omschrijving van de reden. 


1.8 Opening van de offertes 


Er is geen publieke opening van de offertes. 
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1.9 Verbintenistermijn 


De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, 
te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 


1.10 Gunningscriteria 


Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige 
offerte, vastgesteld op basis van de prijs. 


I.11 Varianten 


Vrije varianten worden niet toegelaten. 
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 


1.12 Keuze van offerte 


De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van de 
prijs. 


Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij 
aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende 
overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is 
of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de 
aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. 
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II. Contractuele bepalingen 


Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing. 


II.1 Leidend ambtenaar 


De leiding over de uitvoering van de werken zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 


Naam: De heer Marc Lambert 

Adres: TTAS, Blekerijstraat 30/001 te 9000 Gent 
Telefoon: 09/233 79 30 

E-mail: marc@ttas.be 
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II.2 Onderaannemers 


De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval 
voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze 
onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter 
beschikking te stellen van de inschrijver. 


De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de 
opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de 
aanbestedende overheid. 


De opdrachtnemer maakt, ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht de volgende 
gegevens over aan de aanbesteder: naam, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van alle 
onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, die bij de uitvoering 
van de opdracht betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. Hetzelfde geldt bij 
opdrachten voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de aanbesteder moeten worden 
uitgevoerd. 


De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd van de opdracht gehouden de aanbesteder onverwijld in 
kennis te stellen van alle wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens, alsmede van de vereiste 
gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering van deze werken 
of verlening van deze diensten zal betrekken. 


De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 


De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die 
onderaannemers. 


Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 
van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of 
dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbesteder aantoont 
toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 


De opdrachtnemer dient aan de leidende ambtenaar het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik dat hij 
de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwt, deze voldoet, in 
verhouding tot het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren, aan de wetgeving houdende regeling van de 
erkenning van de aannemers van werken (verplichte erkenning van zodra het bedrag der werken 75.000 € 
of meer bedraagt voor wat de in categorieën ingedeelde werken betreft en 50.000 € of meer voor wat de in 
ondercategorieën ingedeelde werken betreft). 


Dit bewijs kan blijken uit het voorleggen van : 

- De passende erkenning; 

- Voor buitenlandse inschrijvers: de inschrijving op de officiële lijst van de erkende aannemers in een 
andere Lidstaat van de Europese Unie voor zover die erkenning gelijkwaardig is overeenkomstig de 
voorwaarden gesteld in artikel 4, $ 1. van de Erkenningswet van 20 maart 1991; 

- De bewijzen dat ze voldoen aan de voorwaarden gesteld door of krachtens de Wet van 20 maart 1991. 


In de twee laatste gevallen maakt de aanbestedende overheid de desbetreffende bewijzen voor advies over 
aan de erkenningscommissie waarna de bevoegde minister bij positief advies van de commissie een 
getuigschrift van erkenning aflevert. 


Conform artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de onderaannemer een rechtstreekse vordering ten 
opzichte van de bouwheer. 
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II.3 Verzekeringen 


De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 


Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij 
deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 


Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een 
termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 


II.4 Borgtocht 


Volgende borgtocht wordt gevraagd: 
5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. 


De borg zal in 2 keer worden vrijgegeven, de eerste helft bij de voorlopige oplevering en de tweede helft bij 
de definitieve oplevering. 


De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de 
opdracht. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende 
overheid. 

Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden 
overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013. 


Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de 
borgtocht. 


II.5 Prijsherzieningen 


Er wordt geen prijsherziening voorzien. 


II.6 Uitvoeringstermijn 


Voor timing wordt naar de algemene bouwplanning verwezen, die opgesteld is door de architect en de 
planners van de diverse aannemingen.De opdrachtnemer moet een gedetailleerd tijdsschema opstellen en 
afspraken maken met de bevoegde leiding (Polo arvhitecten, Jef Van Loock, JVL@polo-architects.be of 
telnr +32 (0)3 225 18 84) van de aannemingen. Hierbij dient rekening gepouden tw worden met een termijn 
van 180 kalenderdagen na bestelling waarvan 60 dagen ter plekke? 


II.7 Betalingstermijn 


De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van 
ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken. 


De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen 
vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de aanbestedende 
overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste 
documenten. 
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11.8 Waarborgtermijn 


De waarborgtermijn voor deze werken bedraagt 12 kalendermaanden. 


De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering. 


II.9 Voorlopige oplevering 


Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten van 
de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 15 dagen na bovengenoemde 
datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van 
oplevering opgemaakt. 

Wanneer het werk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende 
zending of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending 
waarborgt kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen 15 
dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voor zover de resultaten van 
de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige 
oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 


II.10 Definitieve oplevering 


Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval 
een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 


II.11 Illegaal verblijvende onderdanen 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal 
verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, 
met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder 
uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou 
geven. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel 
tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op 
deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen 
van een derde land in België tewerkstelt. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 


1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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II.12 Loon verschuldigd aan werknemers 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een 
zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop 
deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de 
opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs 
voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 

- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 
49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft 
op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers bedoelde aanplakking. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze 
tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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III. Technische bepalingen 


TECHNISCHE CONTRACTUELE VOORWAARDEN 


1.1 Omvang van de prestatie 
Voor de in detail beschreven prestaties moet uitgegaan worden van het volgende verloop van de opdracht: 


Afgeven van een volledige activiteitenplanning onmiddellijk na de gunning van de opdracht, met prioriteit 
voor de leveringen en montage van de elementen die nodig zijn voor het verdere montagewerk van de 
andere aannemers zoals daar zijn: elektra,en HVAC en die bijgevolg eerst op de bouwplaatsen gemonteerd 
moeten worden. 


Onafhankelijk van de beschreven prestaties moet de opdrachtnemer garanderen dat alle vereiste 
werkzaamheden (die tot de hele opdracht behoren) voor het begin van de inhuizing van de gebruiker 
zijn uitgevoerd. 


Voor de rest wordt naar de algemene bouwplanning verwezen, die opgesteld is door de architect en de 
planners van de diverse aannemingen. De opdrachtnemer moet een gedetailleerd tijdsschema opstellen en 
afspraken maken met de bevoegde leiding van de afzonderlijke aannemingen. 


De inschrijver moet zich voor de afgifte van de offerte aan de hand van het volledige bestek en de 
aanbestedingsvoorwaarden en indien nodig door ter aanvulling de bouwplaats te bezichtigen een precieze 
kennis verschaffen omtrent de aard en de omvang van de prestaties, de plaatselijke omstandigheden 
evenals de transport en opslagmogelijkheden voor delen van de uitrusting en bouwmaterialen. 


In de offerte moet rekening worden gehouden met de kosten die vereist zijn voor het controleren van de 
maten. De tekeningen moeten worden gecontroleerd en onduidelijkheden moeten worden besproken met 
de ontwerper. Dit betreft ook het verloop van de werkzaamheden aangezien slechts een beperkte periode 
voor het plaatsen voorzien is. 


Door zijn offerte in te dienen bevestigt de inschrijver dat hij over afdoende informatie beschikt. 
Bezwaren en eisen achteraf die te wijten zijn aan onwetendheid over de stand van zaken, worden niet 
erkend. 


Voor de door een aannemer van een ander lot aangebrachte dragende constructie (bintbalken, 
liggerlaag / rollenzolder) moet verder een gecontroleerd bewijs van het draagvermogen voorhanden 
zijn. Eigen gewichten, nuttige statische en mobiele belastingen van alle uitrustingen worden vastge- 
legd via aangenomen belastingen. De opdrachtnemer moet met het opstellen van de 
fabricagedocumenten aan de opdrachtgever een bewijs leveren van de effectief door de 
toneeltechnische uitrusting optredende belastingen. De belastingen van de aannemer toneeltechniek 
mogen onder geen enkel beding deze die op de plannen vermeld zijn overschrijden. 


De opdrachtnemer wordt niet ontslagen van zijn keuringsplicht bij het opleveren van zijn prestaties. De 
verplichte keuring van alle mechanische en elektrische installaties gebeurd door een erkend organisme 
overeenkomstig het AREI. De vereiste kosten voor het controleren van de maten en de aanvullende 
detailopmetingen moeten in de offerte worden verrekend. Aanpassingswerkzaamheden die door het niet 
nakomen van deze contractuele voorwaarde ontstaan, worden niet vergoed. 


De kosten voor de montagehulpmiddelen evenals alle kosten voor het aan en afvoeren van de delen van de 
installatie met inbegrip van alle heftuigen, hulpsteigers / bekledingen met planken, werktuigen, machines en 
andere hulpmiddelen evenals de overige bijkomende kosten moeten in de eenheidsprijzen inbegrepen zijn. 


Voor alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen (b.v. beveiligingen tegen het naar beneden vallen) tijdens 
de de montage en montageactiviteiten van de toneeltechnische uitrustingen is de opdrachtnemer verant- 
woordelijk; hij moet de overeenkomstige kosten evenredig in de eenheidsprijzen verrekenen. 
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Voor het onvermijdelijke laswerk ter plaatse moet men de toestemming van de Directie der Werken hebben; 
verhoogde veiligheidsmaatregelen moeten worden overwogen en evenredig in de eenheidsprijzen verre- 
kend zijn. 


De opdrachtnemer moet op zijn kosten alle voorgeschreven keuringen laten uitvoeren; de daarvoor 
noodzakelijke documenten en bewijzen moeten door hem worden geleverd. 


De gebruiksklare inbedrijfstelling en deskundige installatie en opleiding van de gebruiker behoren tot de 
omvang van de prestatie. 

Voor de in detail beschreven prestaties moet uitgegaan worden van het volgende verloop van de 
opdracht: 


Afgeven van een volledige activiteitenplanning onmiddellijk na de gunning van de opdracht, met 
prioriteit voor de leveringen en montage van de ellementen die nodig zijn voor het verdere monta- 
gewerk van de andere aannemers zoals daar zijn: elektra, en HVAC en die bijgevolg eerst op de 
bouwplaatsen gemonteerd moeten worden. 


Onafhankelijk van de beschreven prestaties moet de opdrachtnemer garanderen dat alle vereiste 
werkzaamheden (die tot de hele opdracht behoren) voor het begin van de inhuizing van de gebruiker 
zijn uitgevoerd. 


Voor de rest wordt naar de algemene bouwplanning verwezen, die opgesteld is door de architect en 
de planners van de diverse aannemingen. De opdrachtnemer moet een gedetailleerd tijdsschema 
opstellen en afspraken maken met de bevoegde leiding van de afzonderlijkeaannemingen. 


De inschrijver moet zich voor de afgifte van de offerte aan de hand van het volledige bestek en de 
aanbestedingsvoorwaarden en indien nodig door ter aanvulling de bouwplaats te bezichtigen een 
precieze kennis verschaffen omtrent de aard en de omvang van de prestaties, de plaatselijke 
omstandigheden evenals de transport en opslagmogelijkheden voor delen van de uitrusting en 
bouwmaterialen. 


In de offerte moet rekening worden gehouden met de kosten die vereist zijn voor het controleren van 
de maten. De tekeningen moeten worden gecontroleerd en onduidelijkheden moeten worden 
besproken met de ontwerper. Dit betreft ook het verloop van de werkzaamheden aangezien slechts 
een beperkte periode voor het plaatsen voorzien is. 


Door zijn offerte in te dienen bevestigt de inschrijver dat hij over afdoende informatie beschikt. 
Bezwaren en eisen achteraf die te wijten zijn aan onwetendheid over de stand van zaken, worden niet 
erkend. 


Voor de door een aannemer van een ander lot aangebrachte dragende constructie (bintbalken, 
liggerlaag/rollenzolder) moet verder een gecontroleerd bewijs van het draagvermogen voorhanden 
zijn. Eigen gewichten, nuttige statische en mobiele belastingen van alle uitrustingen worden vastge- 
legd via aangenomen belastingen. De opdrachtnemer moet met het opstellen van de 
fabricagedocumenten aan de opdrachtgever een bewijs leveren van de effectief door de 
toneeltechnische uitrusting optredende belastingen. De belastingen van de aanemer toneeltechniek 
mogen onder geen enkel beding deze die op de plannen vermeld zijn overschrijden. 


De opdrachtnemer wordt niet ontslagen van zijn keuringsplicht bij het opleveren van zijn prestaties. De 
verplichte keuring van alle mechanische en electrische installaties gebeurd door een erkend 
organisme overeenkomstig het AREI. De vereiste kosten voor het controleren van de maten en de 
aanvullende detailopmetingen moeten in de offerte worden verrekend. Aanpassingswerkzaamheden 
die door het nietnakomen van deze contractuele voorwaarde ontstaan, worden niet vergoed. 


De kosten voor de montagehulpmiddelen evenals alle kosten voor het aan en afvoeren van de delen 
van de installatie met inbegrip van alle heftuigen, hulpsteigers, bekledingen met planken, werktuigen, 
machines en andere hulpmiddelen evenals de overige bijkomende kosten moeten in de eenheids- 
prijzen inbegrepen zijn. 


Voor alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen (b.v. beveiligingen tegen het naar beneden vallen) 
tijdens de de montage en montageactiviteiten van de toneeltechnische uitrustingen is de opdrachtne- 
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mer verantwoordelijk; hij moet de overeenkomstige kosten evenredig in de eenheidsprijzen 
verrekenen. 


Voor het onvermijdelijke laswerk ter plaatse moet men de toestemming van de Directie der Werken 
hebben; verhoogde veiligheidsmaatregelen moeten worden overwogen en evenredig in de eenheids- 
prijzen verrekend zijn. 


De opdrachtnemer moet op zijn kosten alle voorgeschreven keuringen laten uitvoeren; de daarvoor 
noodzakelijke documenten en bewijzen moeten door hem worden geleverd. 


De gebruiksklare inbedrijfstelling en deskundige installatie en opleiding van de gebruiker behoren tot 
de omvang van de prestatie. 


Algemene bepalingen voor nevenaannemers. 
De uitvoering der werken gebeurt met een Pilootaannemer waarbij volgende begrippen gelden 


* Pilootaannemer: 

De pilootaannemer is de aannemer die naast de uitvoering van de hem toegewezen werken tevens 
belast is met het installeren van de werf, de werforganisatie, alsook het coördineren van de 
uitvoeringen van de verschillende percelen en de veiligheid van de werf. 


* Nevenaannemer 

De aannemers of leveranciers van de overige percelen worden “nevenaannemers” genoemd. Ze 
hebben als opdracht het uitvoeren van de werken en leveringen begrepen in het aan hen 
toegewezen perceel. Zij dienen dit te doen in perfecte coördinatie met de andere nevenaannemers 
en de pilootaannemer. Zij dienen hierbij de bepalingen van de pilootaannemersopdracht in acht te 
nemen. 


Pretaties te leveren door de nevenaannemer: 


1. De hierna bedoelde prestaties van de aannemers omvatten alle werken (levering, montage, 
onderhoud en demontage) en de hieruit voortvloeiende kosten (aansluitingskosten, taksen, 
huurkosten …), tenzij expliciet anders vermeld. 


2. De kosten die onderstaande bepalingen voor de nevenaannemers meebrengen moeten in de 
eenheidsprijzen begrepen zijn. 


3. Voor bepalingen die uitsluitend van invloed zijn op de relaties tussen de aannemers staat het 
de aannemers vrij om onderling af te spreken om deze bepalingen op een andere manier te 
regelen. Ze zullen hiervan de bouwheer informeren. 


Verplichtingen voor de neven aannemers 


De aannemer zal een plan van zijn volledige werfinrichting (op basis van algemene instructies van 
de ontwerpers en de bouwheer) ter goedkeuring indienen binnen de 10 dagen na het 
ondertekenen van de overeenkomst. Bij het opmaken van dit plan zal hij enerzijds rekening 
houden met de verschillende uitvoeringsfasen en anderzijds met de verwachte noden en/of 
aanwezigheid van de andere aannemingen. 


In het geval dat werfverkeer de openbare weg of het voetpad zou beschadigen, zal de aannemer 
contact opnemen met de bevoegde overheid teneinde de herstelling uit te voeren overeenkomstig 
de geldende voorschriften. De veroorzakende aannemer draagt uiteraard alle herstellingskosten. 


De aannemer zorgt voor alle volgens de wetgeving vereiste beveiligingsmaatregelen (leuningen, 
signalisatie…) eigen aan zijn perceel. Hij zal er doorlopend op toezien dat alle wettelijke 
voorschriften in acht worden genomen. 


De aannemer neemt voor zijn perceel de nodige maatregelen om zijn materialen en bouwwerken 
te vrijwaren van vandalisme, beschadiging of diefstal. 
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Het is de verplichting van iedere nevenaannemer om de pilootaannemer te informeren (via kopies 
van verslagen, brieven, gewijzigde plannen…) over alles wat diens pilootopdracht kan 
beïnvloeden. Van de plannen die de nevenaannemers opstellen moet de pilootaannemer 
minstens een overzichts- en verspreidingslijst ontvangen. Zo nodig ontvangt de pilootaannemer 
een gratis kopie van deze plannen. 


Elke aannemer verwijdert zijn afval. De frequentie van het reinigen is zo, dat men geen andere 
aannemer hindert met zijn afval en dat de werf steeds een ordelijk uitzicht heeft. Eenmaal per 
week zal er voor het overblijvende afval inclusief het klein afval een opkuis zijn. Wanneer blijkt 
dat deze formule niet werkt, zal de pilootaannemer (of zo nodig de bouwheer) een externe firma 
belasten met deze wekelijkse opruiming; de kosten komen dan ten laste van de nevenaannemer. 


De nevenaannemer wordt geacht, binnen de bepalingen van de opdracht van de pilootaannemer, 
de richtlijnen van de pilootaannemer op te volgen. Wanneer evenwel de nevenaannemer vindt 
dat deze instructies de grenzen van zijn overeenkomst overschrijden, moet hij zulks onmiddellijk 
bij de bouwheer melden. Bij betwistingen tussen nevenaannemer en pilootaannemer zal de 
bouwheer beslissen. 


1.2. Technische voorschriften 


De algemene technische contractuele voorwaarden voor bouwprestaties, meer bepaald de algemene 
bepalingen voor alle soorten bouwwerkzaamheden. De installatie moet gebeuren volgens de erkende 
regels van de techniek. Als referte gelden de Belgische normen, evenals de geldende Europese veiligheids- 
normen. 


Het naleven van de veiligheidseisen, volgens de EG-richtlijnen of de conformiteit van de geleverde 
toestellen met de desbetreffende geharmoniseerde Europese en nationale normen, moet worden aange- 
toond door attesten en het GE label (conformiteitsattest). 


Er dient rekening te worden gehouden met de bijzondere instructies van de Technische controleinstellingen, 
Bouw en woningtoezicht, Arbeidsinspectie en de Diensten voor Bouwverordeningen evenals de Instanties 
voor ongevallenverzekering, de technische aansluitvoorwaarden voor sterkstroominstallaties van de 
bevoegde, energieleverende ondernemingen. 


Bij alle na te leven voorschriften is de op het ogenblik van het indienen van de offerte geldige versie 
bindend. 


De aannemer is alleen aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van zijn technische en 
bouwkundige opgaven en berekeningen. 


Eisen voor staalconstructies: 


a) Profieltypes en staalkwaliteit 
Alle werken dienen uitgevoerd te worden in L, T, U, H of l- profielen en/of koker- en buisprofielen 


Toegepaste staalkwaliteiten zijn : AE 235 en AE 355 voor de profielen en AE 255 en AE 355 voor de 
kokerprofielen 


b) Lasbaarheid 

Bovenvermelde normen en richtlijnen zijn van toepassing, waarbij tevens gesteld wordt dat de laskwaliteit 
equivalent dient te zijn aan de hoogste staalkwaliteit van de te verbinden elementen. 

Hierbij wordt voor alle profielen de aandacht getrokken op de inhoud van tabel 3.2 van ENV1993-1-1 en 


van tabel K4 van ENV1993-1-1/A1 voor kokerprofielen. 


c) Bouten 
In principe worden enkel bouten van kwaliteit 8.8 toegelaten 


d) Corrosiebescherming 
Alle profielen worden tegen corrosie beschermd door metalliseren overeenkomstig NBN 755 (Klasse Zn 80 


- 500 G/m2) en afgewerkt met een laag zinkchromaatverf volgens typebestek 104. Volledig 
ingebetonneerde profielen vereisen geen bescherming, van degene die gedeeltelijk ingebetonneerd zijn 
dient een bescherming te gebeuren van alle zichtbare oppervlakken tot 5 cm in het beton. 
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De inschrijver dient bij zijn inschrijving een technische fiche te voegen met de specificaties van het 
voorgestelde systeem. 


Er dient een garantieperiode te zijn van 10 jaar op de geleverde werken 
Indien de inschrijver een variante wil voorstellen voor het corrosiebeschermingssysteem dient dit te 
gebeuren bij de inschrijving, begeleid van de nodige technische fiches. 


1.3. Tekeningen en documenten 


De opdrachtnemer moet de volgende documenten opstellen (telkens op papierformaat in 1 exemplaar en 
als CADtekening met dwg of dfxformaat): 


Uitvoeringstekeningen (werkplaatstekeningen) 


Cijfermatige bewijzen en bindende opgave van de optredende belastingen voor de toneeltechnische 
uitrusting (ten behoeve van de controle van de aangenomen belastingen in het bewijs van het draagver- 
mogen voor de bouwkundige staalconstructie): rekennota’s , met vermelding van de uitgangspunten van 
de berekening 


Bouwkundige instructies en eisen gesteld aan andere vakgroepen (specialisaties) 
Afsluitend: revisiedocumenten 

Bedienings- en onderhoudsdocumenten 

Inspectieboeken 


Alle documenten moeten worden opgesteld volgens de norm, getekend op een duidelijk herkenbare schaal 
en geordend afgeleverd met een inhoudstafel en een index van de tekeningen. 


De kosten hiervoor moeten in de eenheidsprijzen worden meegeteld. 


De uitvoeringstekeningen (werkplaatstekeningen) moeten op tijd voor de uitvoering worden opgesteld en 
voor het begin van de fabricage in de werkplaats ter goedkeuring aan de opdrachtgever / ontwerper in 
tweevoud worden voorgelegd. ( 4 weken na gunning opdracht ) 


Een eventueel hoger aantal in te dienen tekeningen zal volgen uit de vereiste omvang van de coördinatie en 
wordt door de opdrachtgever / ontwerper te zijner tijd opgegeven. De vraag om meerdere exemplaren van 
bepaalde tekeningen of stukken van tekeningen geeft de opdrachtnemer niet het recht om daarvoor finan- 
cieel gecompenseerd te worden. 


De opdrachtnemer krijgt voor de uitvoering een exemplaar terug dat voorzien is van een goedkeuringscode. 
Gewijzigde tekeningen moeten op verzoek nog eens worden voorgelegd. 


Werkzaamheden die worden uitgevoerd zonder goedkeuringscode worden door de Directie der Werken niet 
aanvaard / afgenomen en niet betaald. 


De goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de goede werking van 
de installatie en uitvoering van de modules / onderdelen volgens de aanbesteding. 


De cijfermatige bewijzen moeten als volgt worden geleverd: 

De opdrachtnemer moet op korte termijn (4 weken na het plaatsen van de opdracht) een bindende opgave 
doen van de optredende belastingen voor alle toneeltechnische ingebouwde onderdelen en installaties. 
Deze gegevens moeten afzonderlijk gegeven worden voor de liggerlaag / rollenzolder ofwel worden bepaald 
voor elke hoofdas, telkens met verwijzing naar knooppunten (verticale en horizontale lasten) of draagstaven 
(momentbelasting). Details worden afgesproken na de gunning van de opdracht. 


De documenten moeten aan de ontwerper in drievoud worden voorgelegd. 
Samen met de ontwerper van het betreffende lot moet worden gecontroleerd of de voorlopige opgaven van 


de optredende belastingen voor de uitrustingen die aan de basis liggen van het attest van het draagvermo- 
gen voor de bouwkundige staalconstructie, overschreden worden. 
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Voor alle dragende bouwelementen van de toneeltechnische installaties moeten de vereiste berekeningen 
inzake sterkte, stabiliteit en eventueel positievastheid in controleerbare vorm worden voorgelegd. Voor het 
begin van de montage moet een gecontroleerde statische berekening worden voorgelegd. 


Machinetechnische berekeningen moeten uiterlijk bij de oplevering volgens de voorschriften worden 
voorgelegd. 


Bouwtechnische gegevens voor en/of eisen die gesteld worden aan andere aannemers moeten voor 
zover vereist voor de montage van de installatie of voor de uitvoering van de overeenkomstige 
bouwprestaties tijdig schriftelijk worden doorgegeven. Het gaat b.v. om tekeningen met alle doorboringen, 
belastingsgegevens, elektrische aansluitingen enz. 


Meerkosten die door te late, verkeerde of onvolledige gegevens ontstaan, zijn ten laste van de opdrachtne- 
mer. 


Asbuiltdocumenten moeten uiterlijk 1 week voor de opleveringstermijn volledig, in tweevoud op papier en 
daarenboven op een informatiedrager bij de opdrachtgever worden ingediend. 
De Asbuiltdocumenten moeten worden ingedeeld in: 


-__ Asbuilttekeningen 
(beschrijving van de installatie, overzichtstekeningen, uitvoeringstekeningen van alle installatieonderdelen, 
technische documentatie van de installatie en de bediening / besturing). 

-__ Handleidingen 
Met functionele beschrijving, bedieningshandleiding en handleiding voor het storingzoeken, 
schakelschema's, onderhoudsinstructies en instructies voor het aanschaffen van reservedelen. 

-_ Inspectieboeken 
Voor de oplevering en ondertekening door de met de oplevering van de hele installatie belaste 
deskundigen. 


1.4. Oplevering 
Wat de vereiste opleveringen betreft, wordt verwezen naar de contractuele voorwaarden van de bouwheer. 


De voorlopige oplevering van de installatie gebeurt na de bedrijfsklare voltooiing van de volledige 
contractuele prestatie. 


1.5. Uitvoering, werking 
1.5.1. Algemene bepalingen 


De werkzaamheden moeten in zuivere en deskundige uitvoering conform de geldende normen worden 
uitgevoerd. 


Alle prestaties moeten voldoen aan de verhoogde eisen die gesteld worden voor de zware omstandigheden 
die zich voordoen bij manifestaties en voorstellingen. Dit geldt vooral voor de betrouwbaarheid van de 
bouwelementen en de besturing, de minimale geluidsontwikkeling en het naleven van alle technische eisen 
m.b.t. de veiligheid. 

Alle delen van de installatie, toestellen en bouwelementen moeten bedienings- en onderhoudsvriendelijk 
gebouwd en opgesteld worden. Ze moeten gemakkelijk en veilig toegankelijk zijn voor controle, onderhoud 
en reparatie. Zo nodig moeten de passende hulpconstructies worden ingebouwd. 


Tot de prestatieomvang behoort de bedrijfsklare elektrische uitrusting, met inbegrip van de bekabeling, de 
gebruiksklare inbedrijfstelling van de sturing en de werking van de blokkeervoorzieningen voor de 
aanwezige modules. Bij de modules wordt verwezen naar de eisen voor de uitvoering van de 
schakelinstallaties. 


1.5.2. Stevigheid en stabiliteit 


Voor de staalconstructies moeten nieuwe, goed lasbare staalsoorten worden gebruikt. Voor machineon- 
derdelen moeten de grondstoffen zo worden gekozen dat ze overeenkomen met hun dynamische belasting. 
De vervorming/doorbuiging mag niet meer dan 1/750 van de lengte bedragen en mag geen invloed 
uitoefenen op de aandrijfsystemen (normen en richtlijnen zijn van toepassing, waarbij tevens gesteld wordt 
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dat de laskwaliteit equivalent dient te zijn aan de hoogste staalkwaliteit van de te verbinden elementen. 
Hierbij wordt voor alle profielen de aandacht getrokken op de inhoud van tabel 3.2 van ENV1993-1-1 en van 
tabel K4 van ENV1993-1-1/A1 voor kokerprofielen. In principe worden enkel bouten van kwaliteit 8.8 
toegelaten). 


Wat de raakvlakken (interfaces) betreft voor de door een aannemer van een ander lot aangebrachte 
dragende staalconstructie, werden voor zover vereist door de ontwerper aangrijpingspunten van de lasten 
aangenomen. De bevestiging of de wijzigingen moeten worden overeengekomen met de Leiding van de 
gespecialiseerde vakgroep, de staticus en de opdrachtnemer voor de staalconstructie. 


Alle aansluitingen aan deze dragende constructie (liggerlaag / rollenzolder) moeten vrij van foutieve 
opstelling (dus torsievrij) gemaakt worden; zo nodig moet een extra onderbreking van doorgaande balken 
met dwarsverstijvingen worden aangebracht. 


Voor zover in de posities van het bestek niet anders is beschreven, moeten de krachten binnen in de 
modules (vooral de krachten van de kabels) zoveel mogelijk binnen het desbetreffende systeem blijven. 


1.5.3. Montage 


Verbindingen die in de werkplaats worden gemaakt door lassen zijn toegestaan. De opdrachtnemer moet in 
het bezit zijn van het overeenkomstige attest van lasdeskundigheid. 


* voor staal: "groot/klein geschiktheidsattest NBN A 21 - 101 


Onvermijdelijke las en afbraamwerkzaamheden met de slijpschijf ter plaatse moeten volgens de gevaren- 
graad worden onderscheiden. 


In de verzwaarde algemene voorwaarden wordt verwezen naar b.v. maakbare veiligheidsvoorzorgs- 
maatregelen, de overzichtelijkheid van de werkplek, de ter plaatse voorhanden zijnde vuurbelastingen, het 
gevaar voor beschadiging van nieuwe installaties. 


Alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen moeten in stand worden gehouden, brandwachten moeten 
eventueel ook buiten de dagelijkse werktijd worden opgesteld. 

In principe moeten alle kosten daarvoor ingecalculeerd worden en evenredig in de eenheidsprijzen worden 
opgenomen. 


Alle las en afbraamwerkzaamheden met de slijpschijf zijn slechts toegelaten met uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de Directie der Werken. 


Boringen en aansluitingen met pluggen in delen van de constructie tot groottes van ong. 20 mm diameter, 
doorboringen met een lengte van de zijde tot 100 mm evenals bevestigingen voor eigen installaties maken 
deel uit van de opdracht. 


Het inschieten van schroeven en nagels is algemeen verboden. 
1.5.4. Aandrijvingen 


Aan alle aandrijvingen met open uitgaande / ingaande assen, kettingen, kabels enz. moeten met inachtne- 
ming van DIN EN 294 en DIN 31 001 veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht. Dit geldt niet bij 
afgesloten machineruimten en speciaal gemarkeerde gevaarlijke plaatsen wanneer zich een 
onderhoudsnoodstop in de buurt bevindt of deze delen niet binnen de verkeers- en onderhoudswegen 


liggen. 


Onder aandrijvingen of bouwelementen met smeerpunten moeten olieopvangbakken worden voorzien die 
minstens groot genoeg zijn voor het maximum lekvolume. Waar olieopvangbakken voorzien zijn, vormen ze 
een geheel met de olieopvangbakken. 


Voor het gebruik van de installaties wordt vooral de nadruk gelegd op een geringe ontwikkeling van 
storende geluiden. Aandrijvingen en schakelkasten binnen het bereik van de toneeltechnische installatie 
moeten tegenover het onderframe tegen overdracht van lawaai door contact ontkoppeld worden. Lawaai 
van ventilatoren moet worden vermeden. 
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Aan elke machine moet een noodstop worden voorzien voor reparatie en onderhoud. De schakelaar moet 
tijdens het werken aan de machine met een (hang)slot beveiligd kunnen worden. 


Alle lagers en geleidingen moeten onderhoudsvrij uitgevoerd zijn of van een voldoende levensduursmering 
voorzien zijn. 


Ketting of tandriemaandrijvingen voor eindschakelaars, hoekopnemers of tachogeneratoren moeten 
uitgerust zijn met een bewakingsinstallatie, die op de veiligheidsstroomkring van de aandrijving werkt en 
deze bij een storing ervan uitschakelt. 


Elke aandrijving moet uitgerust worden met een elektrische connectorverbinding voor de aansluiting van 
een mobiele noodsturing (via soepele kabel met stekker) voor het noodbedrijf. De noodsturing, bestaande 
uit een frequentieomvormer en een schakelinrichting voor remmen, werkt rechtstreeks op de motor en de 
rem. 


Voor de keuring door experts en voor reparaties moet aan elke aandrijving nog een connectorverbinding 
voorzien zijn voor de verbinding met een mobiel proef/reparatiepaneel. Dit paneel moet o.a. de mogelijkheid 
bieden functionele proeven op de werking van de remmen en de noodeindschakelaars te doen. 


Voor de eindpositiebegrenzing moeten in principe afzonderlijke toestellen worden voorzien voor de bedrijfs- 
en de noodeindschakelaars die onafhankelijk van elkaar moeten werken. 


Alle motoren moeten geleverd worden in een gesloten constructie met beschermingsklasse IP 54 volgens 
DIN 40050 en een nominaal toerental van max. 1500 t/min en geschikt zijn om rechts en links te draaien 
met een inschakelduur van S3 60%. Als bij de positiebeschrijving verdergaande eisen worden gesteld, dan 
zijn deze doorslaggevend. 


Bij het bepalen van de grootte van motoren moet niet alleen rekening gehouden worden met de aanloopmo- 
menten, maar ook met de regelverliezen. 


Elektromotoren met regelbaar toerental moeten in principe zonder externe ventilator worden uitgevoerd. 


Geregelde aandrijvingen moeten een regelbereik van > 1:1000 bezitten, voor zover bij de beschrijving van 
de positie niets anders is opgegeven. 


Bij het ontwerp van alle hefsystemen moet worden rekening gehouden met een proefbelasting van 125% 
van de max. te bewegen last; de hefbeweging en het veilig vasthouden van de last moeten gegarandeerd 
worden. 


Alle bedienings en onderhoudselementen (b.v. oliepeilverklikker en olieaflaatstoppen, manuele noodaandrij- 
ving, sleutelschakelaars "ter plaatse" enz.) moeten goed zichtbaar en toegankelijk worden opgesteld. 

1.5.5. Rollen, lagers, kabels 

Voor de staalkabels moet met een stevigheid van 1700 N/mm? worden gerekend. Ter wille van de rustige 
loop in de omlooprol moeten verdraaiingsarme staalkabels worden gebruikt. De verbindingen van 
kabeluiteinden moeten volgens DIN 3093 of andere erkende regels van de techniek, zoals het kabel 


ingieten met een fabrieksattest worden vervaardigd. 


Alle lagers en geleidingen moeten onderhoudsvrij uitgevoerd zijn of van een voldoende levensduursmering 
voorzien zijn. 


Wanneer in het bestek niets anders is vermeld, moeten alle kabelschijven met minstens een onderhoudsvrij 
tweerijig rollager, met oxidatie en zuurbestendige vetvulling en afdichting worden uitgevoerd. Glijlagers zijn 
enkel geoorloofd voor nietdragende of ondergeschikte kabelschijven. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES STAALCONSTRUCTIES. 


2.1. Omschrijving 
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De post ‘structuurelementen staal’ omvat alle werken en leveringen van de ruwbouw staalconstructies, met 
inbegrip van alle verbindingssystemen, incl. het prefabriceren van de knopen, de eigenlijke uitvoering in het 
werk, alle bouten, de aansluiting met de ruwbouw, de verankeringen, hulpstukken, … In overeenstemming 
met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek ‚dienen de onder deze post 
begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, 
steeds te omvatten: 

het eventueel opmaken van de nodige stabiliteitsstudie en de uitvoeringstekeningen; 

de voorbereiding en nodige bewerking van het staal in het werkhuis (snijden, plooien, …), met 
inbegrip van alle las- en boutverbindingen; 

de anti-corrosie bescherming, d.m.v. metallisatie of verzinken 

de levering en montage van de stalen constructie-elementen op de werf, met inbegrip van alle 
verbindingsstukken, oplegmiddelen en verankeringen:; 


2.2. Meting 


Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting 
kan de meting als volgt worden opgevat : 

meeteenheid : per stuk 

meetcode : volgens stuklijst - opgesplitst per type / bouwelement 

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 


2.3. Materialen 


REFRENTIENORMEN 


Het staal beantwoordt aan de laatste uitgaven van volgende NBN normen 
-__NBN 117 - Staalproducten, beproevingsmethodes 
-__NBN 150 - Staalproducten,- Algemene Technische Leveringsvoorwaarden 
- __NBN 631 - Plaatstaal en profielen voor staalbouw - kwaliteitsnorm 
-__NBN 632 - Toleranties 
-__NBN 203 - Lasdraad en lasstaven 
-__NBN 293 - Gewalst staafstaal voor bouten, moeren en andere verbindingsorganen 
-__NBN 692 - Bouten met hoge treksterkte 
-__NBN 728 — Boutkwaliteiten 


=> 


STAALSOORTEN - KWALITEITSKLASSE 
De aannemer maakt gebruik van normaal staal met hoge elasticiteitsgrens, zoals omschreven in de 
norm NBN A 21-101. 

-___Staalsoorten : Fe 360 / Fe 430 / Fe 510/FeE275/FeE 355 

- __ Staalsoorten : AE 235 / AE 255 / AE 295 / AE 355 


Onderscheid tussen gewalst staal / plaatstaal / profielstaal 
Gewalst staal 


Blank profielstaal 
- __Staalsoort : AE 235 / AE 255 / AE 295 / AE 355. 
- Kwaliteit (lasbaarheid) : A met kerfslagproef / C / … 
-__ Het blank maken geschiedt overeenkomstig art. 6 van Aflevering X - Deel 1. 
Structuurelementen uit roestvrij staal 
De elementen behoren tot de klasse roestvrij staal, volgens de indeling van A.l.S.l. : 304 / 316 
-___Staalsoort : AE 235 / … 
- Kwaliteit (lasbaarheid) : A/B / …. 
- Kwaliteit van het staal 
Het staal beantwoordt aan de voorschriften van index O6.1 van het typebestek nr. 104 van 1973 en 
addenda en aan de normen waarnaar verwezen wordt. De voorschriften van Aflevering VII - 
Metaalconstructies zijn van toepassing. 
De benaming van de staalkwaliteiten gebeurt volgens de recentste wijzigingen, aangeduid in de norm 
NBN 631, blz 9 en 11. De vroegere aanduidingen SC worden vervangen door B en HS door CG en D. 
- Kwaliteiten (lasbaarheid) : A/B/C/D 
-__ Klasse roestvrijstaal, volgens de indeling van A.l.S.l. : 304 / 316 
> 
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2.4. Uitvoering 


REFERENTIENORMEN 
Alle bewerkingen - zoals vlakken en richten der stukken, smeden en warm plooien, buigen, uitgloeien, 
uitsnijden, alle verbindingen door lassen, bouten, schroeven, de voorbereiding van de gaten, enz… - 
worden uitgevoerd overeenkomstig de NBN-normen, Aflevering VII - Metaalconstructies en regels van 
goed vakmanschap. 

-__NBN B 51(001 en 002) - Stalen bouwconstructies / berekeningen 

-__NBN 212 - Gelaste Constructie 

-__NBN B 62 - Lassen : beproeving, toezicht 

-__NBN 207 - Lassen — uitvoering 

rd 


BEREKENINGSMETHODE 

De berekeningen gebeuren volgens NBN reeks B 51. De voorschriften van Aflevering VII - Deel 1 - 
Uitgave 1988 -Metaalconstructies, Technische voorschriften zijn van toepassing. De in aanmerking te 
nemen belastingen beantwoorden aan NBN reeks B 03. Werkingen op constructies. 

Op eenvoudig verzoek zullen de gegevens, die voor het opmaken van de aannemingsprijs vereist zijn, 
van de ingenieur-structuur verkregen worden. Tevens legt de aannemer eigen detail- en 
werktekeningen betreffende de metaalconstructies ter goedkeuring voor aan het bestuur. Deze 
documenten moeten geleverd worden binnen een termijn die de verwezenlijking van de werken 
toelaat volgens de geviseerde algemene planning en rekening houdend met de 
goedkeuringstermijnen bepaald in art. 3 8 3 van het T.B. 100 van 1984. 


DETAILTEKENINGEN - BEREKENINGEN 

De werken zullen worden uitgevoerd volgens de detailtekeningen en met stukken waarvan de sectie de 
aanwijzingen op de tekeningen zo dicht mogelijk benaderen, althans wat hun uitzicht betreft. In ieder 
geval zullen alle details bij het opmeten ter plaatse met de architect besproken worden; iedere wijziging 
aan het esthetisch aspect van de stukken, hetzij om redenen van constructie hetzij omwille van de 
stabiliteit ervan dient voorafgaandelijk aan de architect voorgelegd te worden. 


ALGEMEEN 

De constructeur moet in de werkplaats en op de werf alle nodige voorzorgen nemen om vervorming van 
de stukken tijdens de behandeling te voorkomen. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de 
afmetingen van de elementen, hun peilen en doorbuiging, alsook alle doorvoeren voor leidingen, kokers, 
Men moet volstrekt vermijden reeds verbonden stukken te rechten. De elementen worden bij hun 
productie voorzien van de nodige uitsparingen of doorvoeren zoals aangeduid op de plannen. Geen 
enkele doorvoer mag achteraf in de elementen worden uitgeboord, uitgeslepen of uitgebrand zonder de 
voorafgaandelijke toestemming van de architect of het ingenieursbureau belast met de stabiliteitsstudie. 


BEWERKINGEN 

Vóór de uitvoering moet de constructeur de rechtlijnigheid van de staalprofielen controleren om 
mogelijke kromming of scheeftrekking te vermijden. Uitsnijdingen met de zuurstofbrander moeten 
zorgvuldig bijgewerkt worden (verwijderen van de bramen, slijpen enz.) om een volkomen gladde snede 
te bekomen. 

De elementen worden ontdaan van alle vuil, olie, vet en andere verontreinigingen, en van alle 
loszittende roestvorming op het ogenblik van de verwerking. 


VERBINDINGEN 

De wijze van verbinden van de verschillende elementen onderling (lassen, bouten, klinknagels), de 
uitvoeringswijze van deze verbindingen, enz. … zijn door de constructeur al naargelang zijn werkwijze 
zelf te kiezen en te berekenen. De berekening van de verbindingen moet geschieden overeenkomstig 
de voorschriften van de laatste uitgave van de normen NBN B 51-001, NBN B 51-002, NBN 692, NBN B 
460 (O1 t/m 03), NBN B 147, NBN 117, NBN 212 en het typebestek nr. 104 van 1963, met addendum 
van 1973, hoofdstuk 27. 

De uitvoering van de verbindingen beantwoordt daarbij aan onderstaande algemene voorwaarden : 
De aannemer ziet er op toe dat de verbindingssystemen volstrekt aansluitbaar en compatibel zijn met 
de andere structurele, technische en afwerkingselementen waaruit de constructie is opgebouwd. 

De onderlinge verbindingen vermijden gelijk welke verplaatsing van de stukken. 
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De breuk van de verbinding knoopstuk-element mag slechts bereikt worden voor een last die minimaal 
gelijk is aan 2,25 x de dienstlast. 
De delen van het werk, die volgens de plannen uit één stuk zijn, mogen niet samengesteld worden uit 
verscheidende stukken door lassen, lasplaten of op een andere wijze verenigde stukken. 
Men moet er voor zorgen dat de elkaar rakende eindvlakken volkomen gerecht zijn. De vulplaten 
onder verstijvingen, onder bevestigingshoekijzers, onder knoopplaten, enz, …, de verstijvingen, 
lasplaten en, in het algemeen, alle stukken die volgens de plans moeten doorlopen tot tegen andere 
stukken, moeten op de juiste lengte gebracht en pasgemaakt worden. De sneden moeten perfect aan 
elkaar raken. 
De benen der bevestigingshoekijzers die paarsgewijze aan de uiteinden van elementen zijn 
aangebracht, moeten in hetzelfde vlak liggen zodat een perfect contact over gans het 
aansluitingsoppervlak verzekerd is. 
De voegen moeten goed pas afgewerkt worden, zodat de stuitnaden overal goed gesloten zijn, 
inzonderheid daar waar ze op druk belast zijn. 
Voor de scharniervormen zijn de stukken geklonken met cilindervormige beugels; de stijve 
verbindingen zijn van pinnen of krammen voorzien. 
De verbindingen in het werkhuis, geschieden behoudens andere bepalingen op de detailplannen of 
het bijzonder bestek, mits toestemming van de adviserend ingenieur naar keuze van de aannemer, 
hetzij met bouten volgens NBN 293, NBN 692, NBN 728 en hfdst 7 van aflevering VII, 
hetzij door lassen volgens NBN 62, NBN 203, NBN 207, NBN 212 en hfdst 9 van aflevering 
VII 
Verbindingen voor de montage van geprefabriceerde onderdelen, ter plaatse op de werf, gebeuren in 
principe met bouten van hoge weerstand. Lassen dient te geschieden in het werkhuis onder 
beschermde omstandigheden. Verbindingen op de werf gebeuren : 
Verbinding met bouten : volgens Hoofdstuk 7 van Aflevering VII. 
De verbinding geschiedt naar keuze van de aannemer, hetzij met bouten volgens Hoofdstuk 7 van 
Aflevering VII, hetzij door lassen volgens Hoofdstuk 9 van Aflevering VII. 
Verbinding door lassen : volgens Hoofdstuk 9 van Aflevering VII. 


A. BOUTVERBINDINGEN 

De boutverbindingen moeten zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd worden zodat de boutgaten volmaakt 
overeenstemmen. De gaten der bouten moeten geboord worden waarbij de diameter van het gat, deze 
van de bout met 1 mm overtreft. 


Specificaties 
De staalkwaliteit van de bouten is AE 24. 


Alle bouten en moeren zullen gecadmieerd zijn. 
De bouten zijn van het gewone type. 


Voorspanbouten 
Indien de bouten van een bepaalde verbinding niet met de momentsleutel kunnen worden 
aangedraaid, mag dit gebeuren met een gewone sleutel, mits toepassing van volgende vuistregels : 

-__aanspanning met een beperkt moment om de verbonden stukken met elkaar in aanraking te 
brengen, dat moment is te vergelijken met hetwelk bekomen wordt met een gewone handsleutel en 
stemt overeen met het begin van het hameren voor de slagsleutel. 

- de definitieve aanspanning wordt vervolgens bekomen door een aanvullende rotatie, in het geval 
van de metrische draad. A° = e+d+90° (met a°=rotatiehoek, e=totale dikte van de aangespannen 
elementen, d= boutdiameter in mm.) 

Deze methode laat het gebruik toe van handsleutels of van slagsleutels, niet voorzien van een aanwijzer 
van de waarde van het uitgeoefende moment. 


Opties 

De bouten zijn gekalibreerd. 

De bouten worden geplaatst met gecontroleerde aanspanning. 

Verbindingen op de bouwplaats gebeuren door roestvrijstalen bouten / roestvrijstalen bouten van hoge 
weerstand. 


B. LASVERBINDINGEN 
Het lassen gebeurt in principe uitsluitend in het werkhuis onder beschermde omstandigheden en door 
een erkend lasser. Indien, mits toestemming van de raadgevend ingenieur, ten gevolge van een 
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aanpassing op de werf, toch moet worden gelast, dient dit te gebeuren bij gunstige 
klimaatomstandigheden en moet de las d.m.v. metallisatie worden beschermd tegen oxidatie. De 
aannemer legt een lasprogramma ter goedkeuring voor aan de architect. De lasnaden zullen van goede 
kwaliteit zijn en volgens de regels der kunst aangebracht. De stukken worden aaneengezet met 
doorlopende lassen, zonder onderbrekingen, noch openingen. Inzonderheid voor de buitenstukken 
wordt hier bijzondere aandacht aan besteed, dit met het oog op een degelijke roestbestendigheid. De 
lassen worden van bramen en uitsteeksels ontdaan en voor alle zichtbare onderdelen netjes bij 
geschuurd. 


NABEHANDELING - CORROSIEBESCHERMING - AFWERKING 


Voorbereiding 
Al het metaal heeft een glad oppervlak: roest en bramen zijn weggeschuurd; voor in het zicht blijvende 


onderdelen worden de oneffenheden met ijzzermastiek bijgeplamuurd. 

Alvorens de metalen profielen de werkplaats verlaten, zullen zij na grondig ontvet te zijn, gegrindblasted 
of gestaalstraald of gezandstraald worden, zodat alle onzuiverheden, vetten, schilfers, lasspatten 
verwijderd zijn. Alle elementen zullen zorgvuldig ontroest worden door zandstraling. 


LEVERING - MONTAGE - OPLEG - VERANKERING 

De scherpe kanten en uitstekende delen moeten beschut worden door middel van bv. houten 
vulstukken. 

Alle stukken worden stevig in de omliggende constructies vastgezet en/of verankerd, bij middel van 
aangepaste pluggen of chemische ankers, bouten, schroeven, moeren en tegenmoeren, zodat er een 
stevige montage ontstaat die niet loskomt, ook niet bij intensief gebruik. 

De metalen delen van de verankeringen van het buitensmeedwerk zijn roestbestendig. 

De constructeur organiseert de gehele constructie ervan zodanig dat ten allen tijde, en gedurende alle 
noodzakelijke en mogelijke manipulaties van de diverse elementen, de stabiliteit van het geheel en 
van elk element afzonderlijk gegarandeerd blijft. 

Wanneer de stukken worden vastgeschroefd in zichtblokken, mechanische gevelsteen of 
zichtbetonelementen, gebeurt het boren met uiterste zorg zodat de stenen of het beton niet 
beschadigd worden, noch loskomen. 

De aanbevelingen van de architect in verband met plaatsing van waterdichtingsmembranen en/of 
isolatie ter voorkoming van vochtbruggen en/of koudebruggen, worden door de aannemer strikt 
opgevolgd. Indien deze aanbevelingen niet uitdrukkelijk in de uitvoeringsdocumenten vermeld zijn, zal 
de aannemer hiernaar informeren alvorens de werken aan te vatten. 


Keuring 
De gebruikte staalsoort en de kwaliteit (lasbaarheid) dienen vooraf gekeurd te zijn. Elementen die 


gebreken of beschadigingen vertonen ten gevolge van prefab-productie, transport en/of opslag worden 
niet verwerkt, en worden zo snel mogelijk afgevoerd en op kosten van de aannemer vervangen door 
nieuwe elementen. 


THEATERTECHNISCHE VOORWAARDEN 


STAALCONSTRUCTIES, MACHINERIE, STURING, BRUGGEN, TRAPPEN, THEATERMECHANICA 


01. ELEKTRISCHE TROMMELTREK LAADGEWICHT 300 KG MET TREKKENROEDE. 


01.01: Trek hijssnelheid 0,35 m/sec 
Hoeveelheid: 22, Eenheid: stuk - FH 


02. BEDIENINGSKAST MET KNUPPEL 

02.01: KAST MET KEUZEKNOPPEN TREKKEN, MET KNUPPEL 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - FH 

02.02: REGELAAR VOOR 22 TREKKEN 

Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - FH 


03. ELEKTRISCHE VERDELING MOTOREN 
03.02 VERMOGENKABELS VANUIT ALSB NAAR KAST BEDIENING TREKKEN 
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XGB 5 X 35 mm2 

Hoeveelheid: 8, Eenheid: Im - FH 
03.03: WERKSCHAKELAAR 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - FH 


Algemeen 

Het is niet de bedoeling om een bedieningssysteem met hoge performantie (changementen) aan te sluiten 
op de nieuw geleverde trekken. 

De trekkenbediening is niet bedoeld om het hijsen van lasten boven mensen mogelijk te maken. 

Op het zijtoneel wordt een wandkast geplaatst voorzien van een noodstop met sleutelcontact waarmee de 
gehele installatie aan en uit kan worden geschakeld, en een aansluiting voor de multikabel van de 
bedieningsknuppel. 

Op de kast zijn de nodige voorzieningen aangebracht om de keuze te kunnen maken welke trekken er 
moeten worden bewogen. 

Er moeten maximum 6 trekken tegelijk kunnen bewegen. 

De knuppel is voorzien van vier knoppen, zijnde twee dodemansknoppen, één voor de dalende beweging 
en één voor de stijgende beweging, één potentiometer om de snelheid te regelen en één noodstopknop. 


A — Toe te passen normen en wetgeving: 


De bovenvermelde installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de geldende internationale 
wetten, en in het bijzonder, conform de IEC-, EN- & nationale (NBN ) normen. Internationale normen 
hebben voorrang op nationale (NBN & overige) normen in geval van betwisting. Naast de bovenvermelde 
normen en wetten zal het ontwerp, de productie, de test en de aanvaarding van de podiumuitrusting ook 
voldoen, maar niet exclusief, aan de volgende normen en wetten met betrekking tot de theatermachinerie, 
of aan de overige algemene internationale normen. In het geval dat geen van de volgende normen 
gerespecteerd wordt door de aannemer, zullen de normen die de aannemer respecteert in het schriftelijk 
voorgelegd worden voor goedkeuring door de opdrachtgever en zijn aangestelde, daarnaast zal de 
aannemer in zijn documenten de gedetailleerde normen opnemen die hij toegepast heeft op de uitrusting. 


Normen en wetgeving : 
- Typebestek nr. 400. 
Aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies, omvattende: 
7.9.1. Deel 400-0.01 van 1968: inleiding. 
7.9.2. Delen 400-A.01: mechanica in het algemeen: 
7.921. Deel 400-A.01 van 1954: Hoofdstukken a tot en met i. 
7.9.2.2. Deel 400-A.01 van 1980: Hoofdstukken j, k en |. 
7.9.3. Delen 400-B.01: elektriciteit in het algemeen: 
7.9.3.1. Deel 400-B.03 van 1986: hoofdstukken a en b. 
7.9.3.2. Deel 400-B.02 van 1986: hoofdstukken c tot en met f. 
7.9.3.3. Deel 400-B.01 van 1972: hoofdstukken g tot en met n. 
7.9.10. Deel 400-L.02 van 1983: hydraulica. 
79.11. Deel 400-M.01: Oleohydraulica. 


- AREI. 

-EN 418 Veiligheid van Machines. Noodstopvoorzieningen, functionele aspecten, enz. 

-EN 984-1 Veiligheid van Machines. Ergonomische vereisten voor het ontwerpen van informatie - en 
bedieningsmiddelen. Algemene beginselen voor de interactie tussen de mens en informatie - en 
bedieningsmiddelen. 

-EN 984-2 Veiligheid van Machines. Ergonomische vereisten voor het ontwerpen van informatie - en 
bedieningsmiddelen. Informatiemiddelen. 

-EN 984-3 Veiligheid van Machines. Ergonomische vereisten voor het ontwerpen van informatie - en 
bedieningsmiddelen. 

-EN 954-1 Veiligheid van Machines. Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie. 
-EN 954-2 Veiligheid van Machines. Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie. 
Validatie. 

-EN 1050 Veiligheid van Machines. Principes voor de risicobeoordeling. 

-EN 1037 Veiligheid van Machines. Voorkoming van onbedoeld starten. 

-EN 60073 Basis - en veiligheidsprincipes voor mens - machine interface. Markering en identificatie. 
Codeerprincipes om toestellen en middelen te identificeren. 

-EN 60204 Veiligheid van Machines. Elektrische uitrusting van machines. 
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- EN 61508 is bedoeld ter vervanging van de Duitse normen DIN 19 250 en DIN VDE 0801. (zelfde 
inhoud). 

-EN50081-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMG) Algemene Emissienorm Deel2: Industriële 
omgeving 

-EN50082-2 _Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) Algemene Immuniteitsnorm Deel 2: Industriële 
omgeving. 


-73/23/EWG Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen 
-89/336/EWG Elektromagnetische compatibiliteit 

-89/392/EWG Machines 

- 95/16:EG Machinerichtlijn 


B Algemene vereisten met betrekking tot de te gebruiken onderdelen. 


1. Gestandaardiseerde elementen, onderdelen en standaardproducten geproduceerd door de fabrikanten 
zullen zoveel mogelijk gebruikt worden voor alle machinerie gebruikt voor de theatertechnieken 

2. Alle materialen gebruikt voor de uitrusting moeten nieuw zijn, ze moeten voldoen aan de geldende 
normen en in het bezit zijn van een uit fabriek test en kwaliteitscertificaat., er zullen geen einde reeks 
componenten worden gebruikt. Materialen die niet voldoen aan de ontwerpnormen zullen niet gebruikt 
worden. 

3. De verwerking van elementen en onderdelen van de uitrusting is van een hoge kwaliteit. De 
werkzaamheden, zoals productie, machinale bewerking, lassen, montage, bedrading, testen en andere, 
worden uitgevoerd door opgeleide en gekwalificeerde technici of specialisten. 

4. De machinerie is eenvoudig en snel te onderhouden. Alle elektrische en mechanische onderdelen 
kunnen gecontroleerd en hersteld worden zonder de machine volledig te moeten demonteren. Het gebruik 
van stekkers wordt aangemoedigd (voorzien van codering zodat geen foute aansluitingen mogelijk zijn). De 
onderdelen voor de olietoevoer en aftap van de tandwielkast zijn toegankelijk. Men mag geen onderdelen 
moeten demonteren om het oliepeil te controleren, te smeren en de olie te vervangen. Alle staalkabels en 
kettingen zijn over de volledige lengte getest. Alle beschadigde onderdelen kunnen vervangen worden 
zonder de dragende delen te moeten demonteren. Bij de vervanging van de onderdelen kunnen geen 
andere onderdelen beschadigd worden. Er zijn geen speciale gereedschappen nodig om de machinerie te 
testen en te onderhouden. 

5. De uitrusting is zodanig ontworpen dat ze snel ter plaatse geassembleerd kan worden voor een snelle 
en uiterst efficiënte installatie. De elektrische en besturingsuitrusting wordt onderverdeeld in rationele 
groepen. 

6. Het mechanisch en elektrisch systeem is zodanig ontworpen dat alle elementen en onderdelen kunnen 
werken onder de nominale omstandigheden (nominale belasting, nominale snelheid), en vlot werken binnen 
een bepaald snelheidsbereik zonder impact. Het voortgebrachte geluid voldoet aan de normen. 

7. Het draagvermogen opgenomen in de technische specificatie en vereisten is de effectieve belasting 
exclusief het gewicht van de uitrusting en onderdelen. 

8. Alle mechanische, elektrische uitrustingen zijn goed verpakt om te voldoen aan de 
beschermingsvereisten voor transport en opslag. 

9. Alle uitrustingen en installaties voldoen aan de geldende veiligheidswetten en werkingsregels en wetten 
om te garanderen dat de gebruikers met de machinerie kunnen werken en de uitrusting kunnen 
onderhouden in een veilige werkomgeving. 

10. Alle uitrustingen zijn voorzien van een noodstopsysteem, dat aan de bedieners in de buurt toelaat 
gemakkelijk en snel het werkingsproces van alle bewegende delen van de uitrusting stop te zetten in geval 
van een ongeval of mogelijk ongeval. De noodstopknop staat op de bedieningslessenaar en op nader aan 
te duiden plaatsen voor deze aanbesteding moet één extra noodstop voorzien worden, deze is te bedienen 
door middel van een noodstoppaddestoel op een knuppel, de knuppel is voorzien van een kabel met een 
lengte van 12 meter, de aansluiting bevindt zich in het midden van de wand op kant jardin. 

11. Alle bewegende en draaiende onderdelen van de uitrusting die bereikbaar zijn vanuit een normale 
werkpositie zijn afgeschermd. 

12. Algemene mechanische onderdelen: Alle mechanische onderdelen hebben een veiligheidsfactor die 
groter dan of gelijk is aan 6 bij primaire berekening. De veiligheidsfactor wordt gedefinieerd als “de 
verhouding tussen de breekbelasting van materialen en de toegestane belasting bij maximum 
werkspanning”. De spanning ontstaan bij een max. statische belasting en dynamische belasting 
(noodremmen, buffers, enz.) wordt beschouwd in de maximum werkspanning. 

13. Staalkabels gebruikt voor het trekken en ophangen hebben een veiligheidsfactor groter dan of gelijk aan 
10. De veiligheidsfactor wordt gedefinieerd als “de verhouding van de breekbelasting van de staalkabels en 
de maximale werkbelasting”. De max. werkbelasting omvat de werkbelasting op de staalkabels, de 
dynamische belasting die het resultaat is van de versnelling of vertraging, en de extra belasting door de 
werking van de uitrusting en de staalkabelomleiding op kabelwielen. 
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14. Alle hulpstukken gebruikt voor het ophangen, zoals staalkabelsplits, wig splits, tallurietklem, 
wigklemmen, kabbelspanners, harpsluitingen, D sluitingen enz voldoen aan de specificaties betreffende de 
staalkabels. De veiligheidsfactor is groter dan of gelijk aan 5. 

15. Naast de gespecificeerde tussenliggende dodemansknop en eindeloop schakelaar, is alle machinerie 
uitgerust met een overloopschakelaar of een kabelrol of een uitloopbeveiliging, dit om een stapeling van 
kabel op de trommel te voorkomen. 

16. Alle treklieren zijn uitgerust met een slappe kabel beveiliging (behalve de trommeltrekken), 
overbelasting (overstroom-)beveiliging en een oversnelheidbeveiliging De trekken moeten uitgerust zijn met 
een overbelastingscontrolefunctie zodat de werking van de trekken stopgezet kan worden wanneer de 
belasting 1,2 keer het nominale gewicht is. 

17. Verplaatsbare stand-by aansturing moet voorzien zijn in de machinekamer voor noodgevallen. 

Om onbedoelde bewegingen te vermijden worden alle aansturingsmiddelen (elektrisch of manueel) 
uitgerust met een automatische vergrendeling of twee respectievelijk aangestuurde en bediende remmen. 
18. Standaardbevestigingen worden gebruikt voor de verbinding tussen onderdelen en componenten van 
de uitrusting, tussen de uitrusting en fundering of muur en andere structuren. De afmetingen van de 
bevestigingen voldoen aan de vereisten met betrekking tot het draagvermogen en de structuur. 

De afneembare verbindingen tussen onderdelen en componenten van de uitrusting worden niet bevestigd 
met chemische ankers. 

De structuur en de afmetingen van de verankeringen moeten overeenkomen met het draagvermogen van 
de uitrusting. Wanneer de vaste verankeringen bevestigd worden moet bij voorkeur een chemisch anker 
methode toegepast worden. 

Uitzettingsbouten worden niet gebruikt als verankeringen zonder voorafgaande goedkeuring van de 
ingenieur stabiliteit. De correcte afmetingen worden bepaald op basis van het draagvermogen. 

De aangepaste anti-loskom middelen worden voorzien voor alle bevestigingen, vooral die voor de uitrusting 
die trilling ondervindt of gebruikt wordt op een plaats met verandering van richting en grootte van de te 
dragen belasting. De verbindingsnaad is voldoende vast en stevig. Ten minste drie volledige 
draadwindingen moeten zichtbaar zijn nadat de moeren of sluitmoeren aangespannen zijn. 

19. De sterkte, stijfheid en stabiliteit van de gebruikte staalstructuren moet voldoen aan de geldende 
normen. De stalen structuur en zijn verbindingsstukken moeten een maximum nominale belasting en 
stootbelasting kunnen dragen in geval van noodstop. 

Alle stalen structuren zijn voorbehandeld vóór het lassen, de onderdelen worden machinaal gezet of 
gebogen. De laswerken worden uitgevoerd door een gekwalificeerde lasser, de kwaliteit van de lasnaad 
voldoet aan de gespecificeerde normen. 

De afmeting en positietolerantie van de onderdelen moeten voldoen aan de vereisten zoals vermeld op 
tekeningen en relevante normen. 

De aan elkaar verbonden stalen structuren moeten verbonden zijn met zeer stevige bouten, moeren en 
rondsels, de verbindingsgaten moeten boorgaten zijn in plaats van geponste gaten, de bramen rond het 
boorgat moeten verwijderd worden vóór de assemblage. 

19. Op alle aandrijvingen worden de remmen vergrendeld met de motorkracht en kunnen deze niet gelost 
worden tenzij de motor draait, zij kunnen elk apart de volledige belasting dragen. 

20. Lagers zijn kogellagers of naaldlagers met de juiste afmetingen, de lager wordt geïnstalleerd en 
gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Alle lagers, behalve diegene die voor de 
volledige levensduur verzegeld zijn, zijn gesmeerd en voorzien met een handleiding voor het smeren. 

21. Alle assen, spieën en spiebanen zijn in overeenstemming met de gespecificeerde normen en zijn 
ontworpen om veilig de belastingen, het koppel en hun combinaties over te brengen, rekening houdend met 
de stootbelasting. 


Algemene omschrijving en beschrijving. 


1. Vergrendeling en bediening. 


Op alle aandrijvingen wordt de rem vergrendeld met de motorkracht en kan deze niet gelost worden tenzij 
de motor draait, hij kan de belasting vasthouden of anders controleren. De volledige uitrusting is zodanig 
ontworpen dat, in geval dat de remmen loskomen zonder dat er controle is over de belasting, de belasting 
stil hangt of langzaam en gecontroleerd zakt. Als de remmen niet werken wanneer de motor niet draait 
tijdens het zakken, zal de belasting vertraagd worden tot stilstand of langzaam en gecontroleerd zakken. 
Waar nodig wordt extra uitrusting bevestigd aan de trek om aan deze vereiste te voldoen. 


2. Samenstelling van de kabeltrommel. 


Alle kabeltrommels moeten een enkellagige kabeltrommel hebben met een diameter van minimum 30 keer 
de diameter van de staalkabel. 
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De kabeltrommel is gemaakt van nodulair gietijzer, hoogwaardig grijs gietijzer, hoogwaardig gietalluminium 
of dikke naadloze stalen pijp. De afmeting en ruimte van de kabelgroef zijn afgestemd op de breedte van de 
gebruikte staalkabel en voldoen aan de overeenkomstige specificaties. De kabelgroeven in de trommels 
moeten voldoende diep zijn zodat de staalkabel volledig in de trommel ligt. 

Voor elke staalkabel opgerold op een kabeltrommel zullen er minimum twee dode (steeds op de trommel 
blijvende) en een speling van minstens twee lege groeven aan het einde van de trommel of in het begin van 
de volgende wikkelingen voorzien zijn. Het uiteinde van de staalkabels wordt stevig vastgemaakt aan de 
kabeltrommel. Alle kabeltrommels met kabelgroeven zijn uitgerust met een systeem om te voorkomen dat 
de staalkabel uit de groeven komt. 

De trommels zijn alternerend voorzien van linkse en rechtse groeven, dit om het recht stijgen en dalen van 
de trekkenroede te verzekeren. 


3. Staalkabels. 


De staalkabels zijn vervaardigd uit voorgevormd flexibel staal met een handgemaakte vezelkern. Alle 
staalkabels zijn door onderdompeling gegalvaniseerd tot een overeengekomen dikte en zullen geleverd 
worden overeenkomstig de specificaties van de belangrijkste internationale leveranciers. 

Behandeling ter plaatse: De staalkabels zullen met zorg behandeld worden tijdens de installatie en in geen 
geval verstrengeld of beschadigd worden. Beschadigde of vervormde staalkabels zullen niet aanvaard 
worden. Alle afgesneden uiteinden worden correct behandeld. Installatie: Bij een normale werking van de 
uitrusting mogen de staalkabels niet schuren over de vaste en bewegende onderdelen van de installatie. 
De staalkabels worden voldoende beschermd op de plaatsen waar beschadiging of beslag kan voorkomen. 
Bewegende staalkabels voor het trekken en verplaatsen worden waar nodig beschermd voor de veiligheid 
van het personeel. Na de installatie zal de aannemer controleren of alle verbindingen van de staalkabels 
veilig en stevig zijn. 

Bij het plaatsen van de stalen kabels zal men er zorg voor dragen dat deze de juiste draairichting hebben 
naargelang de richting van het opdraaien van de kabel op de kabeltrommel, maw de slagrichting van de 
kabel is tegenovergesteld aan de trommelspoedrichting. 


4 Kabelklemmen. 


Alle kabelklemmen zijn gegalvaniseerd en standaard klemmen worden geleverd met certificaat van 
belastingstesten en kwaliteitscertificaat. 

De grootte van de kabelklemmen komt overeen met de staalkabels. 

Op plaatsen waar staalkabels bevestigd zijn met U bouten worden minstens drie correct gemonteerde 
klemmen gebruikt voor elke bevestiging. Waar kabelspanners gebruikt worden, moeten de borgmoeren 
vastgedraaid worden. 

Bij gebruik van talurietklemmen, zullen deze hydraulisch geperst worden. 


5. Motor. 


Motortype: Algemeen, volledig gesloten AC-motoren worden gebruikt voor de podiummachinerie. De 
isolatieklasse van de motoren is niet lager dan Klasse F en hun beschermingsklasse is niet lager dan IP54. 
Vermogensfactor: De vermogensfactoren van alle motoren is groter dan of gelijk aan 0,85. 


6. Remmen. 


Alle remmen zijn storingsbestendig en worden geactiveerd door op een springveer te drukken wanneer 
geen energie meer geleverd wordt. Remmen kunnen veilig de maximumbelasting vertragen in de 
gespecificeerde tijd en de uitrusting in stilstand houden. 

Remmen zijn van het schijf, trommel of schuiftype, en blijven werken onder alle omstandigheden en hun 
prestatie zal niet verslechteren door trilling of slijtage. 

Werkende stroomtoevoer van rem: Om het geluid te beperken en de veiligheid te verhogen is de werkende 
stroomtoevoer van de rem een gelijkstroom. 

Manuele deblokkering: Alle remmen zijn uitgerust met een manuele deblokkering. Indien geen 
automatische indicator voorzien is, zal het gemakkelijk zijn te zien of de rem gedeblokkeerd is. 

Er dient rekening gehouden met de aanwezigheid van onderdelen met een veerconstante zoals o.a. slanke 
aandrijfassen of verende elementen (kabels), die mogelijkerwijs voor een oscillerend remgedrag kunnen 
zorgen. 

Teneinde de tijdens het noodstopremmen optredende dynamische krachten te beperken, verdient het 
aanbeveling van voldoende inertiemoment in de motor-as in te bouwen. Dit kan gebeuren door een grotere 
rempoelie (of -schijf) te installeren dan strikt noodzakelijk voor het gevraagde remkoppel 

Alle remmen zijn dubbele remmen 
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De rem moet een stille rem zijn. 
7. Cardanassen. 


De cardanassen moeten zodanig gedimensioneerd zijn dat er geen torsie mogelijk is. 
De cardanassen zijn door middel van een cardankoppeling aan de kabeltrommel bevestigd. 
De cardankoppelingen moeten voorzien zijn smeernippels. 


8. Trekkenroede 


De roe is opgebouwd uit twee boven elkaar geplaatste stalen buizen met een diameter van 48,3mm 
diameter en een wanddikte van 2,95 of 3,25mm.- 

Waar de ronde buizen in de lengte aan elkaar verbonden worden gebeurd dit door middel van een 
binnenbuis die minstens 41mm buitendiameter heeft en een wanddikte van 3 mm. 

De binnenbuis zit minstens 20 cm in de uiteinden van de aan elkaar te verbinden buizen, de binnen en 
buitenbuis worden dan aan elkaar verbonden door met een laselektrode door de buiten en binnenbuis te 
branden en in het terugkeren ze aan elkaar te lassen. Nadien worden de koppen van de buizen aan elkaar 
gelast. 

De boven elkaar geplaatste buizen zijn met elkaar verbonden door middel van plat staal met een lengte van 
120mm en een breedte van 60mm en een dikte van 4mm. 

In de onderste roedebuis zit op de uiteinden een stalen buis van 3 m met een diameter van 40mm en een 
wanddikte van minstens 3 mm, deze moet gemakkelijk in en uitschuifbaar zijn en wordt gezekerd tegen 
inschuiven in de moederbuis door middel van een stukje moederbuis of een stalen ronde plaat gelast op de 
kop van de insteekbuis. 

De insteekbuis kan worden vastgezet door middel van een vleugelbout M12 of een kartelwieltje M 12 deze 
is aan de roebuis bevestigd door middel van een lasmoer bovenop de buis. 

De staalkabels zijn op de volgende manier aan de roe bevestig : 

aan de staalkabel wordt een spiekous/wigklem Din 15315 bevestigd, deze wordt geborgd met een 
hoogwaardige kabelklem(u- bout ). 

Aan de spiekous wordt een kabelspanner bevestigd , de kabelspanner heeft gaffels aan de uiteinden en 
een draaddiameter van minstens 8 mm, in het einde van de draadstang is een gaatje van 3mm geboord, dit 
om het mogelijk te maken een splitpen als borging aan te brengen. 

De pennen van de gaffels zijn geborgd met een splitpen of een moer met splitpen. 

De ophangbeugel is verbonden aan de bovenste buis met twee bouten M 10 DIN 8,8. 

De ophangbeugel is verbonden aan de draadspanner door middel van de onderste gaffelpen. 

De onderste trekkenroede buis is voorzien van een nummer, nummering af te spreken met de bouwheer. 


9 Effectief hijsvermogen (3 kN) 


Het gevraagde hijsvermogen van de trekken is het nuttige draagvermogen zonder het eigengewicht van 
trekkenroedes en kabels. 

Maw indien het gevraagde hijsvermogen van een trek bvb 3 kN is en de trekkenroede en kabels wegen 

samen in de laagste positie van de trekkenroede (80cm boven toneelvloer) 3,5 kN dan moet de machine 
een hijsvermogen hebben van minsten 6,5 kN + de gevraagde reserve. 

De reserve is 25% van het netto hijsvermogen. 


10 Noodsysteem : klasse 4. 


Het ontwerp van het noodsysteem is veilig en correct in overeenstemming met de geldende normen. 
Wanneer het noodsysteem in enig deel van het podium geactiveerd wordt, zal de gemotoriseerde 
toneeluitrusting (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten) in dat gebied niet langer geactiveerd worden en snel veilig 
tot stilstand gebracht worden. 

De noodstopknop is een grote rode paddestoel stopknop met druk- en draaimechanisme en het 
noodstopcircuit kan op elk ogenblik gestart worden door op de knop te drukken. 

De noodknop bevindt zich op een plaats waar de bediener kan zien of de werkende uitrusting het personeel 
in gevaar kan brengen en op een plaats waar deze zichtbaar en toegankelijk is of in een locatie die binnen 
handbereik ligt. 

Een controlelampje zal aangebracht worden in of naast de noodstopknop. Het controlesysteem registreert 
de status van alle noodstopknoppen. Als het noodstopsysteem start, zullen indicatoren van alle uitrustingen 
die gecontroleerd worden binnen het gebied lichtjes flikkeren. 

Het noodstopsysteem wordt gereset met de vrijgaveknop van de noodstopknop zelf of andere 
gespecificeerde knoppen. Besturingsystemen worden zodanig ontworpen dat de annulering van de 
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noodstopsituatie zelf niet de beweging van eender welke uitrusting start. Alle uitrustingen blijven in stilstand 
tot ze manueel heropgestart worden met de normale werkingroutines. 


11 Hijs en daalsnelheid. 


De snelheid bedraagd 0,35m/sec. 


12 Test van het hijsvermogen. 
De hijsvermogen test zal gebeuren volgens SFS 4261 en DIN 56921-11 trekken en DIN 56925 punttrekken. 


De testen zullen als volgt verlopen : 


De trekken worden geladen met het maximum gewicht (300 kg voor de trekken). 
Voor de remtest worden de trekken 25% overladen. 


13 Remtest. 


Het gewicht wordt 1500 mm van de vloer gehesen. 

Er wordt gecontroleerd of het gewicht niet zakt. 

ledere trek wordt apart omhoog gestuurd, eenmaal op zijn hoogste punt gekomen wordt de trek op volle 
snelheid naar beneden gestuurd op ongeveer 2 meter van het podium wordt de noodstop ingedrukt. 

De trek moet stoppen binnen een maximum loopafstand van 200 mm. 


04. BALKEN OPHANGING TROMMELS, STEUNEN DRAAGBALKEN, OPHANGING VOORGORDIJN 
EN FONDDOEK 


04.01 GEWALSTE PROFIELEN 

IPE 200 

Hoeveelheid: 3525,61, Eenheid: kg - FH 
IPE 80 

Hoeveelheid: 233,6, Eenheid: kg - FH 


04.02 DRAAGSTRUCTUUR HEA BALKEN 


Ophangstructuur bestaande uit L profiel en draadstang 
Hoeveelheid: 48, Eenheid: stuk - FH 


Als draagstructuur voor de trekken, de motoren en de zaal en zijbruggen moeten er een aantal 

HEA profielen worden boven het toneel en de zaal worden geplaatst. 

De HEA profielen zullen door middel van bouten, moeren en klemplaten bevestigd worden aan de houten 
spanten en tegen de achtermuur. 

Alle stalen onderdelen zijn zwart gemoffeld. 


05. ZAALBRUG 


05.01 KOKERPROFIELEN 

60 X 60 X 3 MM 

Hoeveelheid: 380,99, Eenheid: kg - FH 
05.02 SCHETSPLAAT EN KIKKERPLAAT 


Schetsplaat en kikkerplaat 
Hoeveelheid: 18, Eenheid: stuk - FH 


05.03 GEPLOOIDE PLAAT 
PLAAT 1000 X 200 X 4 MM 
Hoeveelheid: 213,76, Eenheid: kg - FH 


05.04 CONSTRUCTIERAIL 
Rail 41 mm x 21 mm met vertanding 
Hoeveelheid: 36, Eenheid: Im - FH 


05.05 PIJPBEUGEL diam 48,5 mm 
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Zwarte pijpbeugel compleet met moer.bouten en sluitring 
Hoeveelheid: 40, Eenheid: stuk - FH 


05.06 RONDE CONSTRUCTIEBUIS zwart 
OPHANGBUIZEN 48,3 X 3,25 MM 
Hoeveelheid: 314,06, Eenheid: Kg - FH 


05.07 ZWARTE HOEKBEUGEL 


Zwarte hoekbeugel 
Hoeveelheid: 8, Eenheid: stuk - FH 


05.08 MULTIPLEX ZWART 
MULTIPLEX 10 LAGEN D = 22 MM 
Hoeveelheid: 15,75, Eenheid: m2 - FH 


06. ZIJBRUGGEN 


06.01 KOKERPROFIELEN 
60 X 60 X 3 MM 
Hoeveelheid: 473.947, Eenheid: kg - FH 


06.02 SCHETSPLAAT EN KIKKERPLAAT 


Schetsplaat en kikkerplaat 
Hoeveelheid: 32, Eenheid: stuk - FH 


06.03 GEPLOOIDE PLAAT 
PLAAT 1000 X 200 X 4 MM 
Hoeveelheid: 394,24, Eenheid: kg - FH 


06.04 CONSTRUCTIERAILS 


Rail 41 mm x 21 mm met vertanding 
Hoeveelheid: 24, Eenheid: Im - FH 


06.05 PIJPBEUGEL DIAMETER 48,5 mm 


Zwarte pijpbeugel kompleet met moer.bouten en sluitring 
Hoeveelheid: 40, Eenheid: stuk - FH 


06.06 RONDE CONSTRUCTIEBUIS zwart 
OPHANGBUIZEN 48,3 X 3,25 MM 
Hoeveelheid: 235,928, Eenheid: Kg - FH 


06.07 MULTIPLEX ZWART 
MULTIPLEX 10 LAGEN D = 22 MM 
Hoeveelheid: 22,4, Eenheid: m2 - FH 


Algemene omschrijving en beschrijving. 


De zaalbrug en zijbruggen dienen voornamelijk voor het ophangen van theater en studiospots, niets sluit 
echter het gebruik van de bruggen uit als basis voor het plaatsen en hijsen van bvb trusskonstrukties, 
doeken, decor enz. 


Uitvoering en plaatsing lichtbruggen 


Aan de IPE profielen en de zijmuren, worden door middel van platen en bouten de lichtbruggen bevestigd. 
De lichtbruggen zijn uitgevoerd in staal en constructierails. 

Alle koker en andere profielen zijn warmwals tenzij anders vermeld. 

Alle verbindingen zijn gelast tenzij anders vermeld in het bestek of op de plannen. 

Alle scherpe hoeken, kanten en lassen zijn afgebraamd, opgeschuurd en opgerond zoals bij trapleuningen. 
Alle koppen van ronde konstruktiebuis en kokerprofielen zijn gesloten door middel van een lasplaat. 

Alle ronde konstruktiebuis heeft een diameter van 48,2 mm en een wanddikte van 3,2 mm of meer, alle 
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andere maten sluiten het gebruik van een standaard spotklem uit. 

Alle bouten moeren en sluitringen zijn klasse din 8,8 en verzinkt. 

Alle moeren zijn borgmoeren klasse din 8,8 en verzinkt. 

Al het staal wordt in een grondlaag geschilderd en nadien afgewerkt met een slagvaste konstruktieverf met 
de kleur zwart 

De constructierails moeten strikt volgens de voorschriften van de fabrikant aan de kokerprofielen gelast 
worden. 

Voor het plaatsen van de beugels en consoles mag alleen maar gebruik gemaakt worden van de originele 
moerplaatjes met vertanding. 

De vloer bestaat uit zwartgeschilderde multiplex. 

Multiplex is WBP en samengesteld uit minsten 10 lagen. 

Multiplex door middel van zelftappende schroeven te bevestigen op de draagstructuur. 


05.01 en 06.01 Kokerprofielen. 


Stalen warmwalsprofiel zwart gemoffeld. 


05.02 en 06.02 Schetsplaat en kikkerplaat. 


Stalen schetsplaat aan koker voorzien van 2 stalen kikkerplaten en verzinkte bouten, rondsels en 
borgmoeren, alle bouten en moeren DIN 8.8. 
Schetspalten en kikkerplaten zwart gemoffeld. 


05.03 en 06.03 Geplooide plaat. 
Warmwals plaat geplooid naar afmetingen vermeld in meetstaat en plannen, plaat is zwart gemoffeld. 
05.04 en 03.04 Constructierail 41/21. 


Stalen verzinkte constructierail : de rail is 41 mm breed en 21 mm hoog. 
De omgeslagen stalen binnenrand is voorzien van tanden. 


05.05 en 06.05 Pijpbeugel 48,5 mm. 


Stalen zwart gemoffelde beugel, de beugel wordt door middel van een glijmoer en bout aan de 
constructierail vastgemaakt. 

Stalen verzinkte glijmoer met vertanding in de twee gleuven. 

Moer voorzien van schroefdraad voor bouten M10 of bouten M12. 


05.06 en 06.06 Ronde constructiebuis. 


Stalen verzinkte constructiebuis afmetingen 48,3mm x 3,25mm. 
Buis is zwart gemoffeld. 


03.07 Zwarte stalen hoekbeugel. 


Stalen hoekbeugel opgebouwd uit een U profiel waaraan twee tegenover geplaatste constuctierails zijn 
gelast, constructierails hebben de afmeting 41 mm x 41 mm. 

Beugel te bevestigen met M12 bouten aan de constructierail die op de kokerprofielen is gelast. 

Beugel is zwart gemoffeld. 


02.08 en 03.07 Multiplexplaat WBP 22 mm. 
Hardhouten multiplexplaat, opgebouwd uit minstens 10 lagen die kruiselings aan elkaar zijn gelijmd. 
Plaats is WBP en minsten 22 mm dik, plaat is zwart geschilderd aan boven en onderkant. 


07. TRAPPEN, STIJGLADDERS EN ROOSTERVLOER 


07.01 WARMWALS PLAT 
PLAT 200 X 10 MM 
Hoeveelheid: 134,4, Eenheid: kg - FH 
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07.02 KOKERPROFIELEN 
60 X 60 X 3 MM 
Hoeveelheid: 26,496, Eenheid: kg - FH 


07.03 RONDE BUIS 
48,3 X 3,25 
Hoeveelheid: 7,536, Eenheid: kg - FH 


07.04 STANDAARD ROOSTERS EN ROOSTERTRAPTREDEN 
07.04.01: TRAPTREDE AFM 700 X 230 MM H = 30 MM 
Hoeveelheid: 12, Eenheid: stuk - FH 

07.04.03: TRAPTREDE AFM 1000 X 1500 MM H = 30 MM 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - FH 


Trappen zijn opgebouwd uit platstaal, vierkante koker, ronde constructiebuis en industriële 


roostertraptreden. 


De treden worden door middel van bouten en moeren aan de trapwangen bevestigd. 
De leuningen worden door middel van bouten en moeren aan de trapwangen bevestigd. 


Alle staal inclusief de treden is zwart gemoffeld. 


Ref: 2019/232 


Blz. 33 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2019/232 


BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 


PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“DE MEERMIN: THEATERMECHANICA® 


Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 


Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het totale 
offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 


Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 


Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


Ofwel (1) 


Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 

Contactpersoon: 

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid 
blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar 
het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) 


Ofwel (1) 


Tijdelijke vereniging 
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 


hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 


VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT (2019/232): 

tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 
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Algemene inlichtingen 

Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 

Ondernemingsnummer (alleen in België): 

Inschrijving op de lijst van de erkende aannemers nr: 
Categorie(ën), ondercategorie(én) en klasse(n): 

Ingeval van voorlopige erkenning: datum van toekenning: 


Erkenning van aannemers van werken 


(Waarschuwing: valse verklaringen betreffende de erkenning van aannemers van werken kunnen leiden tot 
de toepassing van een in art. 19 van de Wet van 20 maart 1991 bepaalde sanctie.) 


Ofwel (1) 


De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het 
bedrag van deze offerte. 


Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van de 
gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningsklasse, door de sluiting van 
deze opdracht niet worden overschreden. 

Ofwel (1) 


De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het 
bedrag van deze offerte. 


Door de sluiting van deze opdracht zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is 
vastgelegd voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreden. 


De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd. 
Ofwel (1) 


De bewijzen van erkenning in een andere Lidstaat van de Europese Unie en van de gelijkwaardigheid van 
die erkenning zijn bij deze offerte gevoegd. 


Ofwel (1) 


De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte gevoegd. 


Onderaannemers 
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Personeel 


Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere 
lidstaat van de Europese Unie: 


JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 


Betalingen 


De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIG) 
Arnh terassen hale nava nLaëd van de financiële instelling … … … … … ………………. geopend op naam van 
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Bij de offerte te voegen documenten 


Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 


De inschrijver, 


Handtekening, anssen teen siltte seert rtendtdn ete dhe sdh beenen laat ade ite dae A dAbleadEneat 
Naam:eni:Vóorhaam: naart eta a dinehte eedt innen dee ine ineen elden ineen ne 
FUnCHO: razen pede erneer niente dn lieve dneldeedeanderndel 


(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B: BANKVERKLARING 


Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: De Meermin: theatermechanica (2019/232) 


Hierbij bevestigen wij U dat de … nnn ennerennereeneenen venen nenennerennereenven eneen eenn enneeenne 
(naam vennootschap) onze cliënt is sinds … … nnen (datum). 


Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt 


De financiële relaties die wij onderhouden met deze cliënt hebben tot op heden, (datum), 
beantwoord aan onze verwachtingen. 


Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige elementen 
vastgesteld en deze cliënt heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met betrekking tot de ons 
gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten of projecten uit te voeren 
die haar werden toegewezen. 


Der: aantenielanetnteteteantedenetnevaneiekelreeinke tt okdie neust (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen en 


ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap (alleen 
vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de cliënt) : 


ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap. 


ofwel : onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog op 
de uitvoering van de opdracht te onderzoeken. 


ofwel : (geen van de drie voorafgaande verklaringen). 


Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt 
dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid. 


Wat betreft de notoriëteit van de cliënt 


EEN (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke plaats 
(ofwel : is actief) in de sector van … anneer nennnenreneenenervennenervennerrennenvenneeenvenneenennnnennnen: 

Tot op heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel : goede) technische 
reputatie en is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte informatie. De 
feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen U niet automatisch worden 
medegedeeld. 


Opgemaakt in … annen vennen KOP ernrrterkePrattren bre Pebanke enne Pentotevabidhacssien ; 


Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening 


Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden. 
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BIJLAGE C: SAMENVATTENDE OPMETING 
“DE MEERMIN: THEATERMECHANICA” 


EHP. in cijfers ein 
en en Type 


en MACHINERIE, STURING, BRUGGEN, TRAPPEN, 
 : 


en TROMMELTREK LAADGEWICHT 300 KG MET 
DE 


02.01 KAST MET KEUZEKNOPPEN TREKKEN, MET KNUPPEL FR (suk) 1 


Totaal excl. btw 
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EHP. in cijfers kn 
Referentie Beschrijving Type 
0302 VERMOGENKABELS VANUIT ALSB NAAR KAST BEDIENING TREKKEN 
eem jee 
03.03 WERKSCHAKELAAR FA suk) 1 


BALKEN OPHANGING TROMMELS, STEUNEN DRAAGBALKEN, 
OPHANGING VOORGORDIJN EN FONDDOEK 


[PE 200 
IPE 80 


DRAAGSTRUCTUUR HEA BALKEN EN 
Ophangstructuur bestaande uit L profiel en draadstang FH (suk | 48 


NN 


Totaal excl. btw 
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EHP. in cijfers excl. 
Referentie Beschrijving Type btw 


10 18 


(op) 
+ 
c 


1 k 213,76 


er EE 
0504 CONSTRUCTIERAIL mn 
Rail 41 mm x 21 mm met vertanding Im 


12 36 
13 40 


RONDE CONSTRUCTIEBUIS zwart 


14 OPHANGBUIZEN 48,3 X 3,25 MM F 


05.07 ZWARTE HOEKBEUGEL 
05.08 MULTIPLEX ZWART EE 


314,06 


Totaal excl. btw 
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EHP. in cijfers excl. 

Referentie Beschrijving Type btw 
| eem bm mn) 
jen oema nn 
EO 


Totaal excl. btw 
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EHP. in cijfers knn 
Referentie Beschrijving Type Totaal excl. btw 


En 06.07 MULTIPLEX ZWART Tj 
8 | MULTIPLEX 10 LAGEN D = 22 MM FH | m2 22,4 
AN TRAPPEN, STIJGLADDERS EN ROOSTERVLOER AR 


En 07.01 WARMWALS PLAT 
En 07.02 KOKERPROFIELEN 


memo in 


beej 07.04 STANDAARD ROOSTERS EN ROOSTERTRAPTREDEN 
07.04.01 _ \TRAPTREDE AFM 700 X 230 MM H = 30 MM FH stuk | 12 


26,496 


eon 


Blz. 42 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2019/232 


Totaal excl. btw : 
Btw 21% : 


Totaal incl. btw : 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


EE FUMOCUSE tense ane en eh eene eunoe 


Naam en voornaam: ……..…nnnunnnnernenennnenernennnenrerennnneere rens nerenenenneeneenn Handtekening: 
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1 Preventiemaatregelen ontwerpfase 

De huidige risico-inventarisatie en analyse en de veiligheidsbeschouwingen zijn opgesteld, uitgaande 
van de beschikbare informatie en op basis van het ontvangen ontwerpplan dd. 15-04-2019 worden 
volgende opmerkingen en aanbevelingen voorgesteld: 


1.1 Algemeen 

e Een plaatsbeschrijving van de bestaande situatie uitvoeren; 

e Alle verborgen leidingen dienen ingetekend te worden op as-built plannen. Ook het nemen van 
foto's van de ondergrondse (verborgen) leidingen bij de opbouw van het gebouw is aan te raden. 

e Hetis eveneens noodzakelijk dat bij het uitvoeren van alle werkzaamheden de vigerende 
regelgeving gehandhaafd wordt. 


1.2 Nazicht ontwerpplan 


Maatregelen voor een veilig gebruik en onderhoud van het gebouw. Rekening 
mee 


gehouden? 


Borstweringen 
Als afwerking dient er aan trappen en overlopen een degelijke leuningen 
geplaatst te worden, inclusief kantboord. Let wel deze dienen te voldoen aan de 
vigerende regelgeving (NBN B 03 — 004). 

Onderhoud en toegankelijkheid 

We adviseren een veilige toegang te voorzien naar de technische kokers en 
voorzieningen te plaatsen om later persoonlijke valbeveiligingssystemen aan te 
bevestigen. Op verschillende plaatsen dient vaste verlichting voorzien te 
worden. 

Brandbeveiliging 

De branddetectie- en brandbestrijdingsvoorzieningen dienen geplaatst te 
worden volgens de voorschriften van de brandweer, zie brandweerverslag. 
Elke traphal dient voorzien te zijn van een rookkoepel en 
waarschuwingssirenes. 

In het meterlokaal elektriciteit dient er een CO-blusser aanwezig. 

De nooduitgangen dienen voorzien te zijn van de nodige pictogrammen. 

Een evacuatieplan dient in elke traphal en overloop en op elk niveau op 
duidelijk zichtbare plaatsen geplaatst te worden. 
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1 Wettelijk kader 


1.1 Inleiding 

Dit document vormt het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) conform het K.B. van 19/01/2005 
betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen, en latere wijzigingen of aanvullingen. Het 
veiligheids- en gezondheidsplan is het document of het geheel van documenten waarvan de inhoud 
beantwoordt aan bijlage 1, deel van het K.B. van 19/01/2005, en latere wijzigingen of aanvullingen. Dit 
document bevat de risicoanalyse en de vast te stellen preventiemaatregelen ter voorkoming van de 
risico’s waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden als gevolg van: 


1. de aard van het bouwwerk; 

2. de wederzijdse inwerking van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen die 
tegelijkertijd op de tijdelijke en mobiele bouwplaats aanwezig zijn; 

3. de opeenvolging van activiteiten van diverse tussenkomende partijen op een tijdelijke of 


mobiele bouwplaats wanneer een tussenkomst, na het beëindigen ervan, risico’s laat 
bestaan voor de andere tussenkomende partijen die later zullen tussenkomen; 


4. de wederzijdse inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de 
nabijheid van de site waar de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd, inzonderheid: 
a. het openbaar of privaat goederen- of personenvervoer; 
b. het aan vatten of de voortzetting van het gebruik van een gebouw; 
C. de voortzetting van het gebruik van een gebouw; 
d. de voortzetting van eender welke exploitatie; 

5, de uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk. 


Het veiligheids- en gezondheidsplan wordt verder kortweg het “VGP” genoemd. 


Men heeft getracht zo correct en volledig mogelijk te zijn in de opmaak van het onderhavig veiligheids- 
en gezondheidsplan, dit vervangt echter in geen geval de gangbare wetgeving. 


“Adviesbureau Dirk De Groof“ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele spellingsfouten 
die zich in de tekst zouden bevinden of waarvan de interpretatie op foutieve wijze mogelijk is. Alle 
interpretaties dienen steeds te gebeuren in de zin van de meest veilige uitvoering. Het is de 
verplichting van eenieder om tekortkomingen in documenten te melden. 


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de zaakvoerder. 


1.2 Te hanteren documenten 


1.2.1 Het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) 

Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat naast de algemene projectgegevens vooral de essentiële en 
project specifieke risico’s en preventiemaatregelen. Dit document wordt tijdens de ontwerpfase 
geïnitieerd door de veiligheidscoördinator ontwerp en tijdens de verwezenlijkingsfase verder 
aangepast en aangevuld door de veiligheidscoördinator verwezenlijking. 


1.2.2 Het coördinatiedagboek (CD) 

Het coördinatiedagboek is het werkinstrument van de veiligheidscoördinator. Het coördinatiedagboek 
wordt geopend door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt systematisch bijgehouden tijdens de 
ontwerp- en verwezenlijkingfase. Verslagen en andere documenten worden stelselmatig bijgevoegd 
naargelang de vooruitgang en evolutie van de werf. 
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De verschillende aannemers moeten de documenten (of kopieën ervan), die hun werkzaamheden en 
installaties aanbelangen, spontaan en tijdig aan de veiligheidscoördinator verwezenlijking 
overhandigen. 


De veiligheidscoördinator zal bij zijn werfbezoeken een werfverslag opmaken en hierin zijn 
opmerkingen opnemen. De verslagen worden bijgehouden in het coördinatiedagboek. 


Alle actoren hebben de mogelijkheid opmerkingen, attesten, enz. toe te voegen aan het 
coördinatiedagboek. 


Voor aanvang der werken wordt het coördinatiedagboek voor alle relevante partijen geopend. Dit 
is online beschikbaar via http://docs.dirkdegroof.be/. Het VGP en alle andere relevante documenten 
zijn hier terug te vinden. 


Betreffende actoren (bouwheer, architect, aannemer) waarvan de contactgegevens ontvangen 
werden, zullen de nodige login gegevens ontvangen via e-mail. 


1.2.3 Het postinterventiedossier (PID) 
Het postinterventiedossier is verplicht op alle tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar een coördinatie 
moet worden georganiseerd. (art. 34) 


Het postinterventiedossier heeft tot doel een hoger veiligheidsniveau te waarborgen bij latere 
uitvoering van verbouwings-, onderhouds- of herstellingswerken aan het bouwwerk. 


Het dossier moet voor uitvoerders van eventuele latere werkzaamheden, nuttige documenten 
bevatten m.b.t. veiligheid en gezondheid, aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk. 
Fotografische elementen kunnen hierbij een nuttige aanvulling vormen. 


Dit dossier moet door de eigenaar worden bijgehouden en door de opdrachtgever ter beschikking 
worden gesteld van de aannemer(s) die latere verbouwings-, onderhouds- of herstellingswerken zullen 
uitvoeren. 


De veiligheidscoördinator draagt het postinterventiedossier over aan de bouwheer en maakt hiervoor 
een proces-verbaal op volgens art. 22 van het KB van 25 januari 2001. 


De inhoud van dit document omvat het volgende: architecturale, technische en organisatorische 
elementen i.v.m. de verwezenlijking, instandhouding en onderhoud van het gebouw (as-built 
plannen). 


e Informatie voor uitvoerders van later te voorziene werkzaamheden bvb. onderhoud, 
herstellingen, vervangingen, ontmantelingen van installaties en/of constructie-elementen. 

e De verantwoording van de materiaalkeuzes. Wat waren op het moment van de bouwfase de 
redenen om welbepaalde materialen te gebruiken. 


1.2.4 Coördinatiestructuur 
Een coördinatiestructuur wordt opgericht op alle bouwplaatsen waarvan: 


e hetzij het vermoedelijke werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt; 

e hetzij de prijs van de totale werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp 
2.500.000 euro excl. BTW bedraagt en waar ten minste drie aannemers gelijktijdig werk 
verrichten. 
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2 Projectgegevens 
2.1 Ligging van de bouwplaats 


Gemeente + Postcode 


9250 WAASMUNSTER 


Straat + huisnummer 


Roosenberglaan 


Geplande startdatum van de werken 


Tot op heden nog niet bekend 


Geplande uitvoeringsperiode 


120 kalenderdagen 


Vermoedelijk max. aantal werknemers 


Tot op heden nog niet bekend 


Vermoedelijk aantal (onder)aannemers 


Tot op heden nog niet bekend 


2.2 Gegevens van de betrokken partijen 


2.2.1 Direct betrokken partijen 


. Opdrachtgever — Bouwheer: 


Waasmunster. 


Gemeente Waasmunster, 


Roosenberglaan, 


9250 


. Bouwdirectie belast met het ontwerp — Architect: Poponcini & Lootens (POLO) 
Architecten, Tavernierkaai 2 box 28, 2000 Antwerpen. 


. Bouwdirectie belast met de uitvoering — Aannemer: Zie Hoofdstuk 12 — Lijst betrokken 


partijen 


. Veiligheidscoördinator Ontwerp: 


Firma: Adviesbureau Dirk De Groof bvba 


Coördinator: Olivier Neyt 


Adres: Mechelbaan 657 te 2580 Putte 


. Veiligheidscoördinator Verwezenlijking: 


Firma: Adviesbureau Dirk De Groof bvba 


Coördinator: Olivier Neyt 


Adres: Mechelbaan 657 te 2580 Putte 


2.2.2 Indirect betrokken partijen 


e FOD Arbeid, dienst Welzijn op het Werk 


www.werk.belgie.be 


e N.A.V.B. 
Koningsstraat 132/4 
1000 Brussel 
Tel: 02/552 05 00 
navb@navb.be 


e Milieu-inspectie 
Graaf de Ferrarisgebouw 
Koning Albert II-laan 20, bus 8 
1000 Brussel 
tel.: 02/ 553 81 83 
fax.: 02/ 553 80 85 


E-mail: milieu-inspectie@lne.vlaanderen.be 
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2.3 Beschrijving van het te realiseren bouwwerk. 
Theatermechanica 


Korte beschrijving van de uit te voeren werken: 
e Plaatsen mechanica (ophangbalken, trommeltrekken….) 


2.3.1 Ontwerpfase. 
Al tijdens de ontwerpfase dient men rekening te houden met de veiligheid van de werknemers welke 
instaan voor de verwezenlijking van het bouwproject en latere onderhoudswerken. 


Op basis van de ontwerpplannen wordt een analyse van het ontwerp van het bouwwerk uitgevoerd. 
In dit nazicht van het ontwerpplan (hoofdstuk 4.2) worden opmerkingen en aanbevelingen 
voorgesteld voor het veilig optrekken en onderhouden van het bouwwerk. 


2.3.2 Verwezenlijkingfase. 
Tijdens de uitvoeringsfase van het project zullen volgende werken plaatsvinden. 


1° graafwerken 


2° grondwerken 


3° funderings- en verstevigingswerken 


4° waterbouwkundige werken 


5° wegenwerken 


X 6° plaatsing van nutsleidingen, inzonderheid, riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels, en tussenkomsten op deze 
leidingen, voorafgegaan door andere in deze tabel bedoelde werken 


7° bouwwerken 
|_x _[ 8° montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen | 
|_x _[9° inrichtings- of uitrustingswerken 
|____[ 10° verbouwingswerken 
|_____ [21° vernieuwbouw 
|_____[ 12° herstellingswerken 
|____[ 13° ontmantelingswerken 
|_____ [14° sloopwerken 
|____[ 15° instandhoudingswerken 
|_x [16° onderhouds-, schilder- en reinigingswerken 


17° saneringswerken 


X 18° afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in 1° tot 17° 


Een gedetailleerde opsomming en overzicht van de uit te voeren werken is terug te vinden in het 
lastenboek en de planning van de bouwdirectie belast met de uitvoering. 


2.4 Coördinatiestructuur 
Het oprichten van een coördinatiestructuur is: 


VERPLICHT 
m Aangezien de totaliteit van de werken het bedrag van 2.500.000 euro (excl. BTW en 
rekening houdend met de prijzenindex) overschrijdt. 


nm Gezien het vermoedelijk werkvolume meer dan 5.000 mandagen bedraagt. 
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nm Er tenminste 3 aannemers gelijktijdig werken zullen uitvoeren. 


NIET VAN TOEPASSING 


Op gemotiveerd onderzoek van de coördinator-verwezenlijking organiseert de opdrachtgever een 
coördinatiestructuur op andere dan de hiervoor geciteerde bouwplaatsen. De coördinator 
verwezenlijking zit de coördinatiestructuur voor. 


Bijkomend is de veiligheidscoördinator-verwezenlijking verplicht — ongeacht de oprichting van een 
coördinatiestructuur of niet — in te gaan op het grond van de veiligheid en gezondheid gemotiveerd 
verzoek van één of meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn. 


3 Identificatie van de werkzaamheden met gevaren 


Op basis van de beschikbare gegevens (ontwerpplannen — meetstaat — planning) worden 
verschillende fasen van ontwerp en uitvoering als risico houdend weerhouden, namelijk: project 
gebonden risico’s en kritieke fasen. Daarnaast zijn er nog algemene risico’s welke te wijten zijn aan 
een deeltaak op de bouwplaats. 


3.1 Algemene risico’s 
Algemene risico’s zijn risico’s die te wijten zijn aan het uitvoeren van een deeltaak op een bouwplaats. 
De inventarisatie van de algemene risico’s kan gebeuren op basis van de meetstaat. 


De bouwdirectie belast met de uitvoering ( = aannemer ) bepaalt welke risico’s er bij de uitvoering 
van zijn (deel)taken verbonden zijn en zijn preventiedienst maakt hiervoor de nodige risicoanalyses 


op. 


Deze risicoanalyses worden aan de veiligheidscoördinator uitvoering overhandigd na gunning van de 
opdracht. 


Elke risicoanalyse moet minstens bevatten: 


1. een inventarisatie van de risico’s van de verschillende deelactiviteiten op basis van de 
meetstaat; 

2. een detailuitwerking van de aard van het risico en de kans op voorkomen (kwalitatief of 
kwantitatief); 

3. een eenduidige beschrijving van de preventiemaatregelen. 
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3.2 Kritieke fasen (risicovolle werken) 

Tijdens deze fasen dient de veiligheidscoördinator uitvoering aanwezig te zijn op de bouwplaats voor 
zover hij hiervan tijdig op de hoogte werd gebracht. Werken met verhoogd risico volgens art. 26 81 
van het KB worden beschouwd als kritieke fasen. Betreffende project bevat volgende verhoogde 
risico’s. 


Verhoogd risico volgens art. 26 81 van het KB 

Sleuven of putten met een diepte groter dan 1,2 m 

X | Valgevaar van 5m hoogte of meer 

Nabijheid van drijfzand of slib 

Blootstelling aan chemische of biologisch agentia of asbesthoudende materialen 
Werk met ioniserende straling 

Werken in nabijheid van hoogspanningslijnen of — kabels of van leidingen onder een 
inwendige druk van 15 bar of meer 

Risico op verdrinking 

Ondergrondse werken en tunnelwerken 

Werkzaamheden met duikuitrusting 

Werkzaamheden onder overdruk 

Gebruik van springstoffen 

X Montage en demontage van geprefabriceerde elementen 


Daarnaast dient de coördinator verwittigd te worden van wanneer de (start)vergadering plaats vindt 
en wanneer er meer dan vier aannemers gelijktijdig op de bouwplaats werken uitvoeren. 


3.3 Project gebonden risico’s 
Naast de algemene risico's en de kritieke fasen worden voor het project volgende projectgebonden 
risico’s opgelijst. 


De hierna volgende fasen voor de uitvoering van het bouwproject werden door de 
veiligheidscoördinator ontwerp/verwezenlijking na uitvoering van de risicoanalyses als risicovol 


beschouwd: 
. Aanwezigheid van de openbare weggebruikers, bezoekers en omwonenden 
. Coactiviteit tussen verschillende partijen op de werf 
. Coactiviteit tussen de verschillende fases van het totale bouwproject 
. Opeenvolging van werken 


4 Preventiemaatregelen uitvoeringsfase 

Op basis van de gevonden risico's worden hierna de te nemen preventiemaatregelen voor tijdens de 
uitvoering opgelijst. Alle betrokken partijen dienen hier steeds mee rekening te houden, wanneer er 
afgeweken wordt van de voorgestelde preventiemaatregelen dient dit gemeld te worden aan de 
veiligheidscoördinator welke hierover zijn akkoord dient te geven. 


4.1 Algemeen 
e Erzaleen duidelijke communicatie moeten opgezet worden tussen de verschillende aannemers 
die op het project tegelijkertijd activiteiten uitvoeren. De aannemer ruwbouw kan nog bezig zijn 
wanneer technieken en afwerking hun werken aanvatten. 
o Welke werfinrichting zal er geplaatst worden en door wie, alsook waar? 
o Erzaleen afspraak gemaakt worden tussen de aannemers hoe het verpakkingsafval van 
de werf wordt verwijderd. 
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e Alle arbeiders op de werf dienen minstens een basiskennis te hebben van de officiële landstalen 
of dienen Engels te spreken. Indien niet mogelijk dient de werfverantwoordelijk op de werf de 
opmerkingen kunnen vertalen zodat alle arbeiders op de hoogte zijn van de gemaakte 
opmerkingen. 


4.2 Bouwplaatsinrichting 

e De volledige werf dient afgeschermd te worden zodat derden geen toegang krijgen tot de 
werfzone. 

e De afsluiting dient er ook voor te zorgen dat de stofproductie naar de omgeving beperkt wordt. 

e Materiaal dat buiten de werfzone geplaatst wordt dient voldoende afgeschermd te worden door 
werfhekken. 

e Er dient een sanitaire voorziening aanwezig te zijn op de werf, indien nodig plaatst men een 
tijdelijk werftoilet. 

e Arbeiders moeten op een degelijk plaatst kunnen rusten en eten. Een ruimte moet hiervoor 
ingericht worden. Deze moet beschikken over stoelen en tafels. Indien nodig plaatst men een 
schaftkeet. 

e Opstellen van het werfinrichtingsplan ruim vóór de aanvang van de werken en ter goedkeuring 
voorleggen aan de veiligheidscoördinator. Hierop wordt weergegeven: 

o Aan en toevoer routes: Er dient voldoende plaats op de werf voorzien te worden voor 
het lossen van materiaal, parkeren van voertuigen. Maneuvers dienen zo veel mogelijk 
binnen de werfzone te kunnen gebeuren; 

o Plaatsing van signalisatie; 


4.3 Inrichtingswerken en plaatsen technieken / afwerking 

e Trappen dienen voorzien te worden van leuningen. 

e _Schachten (Lift — rookkoepels — leidingsschachten) dienen voldoende afgeschermd te worden; 

e Alle plaatsen waar er valgevaar is dienen voorzien te worden van tijdelijke leuningen: de nodige 
afspraken dienen gemaakt te worden zodat gedurende het gehele project deze tijdelijke 
leuningen behouden blijven; 

e _Doorgangen en trappen dienen steeds voldoende verlicht te worden; 

e De aannemers maken geen gebruik van andermans arbeidsmiddelen zonder duidelijke afspraken. 

e Er wordt geadviseerd het gebruik van ladders te verbieden en alle werken op hoogte uit te 
voeren vanop (rol)stellingen (gekeurd) of met behulp van hoogtewerkers of schaarliften. 

e Kabels en leidingen uit plafond of muren zijn zodanig opgehangen of beveiligd dat zij op geen 
enkel moment een gevaar zijn voor ogen, aangezicht of ledematen. 
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5 Taken en verplichtingen van de betrokken partijen 

Elke partij moet binnen zijn mogelijkheden gevolg geven aan de opmerkingen van de 
veiligheidscoördinator. Indien blijk dat de aannemers hun verantwoordelijkheid niet opnemen, dient 
de opdrachtgever in te grijpen. De opdrachtgever blijft immers verantwoordelijk voor alles wat 
gebeurd in het kader van de gegeven opdrachten aan de aannemers. 


5.1 Taken van de opdrachtgever 

Hij of zij moet er voor zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan deel uitmaakt van het bestek, 
dat de kandidaten bij offertes een document met verwijzing naar het veiligheids- en gezondheidsplan 
voegen in verband met de uitvoering van het werk, de kandidaten een afzonderlijke prijsberekening 
geven in verband met het veiligheids- en gezondheidsplan en dat de coördinator-ontwerp de 
overeenstemming van de offertes kan controleren. 


De opdrachtgever dient alle betrokken partijen op de hoogte te stellen dat het project al dan niet valt 
onder de Wet van 8 december 2013 over voorafgaande aangiften van werken en 
aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen. 


5.2 Taken van de architect 

Hij of zij is verplicht de algemene preventiebeginselen toe te passen. De bouwdirectie mag de 
uitwerking van het project niet aanvatten of voortzetten zolang de coördinator-ontwerp niet is 
aangesteld. Ook de raming wordt door de architect opgemaakt. 


De architect dient de opdrachtgever op de hoogte te stellen dat het project al dan niet valt onder de 
wet van 8 december 2013 over voorafgaande aangiften van werken en aanwezigheidsregistratie op 
bouwplaatsen. D.w.z. dat hij een raming moet maken van de totale kostprijs van het volledige 
bouwproject. Indien het totale bedrag van de werken exclusief BTW gelijk is aan of hoger is dan 
500 OOOE, is aanwezigheid registratie verplicht. 


5.3 Taken van de coördinator 

Hij of zij moet volgens de welzijnswet een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen en de algemene 
preventiebeginselen toepassen bij bouwkundige, technische en organisatorische keuzen in verband 
met planning en raming van de duur van de werken. Volgens het KB TMB moet hij of zij een veiligheids- 
en gezondheidsplan opstellen en ter beschikking stellen van alle actoren, advies verlenen aan zijn 
aansteller inzake overeenkomst van de offertes met het veiligheids- en gezondheidsplan, openen en 
aanvullen van het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier. Na de werken worden deze 
documenten over gedragen aan de opdrachtgever. 


5.4 Taken van de aannemer 

Zij moeten het veiligheids- en gezondheidsplan naleven en er voor zorgen dat ook elke 
onderaannemer het naleeft. Volgens art. 30 van het KB TMB dient de kandidaat-aannemer bij zijn 
prijsbieding twee documenten inzake veiligheid toe te voegen. Deze zijn een korte omschrijving van 
de te nemen veiligheidsmaatregelen en een aparte prijsberekening hiervoor (zie hoofdstuk 8 — artikel 
30). 


Wanneer er gewerkt wordt met één hoofdaannemer staat deze in voor de uitvoering van de algemene 
preventiemaatregelen zoals beschreven in de risicoanalyse opgesteld door de veiligheidscoördinator. 
Dit houdt onder andere in het plaatsen en onderhouden van collectieve valbeveiligingen, voldoende 
verlichting van de passages, werfinrichting, … 
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Wanneer er enkel gewerkt wordt met verschillende nevenaannemers dient voor de start van de 
werken bepaald te worden welke aannemers instaat voor de plaatsing uitvoering van de algemene 
preventiemaatregelen zoals beschreven in de risicoanalyse opgesteld door de veiligheidscoördinator. 
Dit houdt onder andere in het plaatsen en onderhouden van collectieve valbeveiligingen, voldoende 
verlichting van de passages, werfinrichting, … De verantwoordelijke aannemer en opdrachtgever 
dient dit door te geven aan de veiligheidscoördinator. 


54.1 Door de aannemer te leveren documenten bij inschrijving 
Conform art. 30 van het KB TMB, dient de aannemer bij zijn offerte verplicht de in dit hoofdstuk 
vermelde documenten toe te voegen. 


Op basis van de door de inschrijver aangeleverde documenten zal een beoordelings- en adviesverslag 
opgesteld worden door de veiligheidscoördinator. Betreffend verslag wordt opgemaakt op basis van 
de door inschrijver bij offerte toegevoegde delen m.b.t. de veiligheid & gezondheid en de kwaliteit van 
deze documenten. 


De inschrijver kan / dient hiervoor gebruik maken van de documenten in hoofdstuk 8 — artikel 30. 


. Een korte beschrijving (max. 2 x A4-document) waarin hij te kennen geeft hoe hij het 
betreffende project, zoals beschreven in het lastenboek, zal uitvoeren en een 
doeltreffende organisatie m.b.t. veiligheid & gezondheid op de werf zal garanderen, 100% 
rekening houdend met de eisen gesteld in dit veiligheids- en gezondheidsplan. (wettelijk 
verplicht volgens KB TMB art. 30, 1°) 

. Een afzonderlijke prijsopgave in verband met de door het V&G plan bepaalde 
preventiemaatregelen en -middelen, inclusief de individuele beschermingsmaatregelen 
en -middelen. (wettelijk verplicht volgens KB TMB art. 30, 2°). Deze afzonderlijke 
prijsopgave dient louter voor de analyse van de offertes (m.b.t. het veiligheids- & 
gezondheidsplan) die de veiligheidscoördinator volgens art. 11, 4° van het KB TMB voor en 
ten behoeve van de gunning dient over te maken aan het opdracht gevend bestuur. 


54.2 Door de aannemer te leveren documenten vóór aanvang van de werken 

Onderstaande documenten worden opgevraagd nadat de werken gegund zijn aan de aannemer en 
vóór de eigenlijke start van de werken en dienen vóór aanvang der werken ingevuld en ondertekend 
terug bezorgd te worden aan de veiligheidscoördinator uitvoering. 


. Het ingevulde art. 30 (hoofdstuk 8), bestaande uit een beschrijving van de werkwijze van 
de uit te voeren werken (werken met verhoogd risico en projectgebonden risico’s }) met 
bijbehorende de te nemen preventiemaatregelen (risicoanalyse) met bijbehorende de 
kostprijs van de preventiemaatregelen (ingevulde afzonderlijke prijsopgave) dient 14 
dagen vóór aanvang der werken aan de veiligheidscoördinator bezorgd te worden. De 
voorgestelde werkwijzen zullen in casus gescreend worden door de veiligheidscoördinator 
verwezenlijking op inhoud, realistische inschatting van de risico’s, in overeenstemming 
met de omgevingsfactoren en in overeenstemming met de andere intervenanten. De 
aannemers staan er voor in dat de opgesomde preventiemaatregelen nageleefd worden 
door eigen personeel en derden (leveranciers, bezoekers, …). 

. De risicoanalyse die iedere aannemer voor zijn eigen activiteit dient op te maken, hij 
dient de exacte uitvoeringsmethoden en de door hen gekozen arbeidsmiddelen op te 
nemen in de analyse en alle risico’s te behandelen. 

. In de intentieverklaring verklaart de aannemer kennis genomen te hebben van het 
Algemeen en Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan en het werfreglement. Hij zal de 
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bijkomende adviezen van de veiligheidscoördinator opvolgen in overleg met de 
opdrachtgever en architect. Hij zorgt er ook voor dat alle onderaannemers kennis hebben 
genomen van de veiligheidsmaatregelen en dat de bouwplaats enkel betreden mag 
worden door bevoegden. In de intentieverklaring vermeldt de hoofdaannemer zijn 
bedrijfs- en contactgegevens, projectleider, preventieadviseur en gegevens van zijn 
onderaannemers (hoofdstuk 10). 

. Voorafgaand aan de werken dient de hoofdaannemer de (voorlopige) planning van de 
door hem en/of zijn onderaannemers uit te voeren werkzaamheden ter beoordeling over 
te maken aan de veiligheidscoördinator. De aanvangsdatum, de duur en de einddatum van 
zijn interventie, evenals het werkvolume waarmee hij belast is en het personeel 
toegewezen aan de bouwplaats worden meegedeeld. 

. De hoofdaannemer dient een werfinrichtingsplan af te leveren aan de 
veiligheidscoördinator. Hierin wordt o.a. opgenomen; de te gebruiken toegangswegen, de 
gekozen plaatsen voor de werkposten (werfkeet, sanitair, signalisatie en afsluitingen), de 
oppervlakte nodig om het materiaal en de grondstoffen op te slaan. 

. Indien van toepassing (bvb. bij wegenwerken ‚…) dient een goedgekeurd signalisatieplan 
bezorgd te worden aan de veiligheidscoördinator uitvoering. Hierin staan de omleidingen 
vermeld en de plaats en specificatie van de te gebruiken verkeersborden. 

. Bewijs van de aangifte van werken aan RSZ, NAVB, FOD Arbeid en Sociaal Overleg. De 
aannemers in de bouwsector zijn gebonden aan een aantal wettelijke verplichtingen 
inzake melding van werken. Afhankelijk van de aard en de omvang van de uitgevoerde 
werken, moeten mogelijk diverse meldingen aan verschillende instellingen uitgevoerd 
worden die daarenboven gedeeltelijk dezelfde gegevens bevatten. Meer informatie over 
de aangifte kan geraadpleegd worden via: www.socialsecurity.be 

. Bijkomende specifieke documenten met betrekking tot de toegewezen werf, dienen 
overhandigd te worden aan de veiligheidscoördinator (bvb specifieke adviezen 
nutsmaatschappijen, ligging verborgen leidingen …). 


5.4.3 Door de aannemer te leveren documenten tijdens en na de uitvoering van de werken 
Ook gedurende de werken en/of wanneer de werken volledig voltooid zijn, dient de aannemer op 
verzoek van de veiligheidscoördinator volgende documenten te bezorgen om het 
postinterventiedossier te vervolledigen. 


54.31 Keuring en attesten 

Elke aannemer dient voorafgaandelijk aan de werken te melden welk werfmaterieel zal worden 
ingezet. Van keuring plichtig materieel (heftoestellen, kranen, liften, …) dient een afschrift van de 
keuringsattesten/certificaten aan de veiligheidscoördinator te worden overgemaakt. 


54.3.2 Technische fiches en handleidingen 
De aannemer bezorgt de veiligheidscoördinator en de door de architect goed gekeurde technische 
fiches en handleidingen van alle aangewende materialen en geplaatste technieken. 


54.3.3 As-built plannen 
De aannemer bezorgt de veiligheidscoördinator de plannen welke overeenstemmen met de uitvoering 
van de door hem uitgevoerde werken. 
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6 Noodprocedures 


6.1 Evacuatieprocedure 
Wanneer er echt gevaar dreigt, is het noodzakelijk dat iedereen zo vlug mogelijk het gebouw en/of de 
werf verlaat. Een vlotte evacuatie kan van levensbelang zijn. 


6.1.1 Enkele nuttige opmerkingen 


. Zorg dat iedereen de vluchtwegen kent (zie evacuatieplan en signalisatie). Zorg ervoor dat 
deze vluchtwegen steeds vrij zijn van obstakels. 

. Maak in geval van evacuatie NOOIT gebruik van een lift. De stroom kan immers uitvallen, 
waardoor je vast kan zitten in de lift. 

. Blijf kalm en vermijd paniek. 

. Evacueer steeds iedereen naar een vooraf vastgelegde verzamelplaats waar de 


werfverantwoordelijke controleert of iedereen de werf veilig verlaten heeft. 

. Voor bepaalde werven (van zekere grootte), dient er aannemer een evacuatieplan 
opgesteld te worden waarop de plaats van brandblusapparaten, de EHBO -kit en de 
verzamelplaats is aangeduid. 


. Dit evacuatieplan dient voor iedereen duidelijk zichtbaar op de werf opgehangen te 
worden. 
. Voor de meeste werven, zoals een ééngezinswoning of een appartementsblok, wijst de 


evacuatie zichzelf uit. Namelijk in geval van nood, begeeft iedereen zich naar de overzijde 
van de straat en wordt daar geteld dat iedereen de werf verlaten heeft. 


6.1.2 In geval van ongeval 

Ondanks de beste voorzorgsmaatregelen kan er toch wat verkeerd lopen. Een ongeval is snel gebeurd 
en verwondingen zijn vaak het gevolg. Wees je ervan bewust dat zelfs het kleinste letsel onmiddellijk 
moet verzorgd worden. Trouwens ook voor de verzekering is het belangrijk dat het letsel met dag en 
uur van verzorging genoteerd staat. 


Bij ernstige verwondingen komt het erop aan zo vlug mogelijk medische hulp in te roepen. De eerste 
zorgen mogen enkel toegediend worden door een eerste hulpverlener. 


Gouden regel: Onderneem niets dat het slachtoffer in gevaar kan brengen, een ondoordachte 
handeling kan catastrofale gevolgen hebben. 


160751 _ Gemeente Waasmunster VGP 


14 


1 
A DV E SS B LW R EA LWL MECHELBAAN 657, 2580 PUTTE - 015/ 23.57.67 
E. CLAUSLAAN 66/102, 9800 DEINZE - 09/311.88.18 
ER EEE 
DIRK DE GROOD INFO@DIRKDEGROOF.BE - WWW.DIRKDEGROOF.BE - BTW 0890 140 195 


7 Artikel 30 


7.1 Beschrijving werkwijze (artikel 30.1° van het K.B. 25-01-2001 betreffende TMB) 

Voor volgende rubrieken die van toepassing zijn tot de desbetreffende aannemer die één of meerdere 
van deze werken uitvoert, dient de aannemer een beschrijving te geven van de door hem voorgestelde 
werkmethode. 


WERKEN OP HOOGTE (PLAATSEN VAN TECHNIEKEN / AFWERKINGSWERKEN): 


Aannemer zal dit uitvoeren volgens werkwijze zoals beschreven in dit VGP. 


Alternatieve werkwijze: 
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7.2 Artikel 30. - Afzonderlijke prijsopgave (artikel 30.1° van het K.B. 25-01-2001 betreffende TMB) 
In de gedetailleerde prijsopgave dient minimaal een detailprijs opgegeven te worden door de uitvoerder voor alle rubrieken die voor hem van toepassing zijn. 


Het niet bijvoegen van ingevulde, aangevulde en gedagtekende documenten geeft aanleiding tot de nietigverklaring van de offerte. 


Artikel 30. - Afzonderlijke prijsopgave 


1.1. Opstellen en bezorgen van het eigen specifiek VGP, risico-analyse en werfreglement voor aanvang van 
de werken 


1.2. Verplichte meldingen; (aangifte van werken, …) 


1.3. Houden van (start)vergaderingen, coördinatievergadering, toolboxmeetings, … 


1.4. Opmaken van het werfinrichtingsplan (plaatsing werfafsluiting, toegangswegen, signalisatie, laad en 
los zone afbakenen) 
1.5. Opvragen van plannen eventueel aanwezige nutsleidingen 


1.6. Opvragen en tijdig bezorgen aan VC van technische fiches, as-built plannen en keuringen 
2.1. Plaatsen werfinrichting (werfkeet - sanitaire voorziening) 

2.2. (Tijdelijke) nutsvoorzieningen (water - elektriciteit) 

2.3. Afsluiten van de werf voor derden door plaatsen van een werfafsluiting en waarschuwingsborden 


2.4. Inname openbaar terrein volgens vergunning, plaatsen van de nodige signalisatie 
2.5. Aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen en gevulde EHBO-doos 
2.6. Het onderhouden en nakijken van de van werfafsluiting, signalisatie, … 


2.7. Het in goede orde houden van de bouwplaats (dagelijkse controle - voldoende afvalcontainers) 


2.8. Beperking van stofhinder naar de omgeving toe 
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3.1. Plaatsen reglementaire afschermingen bij valgevaar zoals beschreven in het VGP (traphallen, 
overlopen, verdiepingsvloeren, ) 

3.2. Plaatsen tijdelijke werftrap voor het bereiken van de verdiepingsvloeren wanneer de definitieve trap 
niet meteen aanwezig is. 

3.3. Nakijken en onderhouden van de geplaatste collectieve valbeveiligingen 


3.4. Afbakenen van een veiligheidszone bij gevaar voor vallende voorwerpen 
4. Persoonlijke beschermingsmiddel (PBM's) 

4.1. Ter beschikking stellen van PBM's 

4.2. Bescherming tegen kwartsstof 


5. Periodieke keuringen 


5.1. Keuringen van hijs- en hefwerktuigen (periodiek - jaarlijks) 


5.2, Keuringen van elektrische installaties 


Totale kosten met betrekking tot het Veiligheids- en gezondheidsplan 
Totaal bedrag van de volledige aanneming 
Percentage kosten veiligheids- en gezondheidsplan t.o.v. volledige aanneming 
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8 Noodnummers 


ALGEMEEN NOODNUMMER (te bellen via gsm): 112 
; AMBULANCE & BRANDWEER: 100 
o 
Politie 

POLITIE: 101 


Antigif Centrum 070/ 24.52.45 


Ò 
° 

A 

jn 


Brandwonden Centra 02/ 268.62.00 
Civiele bescherming 050/ 81.58.41 
Wachtdiensten (apothekers 0900/ 105.00 
Bouwheer: Poponcini & Lootens (POLO) Architecten bvba 
Tavernierkaai 2/28 
2000 ANTWERPEN 
Architect: Poponcini & Lootens (POLO) Architecten bvba 
Tavernierkaai 2/28 
2000 ANTWERPEN 
info@polo-architects.be 
03 225 18 84 
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9 Intentieverklaring 


Bedrijf: OF Stempel Bedrijf 


Postnummer + Gemeente: … nonnen eneen 
Telefoons. vate vanasdeeades 


Werf verantwoordelijke: … ……… … ………..uannnnnnn sereen enannenseeveerenenannnnnseverrenenannnnnsevenssnennnntenssessnenennnntensenenenn 
VGV verantwoordelijke: …………  ………..unanaann enne en en ennnnensenveerenensnnnnnseseerenenannnnnsrvenrsnennnntenssvsnnenannnntensevenens 
Maximaal aantal werknemers op de werf voor dit werk: … anne onneenenenneeeerennenrerenneersnennseren ennen 


Startdatum der werken: … nuno nennen nennen enenveneveersennenensservvswenenserenerrsnsnenenveseveuvsneneneeveervvsnsseneneen: 
Intentieverklaring: 


1. Ondergetekende bezorgt deze intentieverklaring ingevuld en ondertekend terug en bevestigt 
hiermee dat hij het veiligheids- en gezondheidsplan van toepassing op de bouwplaats 
doorgenomen en duidelijk begrepen heeft. Hij verbindt er zich toe de hierin opgenomen 
preventiemaatregelen, veiligheidsvoorschriften en taken strikt na te leven. 

2. Ondertekende verklaart het veiligheids- en gezondheidsplan van toepassing op de bouwplaats 
ontvangen te hebben en de nodige initiatieven te zullen nemen om al zijn werknemers en 
desgevallend ook de (onder)aannemers die voor zijn rekening werken, te informeren over de 
inhoud van dit V&G plan. 


Datum: … ennen nnee NEE 


FÜNCUIËE:. arena eadeiekears ver hevendenddendende laeten teken 


Handtekening: rereeenseadeiknee ensen rtenve deva drone naemen Goeadadena eam ren anar eatecevabendkdrocans 
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10 Infoblad ongeval 


WAT TE DOEN BĲ EEN ONGEVAL: 
1. Alle verdere gevaar voorkomen en paniek vermijden 
2. Verzorgen van de gekwetste 
3. Onderzoek naar omstandigheden 
4. Bij ongeval te verwittigen personen 
a. Familie van het slachtoffer 
b. Werkgever van het slachtoffer 
c. Veiligheidsverantwoordelijke van de hoofdaannemer 
d. Veiligheidscoördinator 
e. Technische inspectie 
N.B.: De werknemer dient zijn mutualiteit op de hoogte te brengen 


FORMALITEITEN EN GEGEVENS: 

Naam:vam:het:slachtoóffersntormeertsossnssnderseen dans endmaonte endenndadanantaalndebede tan anan daheshsddkbankeaadaddaadenheandedhaasheakedenda dae: 
Adres van het slachtoffer: aanne neee ener enenanneersereenenannenenerrenensnnenenersssenennenesevsesenanennesevensenenannnseveneen ennen 
Telefoonnummer van het slachtoffer: ………… annae on onneneeeerenenanneneserserensnnenenevenrensnnnnnsrvnsennennnnsnevenssnenannenenenenenn 
Naam, adres en telefoonnr. van de werkgever: nnen nennen enennvervenrenenannenrversenenannenevereenenannnnevereenenannenenenenenn 


Datum:en uur van:hetongevall sn srrsoorsrnesrrnersetnanneneterrverwennterdedveneendennecarderhnkdavsntvadsohnenndeinesendnakersntesanentaakeeiedesn 
Plaats van het ongeval: …… … 
Beschrijving en oorzaak van het ongeval: 


Wieverleende:eerste: hulp 5 msnninssernaenatdandenssdhndanedvandehad ohaandkdandaodnahkeehah da dniee haar hdade wand naaa ddeakddasmaenai anne 
Welké:verzorginBiunenresssmareereetssalandnerkbeeteavaa te lieadiveekenhanndaeseet oan dastandkevenndad ann aenknandddonadaidedakeate oaren deank denken daken lane 
o verzorging alleen op de werf 
o slachtoffer gaat naar de huisarts 


e uur van VERtreks.. morandi ter Wetaeeideetedentniveertdeve dela nitvee danken banlnedesdennten dent eentdnne 
o slachtoffer gaat naar ziekenhuis 
e- Uur Van VERTEK. ovvorveasntenstennerdanderdenennnedatin stenen eenseesdee enn beetvenn ende ldvaardndentee denver tendens hnen 


o met voertuig van werkgever 
o met ziekenwagen 
Formulieren mee te geven met slachtoffer indien mogelijk: 
e medisch attest 
e _genezingsattest 
e Bij werkonderbreking: 
Oi: sadntalidagen werkverlet: nisan taeenetteeehsandn dae out oraterddendann ernaar eta 
o datum van de werkhervatting: … annen enen neevennenervenneeeenennereenseerenenneerenanservennevervennereenen 
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11 Lijst betrokken partijen 
Hoofdaannemer 


Onderaannemers 
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12 Algemene veiligheidsvoorschriften — Werfreglement 
De algemene veiligheidsvoorschriften en te nemen preventiemaatregelen voor de uit te voeren 


werken kunnen teruggevonden worden 


coördinatiedagboek wordt toegevoegd. 


13 Risico analyse 


in het algemeen werfreglement dat aan het 


Nr. 


Onderwerp — mogelijke risico’s 


Preventiemaatregelen 


Werken uitgevoerd nabij het openbaar domein in 
aanwezigheid van bewoners, voetgangers, 
automobilisten, … 
e _ Aanwezigheid of binnenvallen van derden in 
de nabijheid van de werf en in gevaarlijke 
zones 


Bescherming, instandhouding en integriteit van 
bestaande constructies 


- __ Aangepaste signalering en afbakening van de 
werfzone, opstellen van een signalisatieplan (ter 
goedkeuring voorleggen aan VC en politie) 

- Plaatsing gebod en verbodstekens 

- Dagelijkse controle van de geplaatste signalering en 
afbakening 

- Informatieverspreiding naar de omwonenden 

-__ Orde en netheid van de werf 

-__ Afscherming van de uitgravingen 

-__Opmaak van een werfinrichtings- en signalisatieplan 

= Dragen van de nodige PBM's 

-__ Ter beschikking zijn van PBM's voor bezoekers van de 
werf. 


- De aannemer dient de nodig maatregelen te nemen 
om schade aan bestaande en te behouden 
constructies te voorkomen. 

- De aannemer laat een plaatsbeschrijving maken van 
alle panden, constructies, bouwwerken e.a. 
langsheen het tracé van de werken. 


Mechanische behandeling van lasten 
e Gebrek aan bevoegdheid van de operator 
e _ Slechtestaat van hijsmiddelen 


- Uitsluitend bevoegd personeel met voldoende 
opleiding bedienen de werktuigen. 

- Periodieke keuring van de hijsmiddelen en 
toebehoren, de keuringsverslagen dienen bij het 
toestel aanwezig te zijn. 

- __ Opstellen van een specifiek V&G plan door de 


aannemer 

- Ter beschikking stellen en dragen van de nodige 
PBM's. 

- Goede communicatie tussen de verschillende 
partijen 


Plaatsen van prefabelementen 
e _ Balken en kolommen 
e _ Metalen liggers 


- Uitsluitend bevoegd personeel met voldoende 
opleiding bedienen de werktuigen. 

- Periodieke keuring van de hijsmiddelen en 
toebehoren, de keuringsverslagen dienen bij het 
toestel aanwezig te zijn. 

- __ Opstellen van een specifiek V&G plan door de 
aannemer 

- __ Ter beschikking stellen en dragen van de nodige 
PBM's. 
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- Goede communicatie tussen de verschillende 
partijen 
- __ Werken uitvoeren van op stellingen i.p.v. ladders 


5 Werken op hoogte - Werkmethode en _ preventiemaatregelen te 
e _ Vallen van hoogte beschrijven in het specifiek veiligheidsplan van de 
e _ Vallende voorwerpen aannemer 


- __ Alle randen met valgevaar afschermen d.m.v. een 
collectieve valbeveiliging 

- Er mag niet boven elkaar gewerkt worden. Indien 
gevaar voor vallende voorwerpen, dient een 
veiligheidszone afgebakend te worden. 

- Bij de uitvoering van werken vanaf de binnenzijde van 
het gebouw, moet een aangepast leuningsysteem 
voorzien worden om een val naar buiten uit te 
sluiten. Indien dit niet mogelijk is kan een aangepast 
opvangsysteem aangebracht worden om de gevolgen 
van een val te beperken of moeten de uitvoerders 
individueel beveiligd worden; 


- Trappen, overlopen en liftschachten dienen voorzien 
te worden van reglementaire leuningen 


-__Werkvloeren voorzien van reglementaire leuningen 

6, | Gebruik van (rol)stellingen - Stelling stabiel opstellen. Indien nodig het 
aanbrengen van zijdelingse stabilisatoren. 

= Bij een hoogte van meer dan 1 verdiep ervoor zorgen 
dat de stelling langs de binnenzijde beklommen lan 


worden. 
pr Werken met hoogtewerker/schaarlift -__ Gebruik van de hoogtewerker/schaarlift in 
e _Destabilisatie van de hoogtewerker overeenstemming met de voorschriften van de 
/schaarlift constructeur 
e Ongevallen door het ondeskundig gebruik | _ Aangepaste instructies & opleiding 


van de hoogwerker /schaarlift -___ Opstellen op stabiele ondergrond 


* _ Uit de werkbak / werkkooi vallen - __ Opstellen met de voorgeschreven stabilisatoren, 
indien noodzakelijk 

- Indienststelling en trimestriële periodieke keuring 
door een E‚D.T.C. 

- De bestuurder bekleedt een veiligheidsfunctie en 
moet dus een medische controle voor 
veiligheidsfunctie ondergaan hebben 

-__ Alserin of rond de werkbak van een hoogwerker een 
goed verankeringspunt aanwezig is, is het aan te 
raden om een veiligheidsharnas te dragen in de 
werkbak. Controleer wel altijd in hoeverre de 
leuningen als verankeringspunt gebruikt mogen 
worden 


8 Geluidsoverlast 
e _ Naar omgeving toe 
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© Voor werknemers zelf 


- Materiaal dient te voldoen aan KB van 09/12/1998 
inzake beperking van geluidsemissies van 
bouwmaterieel en bouwmachines 

- Het dragen van de nodige PBM's. 


Werken in besloten ruimtes 


z Permanente en gegarandeerde ventilatie met verse 
ademlucht 

- Controle van de atmosfeer door een permanente of 
periodieke detectie 

- __ Werkplaats en toegang voldoende verlichten 

- Degelijke toegang voorzien. In functie van de 
besloten ruimte, bv trap, ladder, trappentoren 

- Organisatorische en praktische maatregelen gericht 
op controle en alarmering in nood 

-__ Opstellen van eigens specifieke risicoanalyse 


10. 


Alle type werkzaamheden 
© _ Risico's voor: 
o De werknemers van de aannemers 
en van de opdrachtgever 
o De derden (voetgangers, publiek, 


) 


o De gebouwen 
e Risico's n.a.v. nevenactiviteiten 
© _Arbeidsongevallen 
e _ Blootstelling aan elektrische stroom 


- De (hoofd)aannemer geeft de uitvoeringsplannen der 
werken aan de veiligheidscoördinator door 

= ledere tussenkomende aannemer stelt zijn eigen 
V&G plan op en geeft het vóór het begin van zijn 
werken aan de veiligheidscoördinator 

- Elk arbeidsongeval of incident moet aan de 
veiligheidscoördinator aangegeven worden aan de 
veiligheidscoördinator 

- Ter beschikking stellen van PBM's voor de 
werknemers 

- Steeds de onder spanning staande delen uitschakelen 
en vergrendelen 


Werkzaamheden met een wederzijdse inwerking tussen de diverse partijen die 
tegelijkertijd op de bouwplaats aanwezig zijn. 


Nr. 


Activiteit — Risico's 


Preventiemaatregelen 


Werken uitgevoerd door verschillende partijen 
e _ Verschillende aannemers 


- Periodiek houden van vergaderingen. 

= Nieuwe aannemers uitnodigen op vergadering voor 
ze werken starten op de werf. 

-__ Contact tussen de verschillende aannemers 

-__ Opstellen van planning van de werkzaamheden 

-__Zo veel als mogelijk niet in dezelfde zone werken 
uitvoeren 

- __ Algemene orde netheid, onmiddellijk ruimen en 
afvoeren van het afval 

= Steeds de onder spanning staande delen 
uitschakelen en vergrendelen 


Werkzaamheden van opeenvolgende partijen op de bouwplaats. 


Nr. 


Activiteit — Risico's 


Preventiemaatregelen 
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1} Plaatsen van stalen liggers — plaatsen van technieken | - Rekening houden in de planning betreffende co- 

En activiteit van bepaalde werken 

- __ Wekelijkse samenkomst (vergadering) met de 
verschillende aannemers en betrokken partijen voor 
het verloop van de werken te bespreken 

-__ Vermijden dat er boven elkaar moet gewerkt worden 

- Rekening houden met de weersomstandigheden in 
de planning 

- Informatiemeeting met de verschillende ploegbazen 
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Wd 
BSD waasland 
Jouw spontleva vitdsgging! Sportdienst / Sportpark Beveren 
Klapperstraat 103 
9120 Beveren 


Datum: 31/01/2019 


Betreft : nazicht boekhbuding 2018 


VERSLAG NAZICHT REKENING 2018 


Bij de algemene vergadering van woensdag 27 februari 2019 werden ondergetekenden als 
commissaris van de rekening 2018 van de Interlakale Vereniging Burensportdienst Waasland 
aangeduid: de heer Wim Van Rassen, schepen van sport Temse en de heer Dirk De Backer, 
voorzitter technische commissie BSD Waasland, 


Het nazicht der rekeningen 2018 gebeurde op donderdag, 7 februari 2019 in Temse op het 
Administratief Centrum ‘De Zaat’. 


Na inzage van de stukken stelden wij vast dat het bestaande tegoed van de vereniging 
Burensportdienst Waasland juist is en als volgt werd belegd; 


Zichtrekening BE 60 0682 0759 4070 (op 31/12/2018) 23,598,206 


De geboekte ontvangsten en uitgaven enerzijds en de kosten en opbrengsten anderzijds zijn door 
de passende verantwoordingsstukken gestaafd, terwijl de vermelde creditsaldi van de rekening 
overeenstemmen met de afgeleverde rekeninguittreksels. 


Temse, 7 februari 2019 


Dirk De Backer Wim Van Rossen 
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BSDwaasland 


Beveren Jouw sportieve uitdaging? 
Kruibeke 
Moerbeke 
Sint-Gillis-Waas 
Sint-Niklaas 
Stekene 
Temse 
Waasmunster 


an Beveren, 04/03/2019 
Wijziging statuten ILV Burensportdienst Waasland 


Beste 


Op de jearlijkse algemene vergadering van Burensportdienst Waasland zijn de gewijzigde 
statuten van de ILV (interlokale vereniging) goedgekeurd. Doordat zowel de secretariaatszetel 
als de boekhouding van de gemeente Kruibeke overgeheveld is naar de gemeente Beveren, 
drong een wijziging zich op. Gelet ook op het feit dat de jaarrekening ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad moet worden voorgelegd en niet ter inzage aan het college van burgemeester 
en schepenen, dienden er enkele artikels te worden aangepast. 


Hierna volgen de voornaamste wijzigingen aan de statuten. Bijgevoegd vindt u de volledige 
statuten van ILV Burensportdienst Waasland terug. 


Art. 4 Vertegenwoordiging en administratief sacretariaat. 


De gemeente Baveren wordt aangeduid als beherende gemeente die de vereniging vertegenwoordigt 
en waar de zetel is gevestigd. In diezelfde gemeente is tevens het administratief secretarlaat 


gevestigd op volgend adres Klapperstraat 103 te 9120 Beveren. 
Art. 11 Financieel beheer. 


De aan de vereniging ter beschikking gestelde financiële middelen worden beheerd door een 
penningmeester - aangeduid door het beheerscomité - die verantwoording bb is 
aan het beheerscomité. 


De interlokale vereniging beschikt hiervoor over een eigen bankrekening. 
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De financiële middelen worden opgevraagd en boekhoudkundig verwerkt door de 
penningmeester. 

Voor de rekening worden door het beheerscomité ten minste 3 volmachthouders aangeduid. 
Eén van deze volmachthouders is tevens penningmeester. 

Voor verrichtingen tot en met 3.500 EUR, exclusief btw, volstaat de handtekening van één 
volmachthouder. Voor verrichtingen boven de 3.500 EUR, exclusief btw, is de fandaag 
van minstens 2 volmachthouders vereist. 


Art. 13 Goedkeuring van de rekeningen en bestemming van het resultaat. 


De jaarrekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. 


Art, 15 Informatieverstrekking aan de deelnemers. 


Samen met de jaarrekening wordt aan de gemeenten een jaarverslag ter beschikking gesteld. Dit 
Jaarverslag wordt samen met de rekening aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 


Namen van burgemeester en alg. directeurs zijn aangepast aan de nieuwe fegislatuur. 


Elke tid van de IEV Burensportdienst Waasland dient deze statuten en het verslag van de 
algemene vergadering ter goedkeuring op de gemeenteraad te agenderen. 

Vervolgens kan de burgemeester en de algemene directeur van elke gemeente de vernieuwde 
statuten ondertekenen. 


Met vriendelijke groeten 


Limey 


Dirk De Backer Peter Buysrogge 
Voorzitter Technische Commissie Voorzitter Beleidscommissie 
Sportdienst Beveren Schepen van Sport 

Stad Sint-Niklaas 
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OVEREENKOMST BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN 
INTERLOKALE VERENIGING “BURENSPORTDIENST WAASLAND” 


Tussen de volgende steden en/of gemeenten, 


- De gemeente Beveren met zetel te Stationsstraat 2 te 9120 Beveren, alhier 
vertegenwoordigd door de heer Marc Van De Vijver, burgemeester en de heer Jan 
Noppe, algemeen directeur, handelend in naam en voor rekening van de gemeente 
Beveren, in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van 


- De gemeente Kruibeke met zetel te Onze Lieve Vrouwplein 18-20 te 9150 Kruibeke, 
alhier vertegenwoordigd door de heer Dimitri Van Laere, burgemeester en de heer Luc 
Meyntjes, algemeen directeur, handelend in naam en voor rekening van de gemeente 
Kruibeke, in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van; 


- De gemeente Sint-Gillis-Waas met zetel te Burgemeester Omer De Meyplein 1 te 9170 
Sint-Gillis-Waas, alhier vertegenwoordigd door de mevrouw Maaike De Rudder, 
burgemeester en mevrouw Vicky Van Daele, algemeen directeur, handelend in naam en 
voor rekening van de gemeente Sint-Gillis-Waas, in uitvoering van een 
gemeenteraadsbesluit van; 


- De stad Sint-Niklaas, met zetel te Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, alhier 
vertegenwoordigd door de heer Lieven Dehandschutter burgemeester en de heer Johan 
Verhulst, algemeen directeur, handelend in naam en voor rekening van de stad Sint- 
Niklaas, in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van; 


- De gemeente Stekene met zetel te Stationstraat 2 te 9190 Stekene, alhier 
vertegenwoordigd door de heer Stany De Rechter, burgemeester en de heer Dirk de 
Vetter, algemeen directeur, handelend in naam en voor rekening van de gemeente 
Stekene, in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van; 


- De gemeente Temse met zetel te Frans Boelplein 1 te 9140 Temse, alhier 
vertegenwoordigd door de heer Luc De Ryck, burgemeester en mevrouw Nele De Cleen, 
algemeen directeur, handelend in naam en voor rekening van de gemeente Temse, in 
uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van; 


- De gemeente Waasmunster met zetel te Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster, alhier 
vertegenwoordigd door de heer Michel Du Tré, burgemeester en de heer Bram Collier, 
algemeen directeur, handelend in naam en voor rekening van de gemeente 
Waasmunster, in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van; 


- De gemeente Moerbeke-Waas met zetel te Lindenplaats 7 te 9180 Moerbeke-Waas, 
alhier vertegenwoordigd door de heer Robby De Caluwé, burgemeester en mevrouw 
Karin Van de Sompel, algemeen directeur, handelend in naam en voor rekening van de 
gemeente Moerbeke-Waas; 

- De gemeente Zwijndrecht met zetel te Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht, alhier 
vertegenwoordigd door de heer André Van De Vyver, burgemeester, en mevrouw Ilse 
Weynants, algemeen directeur, handelend in naam en voor rekening van de gemeente 
Zwijndrecht; 
wordt overeengekomen een interlokale vereniging op te richten op basis van Deel 3 van 
het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, waarvan de overeenkomst 
met statutaire draagkracht luidt als volgt: 


HOOFDSTUK 1 — NAAM, DOEL, DUUR, VERLENGING EN OPZEGMOGELIJKHEID 


Art. 1 Naam van de interlokale vereniging. 


De interlokale vereniging draagt de naam “Burensportdienst Waasland”. De term interlokale 
vereniging zal steeds aan de naam. 


At evarte „vt af dea « Ln CR dt £ 
A & É 


Art 2 Doel van de interlokale vereniging. 


De Interlokale vereniging Burensportdienst Waasland heeft als doelstelling het sportbeleid - 
in de ruime zin van het woord - van de voormelde participanten af te stemmen en te 
stimuleren. 


De specifieke doelstellingen, kaderend binnen voormelde algemene doelstelling, zijn onder 
andere: 


- Functioneren als een overlegplatform tussen de participanten waarop — ook over 
concrete zaken die hun belang hebben voor het gemeentelijk sportbeleid — ervaringen en 
informatie kunnen worden uitgewisseld. 

- De contacten en samenwerking op sportgebied tussen de gemeenten bevorderen. 

- Aanbieden aan de bevolking van een gemeente-overschrijdend activiteitenpakket: 
opstarten sportpromotionele acties naar (moeilijke) doelgroepen. 

- Organisatie van vormingsdagen en opleidingen voor lesgevers, medewerkers 
sportdiensten/sportraden en sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies die 
verband houden met de sport en het sportbeleid. 

- Een zo groot mogelijk rendement van de in de participerende gemeenten aanwezige 
sportinfrastructuur nastreven en het stimuleren van een regionaal infrastructuurbeleid. 

- De deelname van de gemeenten aan sportpromotiecampagnes coördineren. 

- Uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie in verband met 
voormelde algemene en concrete doelstellingen. 

- __ Stimuleren van de uitbouw van de gemeentelijke sportstructuren. 


Art. 3 Duurtijd, verlenging en opzegmogelijkheid. 


De interlokale vereniging wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde duur ingaand 
op 1 januari 2019. 


Elke gemeente kan deze overeenkomst eenzijdig opzeggen bij aangetekende brief 
gedurende de eerste 6 maanden van elke nieuwe legislatuur van de gemeenteraad. De 
opzeg gaat in op 1 januari van het jaar daaropvolgend. 

De opzeggende gemeente heeft in dat geval geen recht op recuperatie van de ingebrachte 
financiële middelen. 


HOOFDSTUK 2 — ZETEL, INZET VAN PERSONEEL. 


Art. 4 Vertegenwoordiging en administratief secretariaat. 


Art. 5 Inzet van personeel. 


Elke gemeente zal het noodzakelijke personeel inzetten ten behoeve van de activiteiten die 
kaderen in de doelstellingen van artikel 2. 


Alle rechten van het ten behoeve van het samenwerkingsverband ingezette 
gemeentepersoneel blijven onverlet. In het bijzonder wordt erop gewezen dat de genoemde 
personeelsleden gemeentepersoneel blijven en zodoende onderworpen blijven aan alle 
dekkingen van door de gemeente afgesloten polissen. Desnoods zullen de participerende 
gemeenten met hun verzekeraars de daartoe noodzakelijke uitbreidingen van hun polissen 
dienen af te sluiten. 


HOOFDSTUK 3 — INBRENG VAN DE DEELNEMERS EN WIJZE WAAROP DEZE 
INBRENG WORDT BEHEERD. 


Art. 6 Inbreng. 


De financiële inbreng per deelnemende gemeente bedraagt 350 EUR per jaar. 

De bijdragen zullen vanuit het administratief secretariaat van de vereniging ten laatste tegen 
31 maart opgevraagd worden bij de verschillende gemeenten. 

De inkomsten uit eigen activiteiten van de interlokale vereniging worden uitsluitend terug 
geïnvesteerd in de interlokale vereniging. 


De gemeenten leggen — ieder wat hen betreft — de middelen die zij voor het volgende 
werkjaar als werkingskost aan de vereniging ter beschikking moeten stellen, vast in de 
gemeentebegroting. Deze middelen worden tijdig ter beschikking gesteld aan de interlokale 
vereniging. 


HOOFDSTUK 4 — BEHEERSCOMITE, TECHNISCHE COMMISSIE EN INTERNE 
ORGANISATIE. 


Art. 7 Samenstelling beheerscomité. 


Binnen de vereniging wordt een beheerscomité opgericht. 


Het beheerscomité is samengesteld uit een afgevaardigde van elke gemeente. De 
vertegenwoordigers van de gemeenten in het beheerscomité moeten steeds schepen 
bevoegd voor sport zijn. De deelnemers kunnen eveneens een plaatsvervangende 
afgevaardigde aanstellen. De plaatsvervangende afgevaardigde vervangt de afgevaardigde 
die tijdelijk belet is. 

De plaatsvervangende afgevaardigde moet gemeenteraadslid zijn. 


De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een legislatuur van 
de gemeenteraad. 


De afgevaardigden van de gemeenten in het beheerscomité handelen overeenkomstig de 
instructies van hun gemeenteraad. 

De gemeenteraden kunnen steeds beslissen om de aanstelling van hun plaatsvervangende 
afgevaardigden herroepen. Door deze herroeping zijn de betrokken afgevaardigden van 
rechtswege ontslagnemend. Er wordt overgegaan tot hun vervanging. 

Daarnaast worden de mandaten van afgevaardigde, respectievelijk plaatsvervangende 
afgevaardigde van rechtswege beëindigd van zodra zij hun hoedanigheid van schepen, 
respectievelijk gemeenteraadslid verliezen. Er wordt overgegaan tot hun vervanging. 

Alle aanstellingen door de gemeenteraden worden herroepen door de volledige vernieuwing 
van de gemeenteraden. De afgevaardigden van de gemeenten blijven in functie totdat hun 
vervangers zijn aangewezen. 


Het beheerscomité kan bijgewoond worden door de leden van de technische commissie, 
aangevuld met een afvaardiging vanuit de gemeentelijke sportraden. Deze hebben geen 
stemrecht. 


Art. 8 Bevoegdheden van het beheerscomité, quorum en wijze van beslissen. 


Tot de bevoegdheid van het beheerscomité behoren: 


- het overleg over de wijze waarop onderhavige overeenkomst wordt uitgevoerd; 

- het goedkeuren van het programma en de begroting voor het volgende werkjaar; 

- het goedkeuren van het jaarverslag; 

- de voorlopige vaststelling van de jaarrekening van de interlokale vereniging, die samen 
met het jaarverslag aan de gemeenteraden voor goedkeuring wordt voorgelegd; 


- het voorstellen van wijzigingen aan deze overeenkomst die ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 


Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid van de 
vertegenwoordigers van de participanten aanwezig is. ledere afgevaardigde beschikt over 
1 stem. Het beheerscomité neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid. 

Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan het beheerscomité over de punten die voor een 
tweede maal op de agenda voorkomen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal 
aanwezige vertegenwoordigers. De tweede oproeping gebeurt overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9. In deze tweede oproep wordt er uitdrukkelijk gewezen op het feit 
dat het beheerscomité over de punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen zal 
kunnen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige vertegenwoordigers. 


Art. 9 Vergaderritme en samenroeping. 


De algemene vergaderingen van het beheerscomité vinden plaats bij beurtrol in de 
verschillende participerende gemeenten. 

Het voorzitterschap wordt opgenomen door de gastgemeente van het betrokken werkjaar. 
Het ondervoorzitterschap en de functie van secretaris worden opgenomen door de 
gastgemeente van het komende werkjaar. De voorzitter leidt de vergaderingen. 


Het beheerscomité vergadert minstens 1 maal per kalenderjaar. De uitnodiging, die de 
agenda bevat, wordt minstens 14 kalenderdagen voor de vergaderdatum verstuurd. De 
vergaderingen van het beheerscomité worden samengeroepen door de voorzitter. 


De sportfunctionaris van de gastgemeente staat in voor: 


-_ opstellen van de agenda in overleg met de voorzitter, 
- versturen van de uitnodiging; 
- opmaken en versturen van het verslag. 


De goedkeuring van het verslag gebeurt op de eerstvolgende algemene vergadering. 

Alle officiële briefwisseling wordt ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris. 

Art. 10 Technische commissie en verdere interne organisatie. 

Het beheerscomité wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een technische commissie 


van ambtenaren. 


Tot de technische commissie behoren de sportfunctionarissen/sportpromotoren van de 
participerende gemeenten. 


Derden kunnen op uitnodiging de vergaderingen van de technische commissie bijwonen. 


Uit de schoot van de technische commissie wordt door de leden een voorzitter van de 
technische commissie gekozen. 


De technische commissie kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezigen en kan 
beslissen met uitzondering over tarieven en vergoedingen. Voor deze punten dient de 
meerderheid van de leden van de gemeenten aanwezig te zijn. ledere partner beschikt over 
één stem. De technische commissie neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid. Bij 
onvoldoende aanwezigen wordt dit agendapunt naar de volgende vergadering verplaatst. Zij 
vergadert minimaal 6 maal per jaar. De vergaderingen van de technische commissie vinden 
plaats bij beurtrol in de verschillende participerende gemeenten. 


De voorzitter leidt de vergaderingen. De sportfunctionaris van de gastgemeente staat in 
voor: 


- _opstelten van de agenda in overleg met de voorzitter; 


-_ versturen van de uitnodiging; 
- opmaken en versturen van het verslag. 


De goedkeuring van het verslag gebeurt op de eerstvolgende vergadering van de TC. De 
schepenen van sport en de sportraadvoorzitters worden via hun vertegenwoordiger op de 
hoogte gehouden. 


De technische commissie zorgt voor het realiseren van de concrete doelstellingen cfr. arti- 
kel 2 van deze overeenkomst. 


De technische commissie kan, wanneer de agenda erom verzoekt, de schepenen van sport 
verzoeken aanwezig te zijn voor de vergadering van de technische commissie. In dat geval 
spreken we over een beleidscommissie. 


HOOFDSTUK 5 - FINANCIEEL BEHEER EN FINANCIËLE CONTROLE. 
Art. 11 Financieel beheer. 


De aan de vereniging ter beschikking gestelde financiële middelen worden beheerd door een 
penningmeester - aangeduid door het beheerscomité - die verantwoording verschuldigd is 
aan het beheerscomité. 


De interlokale vereniging beschikt hiervoor over een eigen bankrekening. 


De financiële middelen worden opgevraagd en boekhoudkundig verwerkt door de 
penningmeester. 


Voor verrichtingen tot en met 3.500 EUR, exclusief btw, volstaat de handtekening van één 
volmachthouder. Voor verrichtingen boven de 3.500 EUR, exclusief btw, is de handtekening 
van minstens 2 volmachthouders vereist. 


Art. 12 Financiële controle. 


ledere participant heeft het recht de boekhouding en de rekening van de interlokale 
vereniging door een door haar aan te duiden natuurlijke persoon of rechtspersoon te laten 
controleren. 


Het beheerscomité duidt voor een periode van 3 jaar 2 verificateurs aan, die minstens 
eenmaal per jaar - ter voorbereiding van de goedkeuring van de rekening - de boekhouding 
en de bijbehorende stukken controleren. Eén verificateur is lid van het beheerscomité en de 
andere is lid van de technische commissie. 


Art. 13 Goedkeuring van de rekeningen en bestemming van het resultaat. 


De interlokale vereniging zorgt ervoor dat de jaarrekening aan de gemeenten wordt bezorgd 
uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het financieel boekjaar. De bijbehorende 
verantwoordingsstukken liggen ter inzage op het administratief secretariaat en worden op 
eenvoudig verzoek aan de gemeenten ter beschikking gesteld. 


De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de participerende 
gemeenten de goedkeuring heeft verleend. 


Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de interlokale vereniging en wordt 
aangewend voor de realisatie van de doelstelling zoals omschreven in artikel 2. 


HOOFDSTUK 6 — OVERIGE WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN, 
INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE DEELNEMERS, JAARLIJKSE EVALUATIE. 


Art. 14 Overige wederzijdse rechten en plichten 


De vereniging verbindt zich ertoe op de officiële briefwisseling enkel het logo van de 
burensportdienst te vermelden. 


Art. 15 Informatieverstrekking aan de deelnemers. 


HOOFDSTUK 7 — VEREFFENING. 
Art. 16 Vereffening 


Wanneer de gemeenten de interlokale vereniging willen beëindigen, stelt het beheerscomité 
een vereffenaar aan. 


In voorkomend geval wordt het netto-actief verdeeld over de gemeenten overeenkomstig hun 
inbreng. 


HOOFDSTUK 8 — SLOTBEPALINGEN. 
Art. 17 


Deze overeenkomst komt in de plaats van de Overeenkomst betreffende de werking van de 
Interlokale Vereniging Burensportdienst Waasland van 19 februari 2014. 


Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 
In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd. 


Opgemaakt te Beveren op 26 februari 2019 in 9 exemplaren. Elke gemeente verklaart 1 
ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 


Voor de gemeente Beveren, 


Marc Van De Vijver 
Burgemeester 


Voor de gemeente Kruibeke, 


Dimitri Van Laere 
Burgemeester 


Voor de gemeente Sint-Gillis-Waas, 


Maaike De Rudder 
Burgemeester 


Voor de stad Sint-Niklaas, 


Lieven Dehandschutter 
Burgemeester 


Voor de gemeente Stekene, 


Stany De Rechter 
Burgemeester 


Voor de gemeente Temse, 


Luc De Ryck 
Burgemeester 


Voor de gemeente Waasmunster, 


Jan Noppe 
Alg. directeur 


Luc Meyntjes 
Alg. directeur 


Vicky Van Daele 
Alg. directeur 


Johan Verhulst 
Alg. directeur 


Dirk De Vetter 
Alg. directeur 


Nele De Cleen 
Alg. directeur 


Michel Du Tré 
Burgemeester 


Voor de gemeente Moerbeke-Waas, 


Robby De Caluwé 
Burgemeester 


Voor de gemeente Zwijndrecht 


André Van De Vijver 
Burgemeester 


Bram Collier 
Alg. directeur 


Karin Van de Sompel 
Alg. directeur 


ilse Weynants 
Alg. directeur 


Tussen de hierna vermelde lokale overheden, vertegenwoordigd zoals nader aangeduid, is 
overeengekomen een interlokale vereniging op te richten volgens de toepasselijke bepalingen van het 
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3, hoofdstuk 2, art. 392-395 
(samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid): 


— de stad Lokeren, 
vertegenwoordigd door Filip Anthuenis, voorzitter van de gemeenteraad en Steven Verbeke, 
algemeen directeur, an 
in uitvoering van het gemeenteraadsbestluit van … … … … … … … … (datum); 


— de gemeente Lochristi, 
vertegenwoordigd door Yves Deswaene, voorzitter van de gemeenteraad en Marianne Morant 
algemeen directeur, 
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van … … … … … … … … . (datum); 


— de gemeente Waasmunster, 
vertegenwoordigd door Michel DuTré, voorzitter van de gemeenteraad en Bram Collier, algemeen 
directeur, 
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van … … … … … (datum); 


— de gemeente Zele, 
vertegenwoordigd door Hans Knop, voorzitter van de gemeenteraad en Robert Ivens, algemeen 
directeur, 
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van … … … … … … … …. (datum); 


— de gemeente Moerbeke, 
vertegenwoordigd door Robby De Caluwé, voorzitter van de gemeenteraad en Karin Van de 
Sompel, algemeen directeur, 
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van … … … … … … … …. (datum); 


Voormelde partijen hebben de inhoud van deze overeenkomst met statutaire draagkracht vastgesteld 
als volgt: 


am, doel, zetel, be nte, duur, opzeg, to 


Art. 1 Naam 


De interlokale vereniging draagt de naam “LV Ter Beuken”. 


Art. 2 Doel 


81. 
De [LV Ter Beuken heeft als doelstelling om binnen de krijtlijnen van de onderwijsregelgeving, de 
organisatie van de Kunstacademie Ter Beuken met inbegrip van haar vestigingsplaatsen optimaal af 


te stemmen op de lokale noden en deze vorm van onderwijs zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk 
aan te bieden in de deelnemende gemeenten. 


82. 

Alle vestigingsplaatsen maken pedagogisch en administratief deel uit van Kunstacademie Ter Beuken, 
met als schoolbestuur het stadsbestuur van Lokeren. 

De hoofdvestigingsplaats van de academie is gevestigd op het volgende adres: Groendreef 8, 9160 
Lokeren. 


83. 


De deelnemende gemeenten engageren zich duidelijk ten gunste van het al aanwezige deeltijds 
kunstonderwijs (DKO) en ten gunste van onderhavig samenwerkingsverband. 


Art. 3 Zetel, beherende gemeente 


S1. 


De stad Lokeren wordt aangeduid als beherende gemeente. 


82. 
De zetel van de ILV Ter Beuken wordt gevestigd op volgend adres Groentemarkt 1, 9160 Lokeren 


Art. 4 Duur, opzegmogelijkheid, toetreding 


81. 


De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur (ingaand op 1 mei 2019). 


82. 

Uittreding kan enkel op 1 september mits de uittreding aangetekend wordt meegedeeld aan de andere 
deelnemende gemeenten en aan de voorzitter van het beheerscomité en dit vóór 1 januari van het 
schooljaar voorafgaand aan de datum van uittreding. De mededeling tot uittreding moet gebaseerd 
zijn op een beslissing van de gemeenteraad van de uittredende gemeente. 


83. 


Een nieuwe gemeente kan enkel op 1 september toetreden. De gemeente dient hiertoe bij de 
voorzitter van het beheerscomité per aangetekend schrijven een aanvraag in en dit vóór 1 januari van 
het schooljaar voorafgaand aan de datum van toetreding. Het beheerscomité formuleert een advies 
over het verzoek tot toetreding en legt de aanvraag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van 
de deelnemende gemeenten. De toetreding wordt aanvaard indien alle deelnemende gemeenten zich 
akkoord hebben verklaard. Indien een gemeenteraad geen beslissing neemt binnen de 90 dagen na 
voorlegging, wordt de betreffende gemeenteraad verondersteld de toetreding te aanvaarden. 


Beheerscomité — sam ng en werking 


Art. 5 Samenstelling 


S1. 


Er wordt een beheerscomité opgericht. 


s2. 


Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college van burgemeester en schepenen afgevaardigd, 
alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid. 


De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de periode van een bestuurslegislatuur, 
onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden het mandaat van hun vertegenwoordigers in te 
trekken en onverminderd de beëindiging van rechtswege van het mandaat van de leden van het 
beheerscomité zodra zij hun betreffende politieke mandaat verliezen. De leden blijven evenwel lid van 
het beheerscomité tot het moment dat er in hun vervanging is voorzien. In geval van algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende gemeenten in de eerste drie maanden 
volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan vanaf het ogenblik 
van hun aanstelling. 


83. 
De directeur van de academie wordt naar het beheerscomité uitgenodigd als deskundige. Hij heeft 
geen stemrecht. 


84. 
Het beheerscomité kan andere deskundigen uitnodigen op haar vergaderingen. Zij hebben geen 
stemrecht. Hun aanwezigheid wordt in het verslag vermeld. 


Art. 6 Werking 


sí. 
Het beheerscomité houdt minstens twee zittingen per kalenderjaar op een gezamenlijk afgesproken 
datum en zo vaak als het belang van de interlokale vereniging het vereist. 


S2. Het beheerscomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin ze de organisatie van haar 
werkzaamheden vastlegt (wijze van samenroepen, wijze van vergaderen, plaats van de 
vergaderingen, wijze van goedkeuring van de verslagen). 


83. 

De vertegenwoordiger van de beherende gemeente neemt de rol van voorzitter van het 
beheerscomité op. De directeur van de academie neemt het secretariaat waar en rapporteert aan het 
beheerscomité. 


84. 

Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien twee derden van de vertegenwoordigers van 
de deelnemers aanwezig is. Bovendien moet telkens minstens een afgevaardigde van het 
schoolbestuur aanwezig zijn. Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt een datum 
vastgelegd voor een nieuwe vergadering, minstens één week later. Op deze tweede vergadering is 
het aanwezigheidsquorum van twee derden niet meer vereist voor de punten die voor de tweede maal 
op de agenda zijn vermeld. In de oproep naar deze nieuwe vergadering wordt hierop gewezen. De 
aanwezigheid van een afgevaardigde van het schoolbestuur blijft evenwel van toepassing. 


85. 
Elke deelnemende gemeente beschikt over één stem in het beheerscomité. Beslissingen worden 
genomen bij consensus. 


86. 

Van elke vergadering van het beheerscomité wordt een verslag opgemaakt dat wordt gedateerd en 
ondertekend door de voorzitter en mede ondertekend door de directeur. De goedgekeurde notulen 
met alle documenten waaraan de notulen refereren, worden bijgehouden op de zetel van de 
interlokale vereniging. Een afschrift van de notulen wordt bezorgd aan de deelnemende 
gemeentebesturen alwaar ze ter inzage liggen van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de 
deelnemende gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van 


bestuur. 


Beheerscomité — be 


Art. 7 


sí. 
Binnen het beheerscomité wordt overleg gepleegd over de wijze waarop de overeenkomst wordt 
uitgevoerd. 


82. 

Het beheerscomité formuleert adviezen ten behoeve van het schoolbestuur inzake de organisatie van 
het DKO, een rationele spreiding van het onderwijsaanbod, de aanwending van het lestijdenpakket, 
personeelsbeleid, eventuele retributie, infrastructuur, uitrusting en didactisch materiaal en 
investeringen. 


83. 
Daarnaast heeft het beheerscomité de volgende taken: 
-__ vaststellen van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité 
-__in voorkomend geval: vaststellen van het ontwerp van budget met beleidsplan voor het 
komende kalenderjaar waarin de doelstellingen en activiteiten voor het volgende kalenderjaar 
zijn opgenomen 
- in voorkomend geval: vaststellen van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag van de 
interlokale vereniging 
= in voorkomend geval: ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeentebesturen van enerzijds het ontwerp van budget samen met het 
beleidsplan en anderzijds de ontwerpjaarrekening samen met het jaarverslag 
= _ formuleren van adviezen met betrekking tot de wijziging van deze algemene overeenkomst. 


Art. 8 
Onverminderd de taken die aan het beheerscomité van de interlokale vereniging zijn toegewezen, blijft 


het schoolbestuur verantwoordelijk voor haar onderwijsinstelling(en) en voor de personeelsleden die 
zij heeft aangesteld. 


: Tussenkomst van de deelnemer en wijze waarop de: komst wordt 


rd 


Art. 9 Financiële tussenkomst 


s1. 
Elke deelnemende gemeente doet jaarlijks een financiële tussenkomst aan de beherende gemeente. 


82. 
De gemeentebesturen van respectievelijk Moerbeke, Lochristi, Waasmunster en Zele betalen aan de 
stad Lokeren jaarlijks een deel terug van de gedane werkingsuitgaven van Kunstacademie Ter 


EI 


Beuken. Dat deel wordt berekend pro rato van de verhouding van het totale aantal leerlingen van de 
Kunstacademie Ter Beuken en het aantal leerlingen die les volgen in de respectievelijke 
vestigingsplaats. 

Het gaat meer in het bijzonder om volgende werkingsuitgaven: 

« _verplaatsingskosten en andere supplementaire vergoedingen waar personeelsleden conform 
wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen recht op heeft. Indien deze reglementaire 
bepalingen uitgevaardigd worden door de stad Lokeren, zullen deze vooraf met de 
gemeentebesturen worden overlegd (zie ook artikel 13). 

Auteurs- en naburige rechten; 

Navormingskosten voor het personeel; | 

Erelonen juryleden examens; 

Frankeringskosten; 

Vergoedingen voor leerlingen inzake verplaatsingen, deelname aan concerten en andere 

artistiek-educatieve activiteiten; 

Administratiekosten (papier, kantoorbenodigdheden,… ) 

Kantoormachines in de Kunstacademie Ter Beuken (oa. computers, printers, 

kopieerapparaten), aankoop of huur en onderhoud 

« _ ICT-kosten (informatie- en communicatietechnologie) waaronder telefonie, inbegrepen 
aankoop of huur en onderhoud; 

e _Receptie- en representatiekosten, behoudens indien deze louter betrekking hebben op hetzij 
de hoofdafdeling in Lokeren, hetzij in de gemeenten Lochristi, Waasmunster, Zele; 

e _Promotiekosten (oa. folders, affiches, …); 

e Aankoop of huur van instrumenten die bedoeld zijn om verder te verhuren aan de leerlingen, 
en onderhoud van die instrumenten; | 

e Lidgeld van OVSG en gebeurlijke andere verenigingen van onderwijsdeskundigen; 

« Aankoop of huur van partituren en teksten; 

e Kosten voor het organiseren en uitvoeren van concerten die uitgaan van de Kunstacademie 
en waaraan dus leerkrachten en/of leerlingen van de Kunstacademie deelnemen. Deze 
concerten dienen uitdrukkelijk pedagogisch en educatief verantwoord te zijn, moeten de 
goedkeuring gekregen hebben van de directeur van de Kunstacademie, en dienen te kaderen 
binnen het schoolleven. Deze kosten kunnen oa. behelzen: huur van de instrumenten en 
andere benodigdheden, aankoop of huur van partituren en teksten, huur van zaalruimtes, 
representatie- en receptiekosten; 

e Alle artistiek, pedagogisch of educatief verantwoorde prestaties door derden in de 
Kunstacademie 

e Premies voor verzekeringen tegen schoolongevallen (leerlingen) en arbeidsongevallen 
(leerkrachten), inbegrepen de ongevallen van en naar de school, en van en naar het werk, 
voor zover deze premies niet door het departement onderwijs worden betaald of 
gesubsidieerd; 

e Premies voor de verzekering van de aan de leerlingen uitgeleende instrumenten. 

e _Gebruiks- en verbruiksgoederen nodig voor de opleiding van de leerlingen (aangepast aan de 
opleidingen en de leerplannen) 

e Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 

e 

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Bovenstaande lijst kan worden uitgebreid na overleg in 

ILV Ter Beuken, en in gezamenlijk akkoord. 


. … e 


. « 


83. 


De facturen van bovenstaande werkingsuitgaven zijn na afspraak steeds consulteerbaar door de 
leden van het beheerscomité op de financiële dienst van de stad Lokeren. 


Art. 10 Infrastructuur en didactisch materiaal 


s1. 


Elke deelnemende gemeente staat voor de vestigingsplaats{(en) op zijn grondgebied in voor: 

a. geschikte en voldoende lokalen die beantwoorden aan de voorwaarden inzake hygiëne, 
veiligheid en bewoonbaarheid; 

b. het nodige didactisch materiaal en de nodige schootuitrusting die beantwoorden aan de 
specifieke technische en pedagogische eisen voor het organiseren van kwaliteitsvol onderwijs, 
met name: 

« voorhet domein Beeldende en audiovisuele kunsten: in elk klaslokaal een schoolbord, een 
afsluitbare kast, een wastafel met stromend water, voldoende tafels en stoelen aangepast 
aan de doeleinden en de vereisten van de aangeboden opleidingen in dit domein. 

e voor hef domein Muziek: in elk klaslokaat een spiegel, geluidsinstallatie, voldoende 
muzieklessenaars, schoolmeubilair en bovendien een piano, in het klaslokaal van 
muziekatelier: een beamer met computer en whiteboard met notenlineatuur. 

e voorhet domein Woordkunst-drama: aangepast podium, geluidsinstallatie en alle 
rekwisieten nodig voor de aangeboden opleidingen in het domein Woordkunst-drama. 

e. een functionele inrichting van de vestigingsptaats(en) met onder andere uithangborden en een 
mededelingenbord, met oog voor een vlotte bereikbaarheid van straat of plein, parking en 
fietsenstalling; 

. het onderhoud van de lokalen; 

de verwarming, verlichting, watervoorziening, telefoon en andere verbruikskosten; 
voldoende EHBO-voorzieningen (in functie van de risicoanalyse); 

. brandbeveiliging (pictogrammen, brandblusapparaten…); 

„ de nodige verzekeringen tegen brand en andere risico’s; 


zov a 


S2. 
De roerende en onroerende goederen van de vestigingsplaatsen gelegen op het grondgebied van de 
niet-beherende gemeenten blijven eigendom van de betreffende gemeente. 


83. 
De mediatheek/bibliotheek van de academie wordt ter beschikking gesteld van het personeel van alle 
vestigingsplaatsen. 


84. 

Muziekinstrumenten die eigendom zijn van een van de deelnemende gemeenten, worden kosteloos 
ter beschikking gesteld van de interlokale vereniging. De inventaris wordt als bijlage bij deze 
overeenkomst gevoegd. 

Op advies van het beheerscomité kan de beherende gemeente ten behoeve van de interlokale 
vereniging bijkomende instrumenten aankopen die worden beheerd door de beherende gemeente. 


Art. 11 Verzekering 


De verzekeringspolissen! die het schoolbestuur afsluit ten behoeve van de leerlingen en 

personeelsleden van de academie, gelden eveneens voor: 

- de personeelsleden aangesteld conform artikel 12 en 13 van deze overeenkomst 

- en leerlingen van de vestigingsplaatsen. 

Het gaat om minimaal: 

= een polis burgerlijke aansprakelijkheid voor de leerlingen en het personeel, 

- een polis tegen lichamelijke ongevallen voor de leerlingen en desgevallend het niet-gesubsidieerd” 
personeel, 

- een verzekering rechtsbijstand voor het personeel. 


b Indien er ook sprake is van niet-gesubsidieerde initiatieven, moet worden nagegaan of de verzekeringspolis deze ook dekt. 
Het gesubsidieerd personeel is via het ministerie van Onderwijs en Vorming verzekerd tegen arbeidsongevallen. 


Art. 12 Gesubsidieerd onderwijspersoneel 


s1. 
Het gesubsidieerd bestuurs- en onderwijzend, ondersteunend en desgevallend opvoedend 
huippersoneel wordt binnen de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap aangesteld 
en benoemd door het schoolbestuur, namelijk het stadsbestuur van Lokeren. De rechtspositieregeling 
voor personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs is integraal van toepassing met inbegrip van de 
aanvullende reglementen opgelegd door het schoolbestuur. 


82. 


Het aantal gesubsidieerde lestijden dat wordt aangewend in de vestigingsplaatsen in de niet- 
beherende gemeenten, wordt bepaald door het aantal financierbare leerlingen dat op 1 februari van 
het vorig schooljaar in de vestigingsplaatsen van de betreffende gemeente werd geteld. 


Art. 13 Niet-gesubsidieerd personeel 


s1. 


De gemeentebesturen van respectievelijk Moerbeke, Lochristi, Waasmunster of Zele betalen jaarlijks 
aan de stad Lokeren een deel van de wedden en vergoedingen van het niet-gesubsidieerd 
onderwijzend personeel terug, alsook van de verplaatsingskosten en andere supplementaire 
vergoedingen waar dat personeel recht zou op hebben op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen. Indien deze reglementaire bepalingen uitgevaardigd worden door de stad 
Lokeren, zullen deze vooraf met de betrokken gemeentebesturen worden overlegd. Deze 
terugbetaling gebeurt jaarlijks, pro rato van de verhouding van het totale aantal leerlingen van de 
Kunstacademie Ter Beuken en het aantal leerlingen van de vestigingsplaatsen in Moerbeke, Lochristi, 
Waasmunster of Zele. 


S2. 

De gemeentebesturen van respectievelijk Moerbeke, Lochristi, Waasmunster of Zele betalen jaarlijks 
aan de stad Lokeren een deel van de niet-gesubsidieerde loonkost terug van het administratief 
personeel van de Kunstacademie. Het betreft de loonkost van één fulltime equivalent administratief 
personeelslid, na inhouding van alle subsidies die voor de tewerkstelling van dat administratief 
personeelslid aan de stad Lokeren worden toegekend voor het refertejaar. De terugvordering 
geschiedt pro rato van de verhouding van het totale aantal leerlingen van de Kunstacademie Ter 
Beuken, en het aantal leerlingen van de vestigingsplaatsen in Moerbeke, Lochristi, Waasmunster of 
Zele. 


Titel 5: Financieel beheer e 


Art. 14 Budget 


s1. 

In voorkomend geval: het beheerscomité maakt jaarlijks een ontwerpbudget op van de interlokale 
vereniging voor het volgende begrotingsjaar. Deze raming wordt ter goedkeuring aan de deelnemende 
gemeentebesturen voorgelegd uiterlijk in de maand oktober. 


S2. 
De niet-beherende gemeenten nemen een bedrag op in hun budget gebaseerd op de ramingen van 
de tussenkomsten in deze overeenkomst bepaald. 


83. 


De kosten voor de inrichting van de lokaten, de kosten voor het onderhoud, de verwarming, de 
verlichting en het gebruik van andere nutsvoorzieningen zoals bepaald in artikel 10, 881 en 2 worden 
rechtstreeks gedragen door de betreffende gemeente. 


Art. 15 In voorkomend geval: Jaarrekening, jaarverslag en controle 


s1. 

In voorkomend geval: het beheerscomité maakt de jaarrekening en de bijhorende 
verantwoordingsstukken over aan de deelnemende gemeenten uiterlijk binnen de zes maanden na 
afsluiting van het voorgaande werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 
december. 


82. 
In voorkomend geval: samen met de jaarrekening wordt aan de deelnemende gemeenten een 
jaarverslag ter beschikking gesteld. 


83. 

In voorkomend geval: de jaarrekening is goedgekeurd door de gemeenteraad indien de gewone 
meerderheid ze goedkeurt. Indien de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen binnen de 90 
dagen na de voorlegging, wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd. 


84, 
In voorkomend gevat: de jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de 
bespreking van het jaarverslag. 


85. 

In voorkomend geval: Elke deefnemende gemeente kan de boekhouding en de jaarrekening met 
betrekking tot de interlokale vereniging laten controleren door een door haar aangeduide natuurlijke 
persoon of rechtspersoon. 


Art. 16 In voorkomend geval: Bestemming van het resultaat 


s1. 
In voorkomend geval: Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt 
aangewend voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging. 


82. 
fn voorkomend geval: Het eventueel negatief resultaat van de rekening wordt door de deelnemers 
gedragen overeenkomstig de verdeelsleutel zoals bepaald in artikel 9, 81. 


raktische afspraken 


Art. 17 Leiding personeel 

De directeur is de leidinggevende van zowel het gesubsidieerd als het niet-gesubsidieerd personeel 
dat ingezet wordt in de academie met inbegrip van de vestigingsplaatsen. 

Art. 18 Toezicht 

De beherende gemeente staat in voor het toezicht in de vestigingsplaatsen gedurende de uren van 


openstelling en kan ten behoeve hiervan niet-gesubsidieerd personeel aanstellen conform de 
bepalingen van artikel 13. 


EE 
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Art. 19 Inschrijvingen 


s1. 


De inschrijving van leerlingen wordt georganiseerd door de beherende gemeente. 


82. 


De inschrijvingsgelden en desgevallend de retributies met betrekking tot de inschrijvingen worden 
geïnd door de beherende gemeente. 


83. 
Het inschrijvingsgeld van de leerlingen in gesubsidieerde uren wordt door de beherende gemeente 
doorgestort aan het ministerie van Onderwijs en Vorming conform de vigerende regelgeving. 


Art. 20 Muziekinstrumenten 


De verhuurinstrumenten worden ter beschikking gesteld aan de leerlingen volgens het 
verhuurreglement van de beherende gemeente, de stad Lokeren. De beherende gemeente staat in 
voor de inning van de retributie bij de leerlingen. 


Art. 21 Certificering 


De certificering van de leerlingen van een vestigingsplaats gebeurt door de beherende gemeente 
onder de benaming van Kunstacademie Ter Beuken. 


Art. 22 


81. Beeldende en audiovisuele kunsten: leder jaar zal in elke deelnemende gemeente ter gelegenheid 
van de uitreiking van de leerlingencertificaten een tentoonstelling van de werken van de leerlingen 
plaatsvinden samen met opendeurdagen. Elk deelnemend gemeentebestuur biedt bij de inrichting 
hiervan materiële en logistieke steun. Dit geldt eveneens voor de organisatie van extra-scotaire 
projecten zoals tentoonstellingen, voordrachten en projecten in samenwerking met andere academies; 
voor alle activiteiten die de werking, de bekendheid en de uitstraling van de academie promoten en 
voor de organisatie van vakvergaderingen, pedagogische studiedagen en navormingssessies. 


82. Muziek, Woordkunst-drama en Dans: leder jaar wordt in elke deelnemende gemeente ter 
gelegenheid van de uitreiking van de leerlingencertificaten een leerlingenconcert gehouden. In 
samenspraak met het betrokken gemeentebestuur wordt bovendien jaarlijks één concert gehouden 
waarbij alle domeinen worden betrokken. Elk deelnemend gemeentebestuur biedt bij de inrichting van 
deze audities de nodige materiële en logistieke steun. Ook voor de organisatie van vakvergaderingen, 
pedagogische studiedagen en navormingssessies biedt elk deelnemend gemeentebestuur de nodige 
materiële en logistieke steun. 


Art. 23 Diensten Preventie en Bescherming op het Werk 


sí. 


De adviezen van de interne en/of externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk worden 
in eerste instantie geformuteerd aan het schoolbestuur. Indien de adviezen verband houden met en/of 
een weerslag hebben op de infrastructuur van een niet-beherende gemeente, worden deze verder 
besproken met de betreffende niet-beherende gemeente. 


S2. 
De wettelijke opgelegde adviesverlening door de preventiedienst bij aankoop van materiaal wordt 
opgenomen door de preventiedienst van de beherende gemeente. 


Art. 24 Globaal preventieplan en jaaractieplan 


De uitwerking van een dynamisch risicobeheer wordt via een globaal preventieplan gekaderd. Dit plan 
wordt telkens voor een periode van vijf jaar door de beherende gemeente uitgewerkt voor de interlokale 
vereniging. Dit plan met de hieruit voortvloeiende jaaractieplannen worden via de interne 
preventiedienst van de beherende gemeente opgesteld, opgevolgd en geactualiseerd. De rapportering 
wordt gecommuniceerd met de personeelsleden en feedback vanuit het personeel wordt mee 
opgenomen. 


Arf. 25 Controle gebouwen 
Elke deelnemende gemeente staat in voor de wettelijke keuringen van installaties en toestellen in haar 
lokalen die ter beschikking worden gesteld van de interlokale vereniging. Een inventaris en 


aansluitende rapportering van de te keuren toestellen wordt overgemaakt aan de preventiedienst van 
de beherende gemeente. 


Art. 26 Rookverbod 


Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van 
soortgelijke producten. De deeinemende gemeenten brengen in hun vestigingsptaatsen 
rookverbodstekens aan zodanig dat ieder die aanwezig is, er kennis van kan nemen. De 
deelnemende gemeenten doen het nodige om dit rookverbod eveneens te handhaven bij gebruik door 
derden van deze vestigingsplaatsen. 


Art. 27 In voorkomend geval: Vereffening 


Wanneer aan het bestaan van de interlokale vereniging een einde komt, wordt door de deelnemende 
gemeenten in gezamenlijk akkoord de vereffening geregeld. De aan de vereniging toegekende 
middelen worden in voorkomend geval verdeeld over de deelnemende gemeenten overeenkomstig 
hun inbreng. 

In voorkomend geval worden de schulden evenredig verdeeld over de deelnemende gemeenten a 
rato van hun inbreng. 


Aldus opgemaakt te … … … … … … … … OD nette ndesterkehands Watte exemplaren waarvan elk der 
voornoemde partijen erkent één exemplaar te hebben ontvangen. 
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Verkoopsartikelen Cultuurdienst / GG Hoogendonck 


( Dranken foyer Hoogendonck 


Frisdranken (Tonic, Gini, Fruitsap, Cocal € 2 
Cola, Limonade, Ice-Tea, Spa 


Lichte bieren: 
Pils, Palm, Kriek, Brugs Witbier) 


Zware bieren (Duvel, Roosenberg) 


Wijn glas 


Wijn fles € 12 50 
Cava glas € 3,5 
Cava fles € 15 


Warme dranken (thee, koffie, deca, … 


Chips 


Cultuurzakboekjes (professioneel gedru 


kaftje voor scholen i.f.v. 
schoolvoorsteilingen) 


Kopies voor verenigingen 
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Kopieën zwart/wit 


A4 recto 0,05 


A4 recto-verso 0,10 


A3 recto 0,10 


A3recto-verso 0,20 


Kleurenkopieën 


A4 recto 0,15 


A4 recto-verso 0,30 


A3 recto 0,30 


A3recto-verso 0,60 


Activiteiten (bv. Week van de 


Smaak) | Prijs afhankelijk van het thema / de 
activiteit / het aangeboden voedsel 
(meestal verkoop tegen ‘aankoopprijs 
Bv. 2,5 € voor pannenkoek + warme 


drank) 
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Bijlage 2 


Retributies en tarieven Bibliotheek Waasmunster 2019 


Afdruk via multiseat 

Beschadigd dvd-doosje 

Afgevoerde dvd 

Aanvraag interbibliothecair leenverkeer 


0,15 EUR 
1,25 EUR 


Afgevoerd boek 0,40 EUR 
Afgevoerd tijdschrift 0,20 EUR 
Kopieerkaart 10 stuks 1,50 EUR 
Vervanging lenerspas 2,50 EUR 


Plastic draagtas 
Niet-afgehaalde reservatie 
Overschrijding uitleentermijn 
Kosten versturen rappels 


0,20 EUR 

1,00 EUR 

0,25 EUR/week/titel 
1,00 EUR/brief 


Aangetekend schrijven (rappel 4) 7 EUR | 
Beschadigde of verloren titels Kostprijs | 
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Tarieven folders en activiteiten dienst Jeugd 2019 


Grabbelpas [€ 5,00 | 

Grabbelpasactiviteit. Varieert afhankelijk van de kostprijs 
van elke activiteit (tarieven worden 
vastgelegd in CBS) 


Speelpleinwerking 


Speeldag 

Gewoon tarief € 4,00 
vanaf 2°%° kind van hetzelfde gezin € 3,00 
Halve speeldag 

Gewoon tarief € 2,00 
vanaf 2°° kind van hetzelfde gezin € 1,50 
Voor- en naopvang: per uur € 1,00 


[ Ravottersweek _ [€50,00 | 
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Tarieven folders en activiteiten dienst Toerisme 2019 


Wandelroutes 


Wandelen in Waasmunster (3 bewegwijzerde wandelingen) ‘Saar 
Kleine uitstapjes in Waasmunster (2 tot 6 km) GRATIS 
Wandelen en fietsen in het land van de Pillecyn | 3,00 EUR 


Oeverlopen — wandelen langs de Schelde in Temse en Kruibe 


Wandelroute Bronbossen 


Wandelroute Durmeboorden 


ke {6,00 EUR 
6.00 EUR 
2.00 EUR 


Fietsroutes 


Hoeveroute (25 km) GRATIS 
Miraroute (33, 26 of 16 km) GRATIS 
Grimbeertroute (43 km) 2,00 EUR 
Fietsen in Waasmunster ( 3 bewegwijzerde wandelingen) GRATIS 


Knooppuntennetwerk 


Fietsnetwerk Waasland 


Fietsnetwerk Scheldeland 


6,00 EUR 
6,00 EUR 


Mountainbikeroute 


f Mountainbikeroute Waasmunster (3 lussen, totaal 35 km) | GRATIS 
Andere 
Geogids Waasmunster. 2,00 EUR 
Stripboek Reynaert de Vos 7,00 EUR 
Zichtkaarten Waasmunster: 6 ex. GRATIS 
Keramiektege! met afbeelding kasteel Blauwendael 17,50 EUR 
Keramiektegel met afbeelding Heidekapel 15,00 EUR 
Keramiektegel met afbeelding Sombekekerk 15,00 EUR 
Keramiektegei met afbeelding kasteel Ortegat 12,50 EUR 
Keramiektegel met afbeelding kasteel van Sombeke | 12,50 EUR 
Keramiektegel met afbeelding zeemeermin 9,00 EUR 


Gedreven om te overleven van Anja Kapitska 


15,95 EUR 


Vlag 30,00 EUR 
Stappenbox 5,00 EUR 

Historische kaart op CD 10,00 EUR 
Waasmunster in de Groote Oorlog 25,00 EUR 


in depot bij de toeristische dienst: 


Boek Waasmunster-Schitu 25 jaar solidariteit: € 10,00 


Formulieren fietszoektocht: € 5,00 (enkel in de periode juni-september) 
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Sportoverdag: 
10-beurtenkaart: 


1-beurtenkaart: 


Sporteldag 
Halve dag zonder lunch: 


Halve dag met lunch: 
Hele dag met lunch: 


10 miles van waasmunster 
7 km 
Voorinschrijvingen 
Daginschrijvingen 
10 miles 
Voorinschrijvingen 
Daginschrijvingen 


Tarieven sportpromotie 2019 


€ 20,00 
€ 3,00 


€ 2,00 
€ 5,00 
€ 5,00 


€ 8,00 
€ 10,00 


€ 10,00 
€ 14,00 


Kinderen t.e.m. 12 jaar gratis deelname 


Sportkampen 

> Juli: kleuters en lager onderwijs € 60 
Korting 3 kind zelfde adres -€ 20,00 
> Augustus 2019 — 5 dagen kamp 

Egelties (halve dag) € 25,00 
Kabouters € 55,00 
Uilen € 60,00 
Groep A € 65,00 
Groep B € 70,00 
Groep C € 75,00 
Groep D € 85,00 
Opvang € 1,00 per begonnen uur 


Korting 3°° kind zelfde adres 
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Verzoekschrift aan de Gemeenteraad van Waasmunster 


vanwege Patrick Robberecht, Dam 8 te 9250 Waasmunster 


Waasmunster, 5 april 2019 


Geachte Voorzitter van de Gemeenteraad 
Geachte Heer De Cock 


Ter kennisgeving aan de Raadsleden 
Ter kennisgeving aan de partijbesturen 


Op grond van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikel 39 en volgende, 
vraag ik u de volgende punten te agenderen op de gemeenteraad van 28 maart 2019: 


Verzoek tot intrekking van de volgende besluiten: 


4. Patrimonium : 

a. Goedkeuring overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg en de gemeente Waasmunster met betrekking 
tot de uitvoering van het Sigmaplan en de daaraan gekoppelde flankerende maatregelen op het grondbled 
van de gemeente Waasmunster 

b. Voorlopige vaststelling gedeeltelijke afschaffing van voetweg 97 gelegen op de percelen kadastraal 
gekend Waasmunster 2° afdeling Sectie C zonder nummer tussen de Donkerputstraat en de durmedijk 

c. Voorlopige vaststelling verlegging van voetweg 97 gelegen op de percelen kadastraal gekend 
Waasmunster 2° afdeling Sectie C nrs 2591D, 2590B, 2540C, 2580D, 2580C, 2550C, 2550A, 2539C, 
2591C en zonder nummer tussen de Ten Rijendreef en de durmedijk 

d, Verkoop perceeltjes grond ter hoogte van Manta aan de Vlaamse Waterweg in het kader van de 
renovatie van Potpolder IV 


4: 


Ik heb voorafgaand aan de raadzitting van 28 maart 2019 aangegeven dat ik als burger geen 
boodschap heb aan het GRB, noch inhoudelijk noch procedureel, meer in het bijzonder 
inzake punt 4a. 


Ik schreef ter zake alle gemeenteraadsleden aan dit punt niet te aanvaarden of ik vroeg aan 
het college dit punt niet verder te agenderen. 


Z: 


Voorafgaand aan de zitting (publieke vragen) vroeg ik waarom de gemeenteraad überhaupt 
zou beslissen gezien er geen stuk voorligt waaruit blijkt dat de DVW wil participeren aan dit 
besluit, genoemd onder 4a. Er werd mij geantwoord dat de overeenkomst binnen de 
veertien dagen zou getekend zijn. 


| 
i 


Tijdens de zitting werd door Groen (raadslid De Beule } gevraagd waarom het allemaal zo 
dringend moet gaan. Het antwoord was dat er inderdaad termijnen lopen. Ik ken echter 
alleen subsidietermijnen voor DVW | En dus gaat dat argument volgens mij niet op. Subsidies 


aan DVW zijn geen zaak van gemeentelijk belang. Bovendien kunnen er door DVW enkel 
facturen ingebracht worden voor zover ze dateren voor april 2020, 


Door de VLD werd tijdens de zitting gevraagd dat men toch niet alles aan alles kan koppelen 
en werd ook gezegd dat een landinwaartse dijkverlegging geen deel uitmaakt van het 
geactualiseerd Sigmaplan. 


Verder werd zowel door Groen als VLD benadrukt dat met dit besluit de raad zichzelf buiten 
spel zet en zijn onpartijdigheid opheft. 


3. 
Het besluit werd aangenomen. 


Ik ben bijzonder ontstemd door dit besluit en zal een verzoek richten tot Binnenlands 
Bestuur met het oog op de vernietiging van dit besluit. 


4, 


Ik wijs er op dat deze overeenkomst zal doorwerken in de besluitvorming van de Gemeente 
inzake het GRUP en de vergunningen. Het is precies de bedoeling van het besluit, 


De rechtspraak van de RVS is ter zake duidelijk: dergelijke overeenkomsten heffen de 
onpartijdigheid van het bestuur op en zullen dus latere beslissingen aantasten. 


Arrest 235.392 van de Raad van State dossier “Blauwe Boulevard” — Hasselt”: 


In de casus “engageert de gemeente zich maximaal samen te werken en alle nodige en 
nuttige inspanningen te leveren” 


De Raad van State oordeelt dat “niet valt in te zien hoe de gemeente in alle objectiviteit, 
zonder vooringenomenheid en zonder gebonden te zijn door deze eerder aangegane 
overeenkomsten, de kwestieuze vergunningsaanvraag heeft kunnen beoordelen. Hieruit volgt 
dat de bestreden beslissing tot stand gekomen is met schending van het 
onpartijdigheidsbeginsel.” 


Arrest 227.578 van de Raad van State — dossier “Uplace” — Vilvoorde 
De Raad van State oordeelt: 


“Gelet op de bijzondere verbintenissen die de Vlaamse regering in het Uplace- 
brownfieldconvenant heeft aangegaan, valt niet in te zien hoe de Vlaamse minister van 
Leefmilieu de administratieve beroepen van onder meer de NV Uplace — actor bij het 
brownfieldproject — tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant 
van 14 september 2011 tot weigering van de gevraagde milieuvergunning, in alle 
objectiviteit, zonder vooringenomenheid en zonder gebonden te zijn door eerder aangegane 
overeenkomsten, heeft kunnen beoordelen. Uit wat voorafgaat volgt dat het bestreden 
besluit tot stand gekomen is met schending van het onpartijdigheidsbeginsel.” 


“In de mate dat het brownfieldconvenant bepalingen bevat die meer zijn dan een louter 
“correcte en flexibele procedurele afstemming”, kunnen de door de Vlaamse regering 
aangegane verbintenissen ook niet anders gezien worden dan als, minstens een gedeeltelijke, 
afstand van de discretionaire beoordelingsbevoegdheid waarover de vergunningverlenende 
overheid beschikt krachtens de algemeen geldende leefmilieureglementering.” 


5. 
Ik vraag hierbij een overeenkomst met de bevolking. 


Laat ons de procedures voeren zoals wettelijk voorzien. 


Derhalve vraag ik de Voorzitter dat dit verzoek geagendeerd wordt teneinde de raad te laten 
beraadslagen omtrent de intrekking van het raadsbesluit punt 4a omdat ik meen dat het 
bestuur zijn onpartijdigheid opgeeft. 
e Als de wens tot het behoud van het tracé het algemeen belang dient (waarmee er 
uiteraard enkel garantie is op het tracé en geen garantie is op een geasfalteerd pad) 
e Alseen fietserstunnel het algemeen belang dient 
e Waarom moet er dan nog onderhandeld worden? Omdat PP4 in die 
belangenafweging niet past? Met alle gevolgen van dien. 


Bijkomend vraag ik ook de raad te laten beraadslagen omtrent de intrekking van het 
van de raadsbesluiten 4b, Ac en 4d omdat ze steunen op het raadsbesluit en de erbij 


horende overeenkomst. 


6. 


Dit verzoek wordt ook schriftelijk en ondertekend ingediend bij de Voorzitter van de 
Gemeenteraad. 


Dank voor de aandacht 


Patrick Robberecht 


érarys 


MPC/MDV/PBA/TDV/PA 


Aan de deelnemers TMVS 


C p ee en id 
ontactpersoon (lijst zie bijlage) 


Pascale Aerts 
tel : 09/241 06 62 


AANGETEKEND 


720802 
Gent, 28 maart 2019 


Geachte mevrouw 
Geachte heer 


Wij hebben het genoegen u uit te nodigen tot de algemene jaarvergadering der aandeelhouders van 
TMVS dv die zal bijeenkomen op 


dinsdag 11 juni 2019 om 18.00 uur 
in FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, 9051 Gent 


U gelieve hierbij de door de raad van bestuur vastgestelde agenda voor deze algemene jaarvergadering te 
willen vinden : 


1. Toetredingen 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 
Verslag van de commissaris (lid IBR) 

Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
Statutaire benoemingen — raad van bestuur 

Aanstelling commissaris (lid IBR) 

Varia en mededelingen 


OoNn ur 


U wordt gevraagd uw beslissing met betrekking tot de agendapunten te laten geworden ten laatste op 
donderdag 6 juni 2019, hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 
te 9000 Gent, hetzij per elektronische post op 20190611AVTMVS@farys.be. 


U vindt een ontwerp raadsbeslissing als bijlage. 


TMVS Administratieve zetel T 078 35 35 99 RPR Gent 
dienstverlenende Stropstraat 1 FO9 2229111 BTW BE 0692 624 441 
vereniging 9000 Gent www.farys.be IBAN BESS 0910 1996 4144 
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#ranys 


Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering 

U wordt tevens expliciet gevraagd de naam van uw vertegenwoordiger(s) op deze algemene jaarvergade- 
ring te willen meedelen (cf. art. 27 van de statuten), ook als deze vertegenwoordiger(s) dezelfde is/zijn 
als de reeds aangeduide vertegenwoordiger(s). 


Ten behoeve van de deelnemers die nog geen vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergadering heb- 
ben aangeduid, vindt u bijgaand een overzicht van het aantal vertegenwoordigers dat u kan aanduiden. 


Wij geven u voor de volledigheid ook de algemene wettelijke bepalingen mee, tevens opgenomen in de 

statuten, die verplicht in acht dienen genomen bij de aanduiding van de vertegenwoordigers in de alge- 

mene vergadering: 

e de vertegenwoordigers van de steden/gemeenten in de algemene vergadering dienen de hoedanig- 
heid te bezitten van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid ; 

e de vertegenwoordigers van de deelnemers die geen gemeente zijn, dienen aangeduid te worden door 
het daartoe wettelijk of statutair bevoegde orgaan van de deelnemer ; 

e de bestuurders kunnen geen gemeentelijke vertegenwoordiger zijn in de algemene vergadering ; 

e de vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de periode vanaf aanduiding tot na de jaarvergadering 
die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden ; 


Een ontwerp van beslissing daartoe vindt u eveneens bijgaand. 
Wij vestigen uw aandacht op de bepaling in artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat stelt dat de 


vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering. 


Wij wijzen erop dat de vertegenwoordigers in de algemene jaarvergadering geen individuele uitnodiging 
zullen ontvangen. 


U wordt gevraagd uw beslissing(en) terzake te laten geworden ten laatste op donderdag 6 juni 2019, 
hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per 


elektronische post op 20190611AVTMVS@farys.be. 


Hoogaghtend 


voorzitter 

Bijlagen 

1. Agenda met toelichting 

2. Overzicht van de toetredingen per 27 maart 2019 

3. Verslag van de raad van bestuur (wordt nagestuurd) 

4, Jaarrekening boekjaar 2018 (wordt nagestuurd) 

5. Bijlage 1, 2 en 3 aan de statuten (stand van zaken 27 maart 2019) 

6. Overzicht aantal vertegenwoordigers per deelnemer 

7. Ontwerp raadsbeslissingen 

8. Overzicht per mandataris van de in 2018 ontvangen vergoedingen en presentiegelden in toepassing 

van art. 448 al. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur 

TMVS Administratieve zetel T 078 35 35 99 RPR Gent 
dienstverlenende Stropstraat 1 FO9 22291 11 BTW BE 0692 624 441 
vereniging 9000 Gent www.farys.be IBAN BE55 0910 1996 4144 
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ALGEMENE JAARVERGADERING TMVS dv van 11 JUNI 2019 — 18u00 
AGENDA 


Toetredingen 


Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 


a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 


b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 


Verslag van de commissaris (lid IBR) 


Verlenen van kwijting aan de bestuurders 


In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 


Statutaire benoemingen — raad van bestuur 


Aanstelling commissaris (lid IBR) 


Varia en mededelingen 


AV TMVS dv 11.06.2019 


TOELICHTING BĲ DE AGENDA 


1. Toetredingen 


Hierbij als bijlage vindt u een overzicht van de toetredingen van de deelnemers voor de periode 
1 januari 2019 tot en met 27 maart 2019. 


2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
Het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 wordt nagestuurd eind april 2019. 


3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 


De jaarrekening voor het boekjaar 2018 inclusief de voorgestelde winstverdeling wordt nagestuurd 
eind april 2019. 


4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 


Na goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 door de raad van bestuur kan de com- 
missaris (lid IBR) zijn verslag opmaken en bezorgen. Dit verslag wordt nagestuurd in de loop van de 
maand mei 2019. 


5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 


Overeenkomstig art. 454 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorgesteld aan de algemene verga- 
dering om aan alle bestuurders kwijting te verlenen over het boekjaar 2018. 


6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 


Hierbij vindt u bijlage 1 (overzicht van de deelnemers per regio), bijlage 2 (overzicht van het aantal 
aandelen per deelnemer) en bijlage 3 (dienstverlening per deelnemer) — (stand van zaken op 
27 maart 2019). 


7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 


Op heden zijn er nog geen wijzigingen aan de samenstelling van de raad van bestuur, verkozen door 
de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv in zitting van 20 maart 2019. Eventuele wijzi- 
gingen worden ten laatste in het begin van de maand mei 2019 nagestuurd. 


8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 


De procedure voor aanstelling van commissaris (lid IBR) is opgestart. 
De aanstelling wordt voorzien in de algemene jaarvergadering. 


9. Varia en mededelingen 
Op heden geen variapunten of andere mededelingen bekend. 


Bijlage 3 aan de statuten 
AG HAVEN OOSTENDE 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
EHBO-KOFFERS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PBM'S 
AGB GERAARDSBERGEN 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
AGB MASTERPLAN HOUTHALEN-HELCH 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
OH BEGLAZING 
PRINTERS EN MULTIAPP 
AGB MERELBEKE 
DRUKWERK 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
TANKKAARTEN 
VEILIGHEIDSCOÖRD 
AGB NIJLEN 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
PRINTERS EN MULTIAPP 
AGB POPERINGE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
AGB WETTEREN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
OH BEGLAZING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
TANKKAARTEN 
AGB WINGENE 
BEHEER TECH INST 
CONTRACT OP MAAT 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
AGGB OOSTENDE 
ARCHEOL ONDERZ 
CONTRACT OP MAAT 
GEMEENTE AALTER 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
ZWERFVUILZUIGERS 
GEMEENTE ANZEGEM 
AED-TOESTELLEN 
ICT PPP 
KANTOORBEN EN PAPIER 
LEGIONELLABEHEER 
POETSMACHINES 
SIGNALISATIE 
VLOERMATTEN 
GEMEENTE BEERSEL 
PRINTERS EN MULTIAPP 


GEMEENTE BERLAAR 
ASBESTINVENTARISATIE 
ICT HARDWARE 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 

GEMEENTE BRAKEL 
ASBESTINVENTARISATIE 
BLUSAPP EN HASPELS 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
PRINTERS EN MULTIAPP 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


SIGNALISATIE 
VERZEKERINGSMAKELAAR 
WEGMARKERINGEN 


ZWEMBADWATERANALYSE 


ZWERFVUILZUIGERS 
GEMEENTE BUGGENHOUT 
ASBESTINVENTARISATIE 
CONTRACT OP MAAT 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
ICT HARDWARE 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
LINNEN - ZORGSECTOR 
MAALTIJDCHEQUES 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


STROOIZOUT 
ZORGMEUBILAIR 
GEMEENTE DE HAAN 
CONTRACT OP MAAT 
ICT HARDWARE 
OH TENNISTERREINEN 
PRINTERS EN MULTIAPP 
VEILIGHEIDSCOÖRD 
WEGHERSTEL 
WEGMARKERINGEN 
GEMEENTE DE PANNE 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
MAALTIJDCHEQUES 
STROOIZOUT 
VERZEKERINGSMAKELAAR 
GEMEENTE DE PINTE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PBM'S 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


GEMEENTE DEERLIJK 
ARCHEOL ONDERZ 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
PRINTERS EN MULTIAPP 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


STROOIZOUT 


Bijlage 3 aan de statuten 


GEMEENTE DESTELBERGEN 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
OH VOETBALVELDEN 
PBM'S 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 

GEMEENTE DILBEEK 
KANTOORBEN EN PAPIER 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
WEGMARKERINGEN 

GEMEENTE ERPE-MERE 
KANTOORMEUBILAIR 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 

GEMEENTE GAVERE 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORMEUBILAIR 
SCHOONMAAKDIENST 
STROOIZOUT 

GEMEENTE GINGELOM 
AED-TOESTELLEN 
ARCHEOL ONDERZ 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
VOEDING 

GEMEENTE GROBBENDONK 
PRINTERS EN MULTIAPP 

GEMEENTE HAALTERT 
AED-TOESTELLEN 
BLUSAPP EN HASPELS 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
WEGMARKERINGEN 

GEMEENTE HAMME 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 
OH VOETBALVELDEN 
SCHOONMAAKDIENST 
STROOIZOUT 
ZWERFVUILZUIGERS 


Bijlage 3 aan de statuten 


GEMEENTE HEERS 
AED-TOESTELLEN 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SIGNALISATIE 
GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG 
AED-TOESTELLEN 
ASBESTINVENTARISATIE 
MAALTIJDCHEQUES 
PLOTTERS 
PRINTERS EN MULTIAPP 
VLOERMATTEN 
ZORGMEUBILAIR 
GEMEENTE HEMIKSEM 
BLUSAPP EN HASPELS 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
GEMEENTE HERENTHOUT 
AED-TOESTELLEN 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
GEMEENTE HERZELE 
CONTRACT OP MAAT 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
GEMEENTE HOEILAART 
BLUSAPP EN HASPELS 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
INTERIM ZORG 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VERZEKERINGSMAKELAAR 
GEMEENTE HOOGLEDE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE HOREBEKE 
STROOIZOUT 
GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
OH BEGLAZING 
PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE HOUTHULST 
PRINTERS EN MULTIAPP 
STROOIZOUT 
GEMEENTE HOVE 
ICT HARDWARE 
PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE ICHTEGEM 
KANTOORBEN EN PAPIER 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 
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GEMEENTE INGELMUNSTER 


BLUSAPP EN HASPELS 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
WEGMARKERINGEN 
GEMEENTE KOEKELARE 


BRANDSTOFFEN IN BULK 
KANTOORBEN EN PAPIER 


PRINTERS EN MULTIAPP 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
GEMEENTE KOKSIJDE 
PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE KORTEMARK 
ASBESTINVENTARISATIE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
DRUKWERK 
ELEKTRISCH MATERIAAL 


KANTOORBEN EN PAPIER 


KEURINGEN 
LEGIONELLABEHEER 
PBM'S 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RIJBEWIJS OPLEIDING 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


SIGNALISATIE 
GEMEENTE KORTESSEM 

PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE KRUIBEKE 

ICT OPLEIDINGEN 

KLEDIJ - LEASE 

PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE KUURNE 

PRINTERS EN MULTIAPP 


GEMEENTE LANGEMARK-POELKAPELLE 


PRINTERS EN MULTIAPP 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


STROOIZOUT 
WEGMARKERINGEN 
GEMEENTE LEBBEKE 
BLUSAPP EN HASPELS 
EHBO-KOFFERS 


KANTOORBEN EN PAPIER 


OH VOETBALVELDEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


SIGNALISATIE 
GEMEENTE LEDE 

BEHEER TECH INST 

MAALTIJDCHEQUES 

RIJBEWIJS OPLEIDING 
GEMEENTE LICHTERVELDE 

BEHEER TECH INST 


DIG BORDEN-TOUCHSCR 
KANTOORBEN EN PAPIER 


OH EN INTERV LIFTEN 
PRINTERS EN MULTIAPP 
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GEMEENTE LIEDEKERKE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
ELEKTRISCH MATERIAAL 


KANTOORBEN EN PAPIER 


KEURINGEN 


KOFFIE- EN WATERAUTO 


MAALTIJDCHEQUES 
OH EN INTERV LIFTEN 
PBM'S 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
GEMEENTE LIERDE 
AED-TOESTELLEN 
CONTRACT OP MAAT 
OH BEGLAZING 
STROOIZOUT 
GEMEENTE LIEVEGEM 
AED-TOESTELLEN 


KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 


OH BEGLAZING 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
STROOIZOUT 
GEMEENTE MAARKEDAL 
ELEKTRISCH MATERIAAL 


KANTOORBEN EN PAPIER 


MAALTIJDCHEQUES 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
WEGHERSTEL 
GEMEENTE MACHELEN 
ASBESTVERWIJDERING 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 


KANTOORBEN EN PAPIER 


KEURINGEN 

KLEDIJ - AANKOOP 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 

OH EN INTERV LIFTEN 
PBM'S 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


SIGNALISATIE 
GEMEENTE MELLE 

MAALTIJDCHEQUES 

OH BEGLAZING 

PBM'S 

RIJBEWIJS OPLEIDING 

SCHOONMAAKDIENST 
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GEMEENTE MERELBEKE 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KLEDIJ - AANKOOP 
MAALTIJDCHEQUES 
PBM'S 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 
TELECOM 

GEMEENTE MEULEBEKE 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
STROOIZOUT 

GEMEENTE MIDDELKERKE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
KLEDIJ - AANKOOP 
OH EN INTERV LIFTEN 
OH VOETBALVELDEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 
VERPLEEGBEDDEN 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

GEMEENTE MOERBEKE 
AED-TOESTELLEN 
EHBO-KOFFERS 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
GEREEDSCHAPPEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 

GEMEENTE MOORSLEDE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
LEGIONELLABEHEER 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

GEMEENTE NIJLEN 
ICT HARDWARE 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
PLOTTERS 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKDIENST 
ZWERFVUILZUIGERS 


GEMEENTE OOSTKAMP 
AED-TOESTELLEN 
ASBESTINVENTARISATIE 
CONTRACT OP MAAT 
EHBO-KOFFERS 
PBM'S 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
GEMEENTE OVERIJSE 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
GEMEENTE RIJKEVORSEL 
ICT DETACHERING 
ICT HARDWARE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 
PLOTTERS 
PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE RUISELEDE 
STROOIZOUT 
GEMEENTE SPIERE-HELKIJN 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 
GEMEENTE ST-AMANDS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 
GEMEENTE ST-KATELIJNE-WAVER 


DIG BORDEN-TOUCHSCR 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
VERPLEEGBEDDEN 
ZORGMEUBILAIR 
ZWERFVUILZUIGERS 


GEMEENTE ST-LIEVENS-HOUTEM 


BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 

PRINTERS EN MULTIAPP 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
ZWERFVUILZUIGERS 
GEMEENTE TERNAT 
AED-TOESTELLEN 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
OH VOETBALVELDEN 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


GEMEENTE VLETEREN 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
STROOIZOUT 
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GEMEENTE VORSELAAR 
MAALTIJDCHEQUES 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RIJBEWIJS OPLEIDING 

GEMEENTE WAASMUNSTER 
AED-TOESTELLEN 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
CONTRACT OP MAAT 
DRUKWERK 
EHBO-KOFFERS 
ICT HARDWARE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
OH ONBEV WATERLOPEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SCHOONMAAKDIENST 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
VERZEKERINGSMAKELAAR 
VLOERMATTEN 
GEMEENTE WACHTEBEKE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
GEMEENTE WEMMEL 
BEHEER TECH INST 
CONTRACT OP MAAT 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
EHBO-KOFFERS 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
ONGEDIERTEBESTRIJD 
VOEDING 
WEGMARKERINGEN 
ZWERFVUILZUIGERS 
GEMEENTE WETTEREN 
AED-TOESTELLEN 
BESTELW< 3,5T-LEASE 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KLEDIJ - LEASE 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
ONDERZOEKSTAFELS 
PBM'S 
RIJBEWIJS OPLEIDING 


SCHOONMAAKPRODUCTEN 


STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 
VLOERMATTEN 
WEGHERSTEL 
WEGMARKERINGEN 
GEMEENTE WEVELGEM 
ICT PPP 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
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GEMEENTE WINGENE 
BEHEER TECH INST 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
CONTRACT OP MAAT 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VEILIGHEIDSCOÖRD 


GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM 


KLEDIJ - LEASE 

GEMEENTE ZEDELGEM 
AED-TOESTELLEN 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
MEDISCHE ZUURSTOF 
OH BEGLAZING 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
TELECOM 

GEMEENTE ZELZATE 
SCHOONMAAKDIENST 
STROOIZOUT 

GEMEENTE ZUIENKERKE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 

GEMEENTE ZWEVEGEM 
PLOTTERS 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
TILLIFTEN 

HAVENBEDRIJF GENT 
ASBESTINVENTARISATIE 
MAALTIJDCHEQUES 

HVZ 1 W-VL OOSTKAMP 
AFVALOPHALING 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
BRANDWEERHELMEN 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
OH BEGLAZING 
ONGEDIERTEBESTRIJD 
SCHOONMAAKDIENST 

HVZ CENTRUM GENT 
BRANDWEER HEMDEN 
BRANDWEER KOUSEN 
BRANDWEER ONDERGOED 
BRANDWEER SCHOENEN 
BRANDWEER UNIFORMEN 
BRANDWEERHELMEN 
BRANDWEERKLEDIJ 
CONTRACT OP MAAT 
SPORTKLEDIJ 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

HVZ HAINAUT-CENTRE MONS 
BRANDWEERHELMEN 
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HVZ MIDWEST ROESELARE 
BRANDWEERHELMEN 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
PRINTERS EN MULTIAPP 

HVZ NOORD-LIMBURG LOMMEL 
BRANDWEER UNIFORMEN 
BRANDWEERHELMEN 
KANTOORMEUBILAIR 
SPORTKLEDIJ 

HVZ OOST DENDERMONDE 
BLUSAPP EN HASPELS 
BRANDWEER HEMDEN 
BRANDWEER UNIFORMEN 
BRANDWEERHELMEN 
JURIDISCHE ONDERST 

HVZ RAND BRASSCHAAT 
BRANDWEERHELMEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 


HVZ VLAAMSE ARDENNEN ZOTTEGEM 


BRANDWEER SCHOENEN 
BRANDWEER UNIFORMEN 
POETSMACHINES 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

HVZ WAASLAND ST-NIKLAAS 
BRANDWEER ONDERGOED 
BRANDWEERHELMEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
OH BEGLAZING 

HVZ WESTHOEK KOKSIJDE 
PRINTERS EN MULTIAPP 

HVZ ZUID-OOST AALST 
BRANDWEERKLEDIJ 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 

IGS WESTLEDE LOCHRISTI 
GEREEDSCHAPPEN 
HYGIËNISCHE CONTAINE 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 

OCMW AALST 
AFVALOPHALING 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
POETSMACHINES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

OCMW AARSCHOT 
AFVALOPHALING 
BESTELW< 3,5T-LEASE 
BLUSAPP EN HASPELS 
JURIDISCHE ONDERST 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
TANKKAARTEN 
VOEDING 

OCMW BERLARE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
INCONTINENTIEMAT 
MAALTIJDCHEQUES 
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OCMW BLANKENBERGE 
ASBESTINVENTARISATIE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
HOOG-LAAG BADEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
TANKKAARTEN 
VERPLEEGBEDDEN 

OCMW BOORTMEERBEEK 
CONTRACT OP MAAT 
EHBO-KOFFERS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 

OCMW BREDENE 
VOEDING 

OCMW BRUGGE 
PRINTERS EN MULTIAPP 
TANKKAARTEN 

OCMW DESTELBERGEN 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
LEGIONELLABEHEER 
MAALTIJDCHEQUES 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
ZORGMEUBILAIR 

OCMW DILBEEK 
KANTOORBEN EN PAPIER 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

OCMW GENT 
AANK ALTERN SYST 
LEGIONELLABEHEER 

OCMW GERAARDSBERGEN 
CONTRACT OP MAAT 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VOEDING 

OCMW GISTEL 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 

OCMW HARELBEKE 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 
VERPLEEGBEDDEN 
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OCMW HERZELE 
CONTRACT OP MAAT 
ICT HARDWARE 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
OH BEGLAZING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VOEDING 


OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN 


AED-TOESTELLEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 
OCMW LOCHRISTI 
PRINTERS EN MULTIAPP 
OCMW MAARKEDAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
OCMW MACHELEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
LINNEN - ZORGSECTOR 
MAALTIJDCHEQUES 
OH BEGLAZING 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
OCMW MENEN 
PRINTERS EN MULTIAPP 
OCMW MERELBEKE 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
LEGIONELLABEHEER 
MAALTIJDCHEQUES 
POETSMACHINES 
TELECOM 
OCMW MOORSLEDE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
OCMW NAZARETH 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
OCMW OOSTENDE 
AANK ALTERN SYST 
ICT HARDWARE 
KANTOORMEUBILAIR 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
TANKKAARTEN 
ZORGMEUBILAIR 
OCMW OUDENAARDE 
INCONTINENTIEMAT 
OCMW POPERINGE 
EHBO-KOFFERS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
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OCMW RONSE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
OCMW SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
DRUKWERK 
EHBO-KOFFERS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
PBM'S 
OCMW WAASMUNSTER 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VERZEKERINGSMAKELAAR 
OCMW WETTEREN 
CONTRACT OP MAAT 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
OCMW WEVELGEM 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
VOEDING 
OCMW ZEDELGEM 
KANTOORBEN EN PAPIER 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
POLITIEZONE ASSENEDE-EVERGEM 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKDIENST 
POLITIEZONE BREDENE-DE HAAN 
CONTRACT OP MAAT 
POLITIEZONE DIKSMUIDE POLDER 
PRINTERS EN MULTIAPP 
POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER 
EHBO-KOFFERS 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
POLITIEZONE ST-TRUID-GINGELOM-NIEUWERK 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
POLITIEZONE WETTEREN-LAARNE-WICHELEN 
KANTOORMEUBILAIR 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RVT/RUSTHUIS NAJAARSZON BRAKEL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
ZORGMEUBILAIR 
SPORTAG AALST 
BEHEER TECH INST 
OH VOETBALVELDEN 
POETSMACHINES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
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STAD AARSCHOT 
EHBO-KOFFERS 
JURIDISCHE ONDERST 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
TANKKAARTEN 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

STAD BLANKENBERGE 
ASBESTINVENTARISATIE 
BEHEER TECH INST 
BLUSAPP EN HASPELS 
BUSVERVOER 
CONTRACT OP MAAT 
EHBO-KOFFERS 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
FACILITY MANAGEMENT 
GEREEDSCHAPPEN 
INFRASTRUCTUURWERKEN 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KEURINGEN 
KLEDIJ - AANKOOP 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
MEDISCHE ZUURSTOF 
OH DAMPKAP CAS B'GE 
OH EN INTERV LIFTEN 
PBM'S 
POETSMACHINES 
PRINTERS EN MULTIAPP 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 
VLOERMATTEN 
VOEDING 

STAD BRUGGE 
AED-TOESTELLEN 
CONTRACT OP MAAT 
PLOTTERS 
PRINTERS EN MULTIAPP 
TANKKAARTEN 
VEILIGHEIDSCOÖRD 

STAD DAMME 
RIJBEWIJS OPLEIDING 
STROOIZOUT 

STAD DENDERMONDE 
CONTRACT OP MAAT 
HYGIËNISCHE CONTAINE 
KANTOORMEUBILAIR 
MAALTIJDCHEQUES 
ONGEDIERTEBESTRIJD 
STROOIZOUT 
VLOERMATTEN 
WEGHERSTEL 
ZWERFVUILZUIGERS 

STAD DIKSMUIDE 
ARCHEOL ONDERZ 
LEGIONELLABEHEER 
OH VOETBALVELDEN 
STROOIZOUT 


STAD EEKLO 
ASBESTINVENTARISATIE 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KLEDIJ - AANKOOP 
LEGIONELLABEHEER 
MAALTIJDCHEQUES 
PBM'S 
STROOIZOUT 
VEILIGHEIDSCOÖRD 

STAD GENT 
AED-TOESTELLEN 
CONTRACT OP MAAT 
STROOIZOUT 

STAD GERAARDSBERGEN 
CONTRACT OP MAAT 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
OH ONBEV WATERLOPEN 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SIGNALISATIE 
WEGMARKERINGEN 

STAD GISTEL 
ASBESTINVENTARISATIE 
BLUSAPP EN HASPELS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KLEDIJ - LEASE 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 

STAD HALLE 
ICT HARDWARE 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 

STAD HARELBEKE 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 

STAD HOOGSTRATEN 
ASBESTINVENTARISATIE 
CONTRACT OP MAAT 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
PRINTERS EN MULTIAPP 
VEILIGHEIDSCOÖRD 

STAD IZEGEM 
KANTOORMEUBILAIR 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
PBM'S 

STAD LEUZE-EN-HAINAUT 
BLUSAPP EN HASPELS 
STROOIZOUT 

STAD LO-RENINGE 
STROOIZOUT 

STAD NIEUWPOORT 
PRINTERS EN MULTIAPP 
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STAD NINOVE 
AED-TOESTELLEN 
BRANDSTOFFEN IN BULK 
CONTRACT OP MAAT 
EHBO-KOFFERS 
ICT HARDWARE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
LINNEN - ZORGSECTOR 
MAALTIJDCHEQUES 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 

STAD OOSTENDE 
AED-TOESTELLEN 
BLUSAPP EN HASPELS 
CONTRACT OP MAAT 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
OH BEGLAZING 
OH VOETBALVELDEN 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKDIENST 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 
STUDIEBUREAU 
TANKKAARTEN 
VEILIGHEIDSCOÖRD 

STAD POPERINGE 
EHBO-KOFFERS 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KANTOORMEUBILAIR 
KEURINGEN 
MAALTIJDCHEQUES 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
STROOIZOUT 

STAD ROESELARE 
AED-TOESTELLEN 
MAALTIJDCHEQUES 
PRINTERS EN MULTIAPP 

STAD RONSE 
CONTRACT OP MAAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
TANKKAARTEN 

STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
DIG BORDEN-TOUCHSCR 
EHBO-KOFFERS 
ELEKTRISCH MATERIAAL 
ICT HARDWARE 
KANTOORBEN EN PAPIER 
OH BEGLAZING 
PBM'S 
PRINTERS EN MULTIAPP 
SCHOONMAAKDIENST 
VEILIGHEIDSCOÖRD 
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STAD TIELT 
BLUSAPP EN HASPELS 
KLEDIJ - LEASE 
KOFFIE- EN WATERAUTO 
STROOIZOUT 
TANKKAARTEN 
SVK KOEPEL BREDENE-OOSTENDE 
BLUSAPP EN HASPELS 
KEURINGEN 
OH EN INTERV LIFTEN 
ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN 
AED-TOESTELLEN 
INCONTINENTIEMAT 
INTERIM ZORG 
KANTOORBEN EN PAPIER 
LINNEN - ZORGSECTOR 
PRINTERS EN MULTIAPP 
ZORGBEDRIJF HARELBEKE 
BESTRIJDING VOGELS 
INCONTINENTIEMAT 
KANTOORBEN EN PAPIER 
PRINTERS EN MULTIAPP 


of INGEKOMEN OP 
26 -03- 2019 


sociaal 

verhuur | vereniging GEM. WAASMUNSTER 

kantoor | waasland NIE 
AANGETEKEND 


Aan het College van Burgemeester 
en Schepenen 

van en te 

9250 WAASMUNSTER 


22 maart 2019 


uw kenmerk: 

ons kenmerk: 

contactpersoon: Yannick Claes 
telefoon: (03) 778.62.52 


onderwerp: Voorstel statutenwijziging SVK Waasland & afvaardiging bestuursleden 


Geachte heer Burgemeester, 
Geachte Schepenen, 


Op de Raad van Bestuur dd 14 maart 2019 werd geen overeenstemming bereikt met 
betrekking tot het voorstel statutenwijziging. Om die reden werden de statuten niet 
aangepast. 


Op de vergadering kwamen de de bestuurleden van het SVK Waasland wel tot 
overeenkomst betreffende een nieuw voorstel tot statutenwijziging; 


In bijlage het voorstel tot statutenwijziging. 


Over alle administratieve wijzigingen ifv het decreet lokaal bestuur waren geen 
opmerkingen. Deze worden op dezelfde manier in het nieuwe voorstel opgenomen. 


Het belangrijkse punt waar tot overeenstemmig moest worden gekomen is de wijziging in 
de deelgenoten en de aan te duiden afvaardiging per deelgenoot. 


Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen is 
volgend voorstel gedaan; 


-__Aan de privatieve deelgenoten is de vraag gesteld of zij hun vertegenwoordiging in 
de Raad Van Bestuur en Algemene Vergadering al dan niet wensen te behouden. 
Dit punt blijft ongewijzigd. 


Abingdonstraat 99 e 9100 Sint-Niklaas 
infoasvkwaasland.be T +52 5 778 62 50 W www.svkwaasland.be 


-__Aan de gemeenten werd reeds gevraagd of zij vrijwillig afstand wensen te doen van 
hun vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering én 
overeenkomstig artikel 483 van het Decreet over het Lokaal Bestuur hun ontslag te 
willen indienen bij de raad van bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor. Dit punt 
blijft ongewijzigd. Alle leden waren hier ook mee akkoord. 


-_Aan de OCMW-deelgenoten vragen of zij hun afvaardiging willen inperken onder 
volgende formule; 


Op basis van het aantal woningen in beheer; 


o Drie stemgerechtigde leden voor de Raad van Bestuur vanuit Sint-Niklaas 
Twee stemgerechtigde leden voor de Raad van Bestuur vanuit Beveren en 
Lokeren 
Eén stemgerechtigd lid per overige deelgenoot voor de Raad Van Bestuur 

o Eén bijkomend stemgerechtigd lid per OCMW-deelgenoot voor de Algemene 
Vergadering. 


-__Aan de OCMW-deelgenoten vragen om één deskundige af te vaardigen (niet- 
stemgerechtigd) voor de Raad van Bestuur (bv; algemeen directeur, hoofd sociale 
dienst, etc). Dit punt blijft ongewijzigd. 


Om bovenstaande reden vraagt het SVK Waasland aan het schepencollege (en vast bureau 
OCMW) principieel akkoord met bovenstaande voorstel. 


Graag ontvingen wij uw akkoord. Gelieve dit te agenderen op de eerstvolgende 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. 


Na ontvangst van de individuele akkoorden van de deelgenoten, roept het SVK Waasland 
een nieuwe Algemene Vergadering bijeen. Dit om de statuten te laten wijzigen onder 2/5° 
meerderheid van de ‘oude’ Algemene Vergadering, onder toezicht van een notaris. 


Op basis van dit statutenvoorstel vragen wij eveneens uw nieuwe afvaardiging aan te 
duiden in de OCMW-raad, zodanig dat het SVK Waasland een nieuwe Raad van Bestuur en 
Algemene Vergadering kan samenroepen. 


Hierbij vragen wij erop toe te zien dat de afgevaardigde bestuurleden of zijn vervanger 
aanwezig kan zijn op onderstaande vergaderingen; 


- Raad van Bestuur; 2 vergaderingen per jaar 
-__ Algemene Vergadering; 2 vergaderingen per jaar 


O sociaal 
verhuur | vereniging 


kantoor | waasland 


Hoogachtend. 


Namens het Sociaal Verhuurkantoor Waasland 


Yannick Claes Raf Spinoy 
verantwoordelijke voorzitter 


Abingdonstraat 99 « 9100 Sint-Niklaas 
infoasvkwaasland.be T #32 3 778 62 50 W www.svkwaasland.be 


sociaal 
verhuur | vereniging 
kantoor | waasland 


ONTWERPVERSLAG ALGEMENE VERGADERING 14 MAART 2019 


Stemgerechtigden 
Aanwezig 


OCMW Beveren: Dirk Van Esbroeck — voorzitter, Erna Tindemans - plaatsvervanger; 
OCMW Kruibeke: Pia de Monie — voorzitter, Raf Spinoy — raadslid; 
OCMW Sint-Niklaas: Koenraad De Smet — raadslid, Bert De Laet — plaatsvervanger, Walther Bruwiere — raadslid; 
OCMW Sint-Giltis-Waas: Eric De Keyser — raadslid, Rudi Van Dorsselaere — raadslid, Hans Burm — raadslid; 
OCMW Zwijndrecht: Chris Vermeulen — voorzitter, Hilda Vanderheyden — plaatsvervanger; 
OCMW Lokeren: Jan Cools — ondervoorzitter; 
OCMW Waasmunster: Cecile Van Havermaet — raadslid, Christiane Plas — raadslid; 
Stad Sint-Niklaas: Bert De Laet — raadslid; 
Gemeente Kruibeke: Jan Van Raemdonck — raadstid; 
Gemeente Zwijndrecht: Ann Van Damme -— schepen; 


Verontschuldigd 
OCMW Kruibeke: Louis Verest — raadslid; 

OCMW Sint-Niklaas: Kris Van Der Coelden- voorzitter, Mohammed Doudouh — plaatsvervanger; 
OCMW Lokeren: Eddy Van Bockstal — raadslid, Freddy Verdurme — raadslid; 

OCMW Waasmunster: Tom Baert — voorzitter; 

CAW Waasland: Els Goossens; 

Bond Moyson: Katja Daman; 

Gemeente Beveren: Lien Van Dooren — raadslid; 

Gemeente Sint-Gillis-Waas: Danka De Wert; 


niet aanwezig 
OCMW Beveren: Stijn Van Remortel — raadslid, Kristine De Roeck — raadslid; 
OCMW Zwijndrecht: Gerrit Vinck — raadslid; 

CM Waas en Dender: Bruno Van Dam; 

CGGZ Waas en Dender: Nouria Bigaré; 


Niet-stemgerechtigden 
Aanwezig 


OCMW Beveren; Kirsten Heyrman — afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening; 

OCMW Kruibeke; Luc Meyntjens — secretaris; 

OCMW Sint-Gillis-Waas: Linsaye Kerckhove — sectorhoofd welzijn; 

OCMW Sint-Niklaas: Gerry Van De Steene — departementschef: 

Lokeren: Freddy Apers — afdelingshoofd welzijn; 

SVK Waasland: Myriam Van De Kerckhove — penningmeester, Yannick Claes — coördinator/verantwoordelijke; 


Verontschuldigd 
OCMW Kruibeke: Riet Waltens — hoofdmaatschappelijk assistent; 
OCMW Zwijndrecht: Linda Van Wouwe - hoofdmaatschappelijk assistent; 


niet aanwezig 
OCMW Beveren: Filip Thyssen — directeur welzijn en zorg; 

OCMW Sint-Gillis-Waas: Vicky Van Daele — algemeen directeur; 
OCMW Sint-Niklaas: Johan Verhulst — algemeen directeur; 
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AGENDA 
1. Goedkeuring ontwerpverslag Algemene Vergadering dd 15 november 2018; 
Statutenwijziging SVK Waasland ikv decreet lokaal bestuur; 
Jaarverslag 2018; 


Jaarrekening 2018; 
Planning 
Varia; 


De voorzitter, Raf Spinoy, opent de vergadering om 19:00h. 


1. GOEDKEURING ONTWERPVERSLAG 15 NOVEMBER 2018 
Goedkeuring ontwerpverslag Algemene Vergadering dd 15 november 2018 (bijlage 1). 


De Algemene Vergadering keurt het ontwerpverstag van de Algemene Vergadering dd 9 november 2017 goed. 


2. STATUTENWIJZIGING SVK WAASLAND IKV DECREET LOKAAL BESTUUR 
Op de vergadering werd geen overeenstemming bereikt met betrekking tot het voorstel statutenwijziging Om die 
reden werden de statuten niet aangepast. 


Vanuit stad Sint-Niklaas kwam de schriftelijke melding dat zij zich niet akkoord stelden met de voorgestelde 
statutenwijziging. Met als voornaamste insteek de afvaardiging van de leden voor Raad van Bestuur en Algemene 
Vergadering. 


Na debat op de vergadering en het bespreken van de mogelijkheden tot afvaardiging kwamen de de bestuurleden 
van het SVK Waasland wel tot overeenkomst betreffende een nieuw voorstel tot statutenwijziging; 


Over alle opgesomde administratieve wijzigingen ifv het decreet lokaal bestuur waren geen opmerkingen. Deze 
worden op dezelfde manier in het nieuwe voorstel opgenomen. 


Het belangrijkste punt waar tot overeenstemming moest worden gekomen is de wijziging in de deelgenoten en de 
aan te duiden afvaardiging per deelgenoot. 


Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen is volgend voorstel 
opgesteld en overeengekomen; 


=__Aan de privatieve deelgenoten is de vraag gesteld of zij hun vertegenwoordiging in de Raad Van Bestuur 
en Algemene Vergadering al dan niet wensen te behouden. Dit punt blijft ongewijzigd. 


-__Aan de gemeenten werd reeds gevraagd of zij vrijwillig afstand wensen te doen van hun 
vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering én overeenkomstig artikel 483 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur hun ontslag te willen indienen bij de raad van bestuur van het Sociaal 
Verhuurkantoor. Dit punt blijft ongewijzigd. Alte leden waren hier ook mee akkoord. 


-__ Aan de OCMW-deelgenoten vragen of zij hun afvaardiging willen inperken onder volgende formule; 
Op basis van het aantal woningen in beheer; 


Drie stemgerechtigde leden voor de Raad van Bestuur vanuit Sint-Niklaas 

Twee stemgerechtigde leden voor de Raad van Bestuur vanuit Beveren en Lokeren 

Eén stemgerechtigd tid per overige deelgenoot voor de Raad Van Bestuur 

Eén bijkomend stemgerechtigd lid per OCMW-deetgenoot voor de Algemene Vergadering. 


oo oo 


Aan de OCMW-deelgenoten vragen om één deskundige af te vaardigen (niet-stemgerechtigd) voor de Raad 
van Bestuur (bv; algemeen directeur, hoofd sociale dienst, etc). Dit punt blijft ongewijzigd. 


Ter staving van het aan pand per deelgenoot, hieronder de cijfers uit het jaarverslag 2018: 
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Bovenstaande voorstel zal aan de schepencollege’s en raden voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten 
worden overgemaakt ter goedkeuring. Het SVK maakt een schrijven op met het voorstel van statutenwijziging als 
bijlage. 


Aan alle deelgenoten zal tevens de melding gemaakt worden om de gevraagde afvaardiging van nieuwe 
bestuursleden on hold te zetten tot na goedkeuring van het nieuwe voorstel tot wijziging van de statuten. 


Het SVK Waasland zoekt eveneens een nieuwe datum om opnieuw een Raad van Bestuur en Algemene 
Vergadering in te lassen om de statuten te wijizging na akkoord van de deelgenoten. 


De Algemene Vergadering gaat akkoord met de opmaak van het nieuwe voorstel tot statutenwijziginig, naar 
aanleiding van bovenstaande bespreking. De nieuwe afvaardiging zal hierin duidelijk worden vermeldt. Het SVK 
maakt een schrijven op naar de schepencoileges en raden voor maatschappelijkn welzijn zodat deze het voorstel 
opnieuw kunnen agenderen. ' 


3. JAARVERSLAG 2018 
Het jaarverslag zal op de vergadering worden toegelicht door Yannick Claes (bijlage 3). 


Yannick Claes, coördinator, overloopt het jaarverslag per thema en geeft uitleg bij de belangrijkste wijzigingen in 
verhouding met afgelopen jaren. 


Tevens benadrukt de coördinator dat het SVK een goed jaar achter de rug heeft, met inzet op woningroei met 95 
panden netto in beheer genomen, maar ook op kwaliteit, met de verdere uitbouw van de teams binnen het SVK, 


De Algemene Vergadering gaat akkoord met het jaarverslag 2018. 


4. JAARREKENING 2018 
Zie bijlage 4. Toelichting door Myriam Van de Kerckhove. 


Per 51/12/2018 stuit het Sociaal Verhuurkantoor Waasland af, met een boekhoudkundig overschot 
van € 8.293,84 tov. in: 

m 2017:€ 185./80,83 

» 2016:€ 16.511,12 

= 2015:€ 79.457,67 

" _ 2014:€ 47.118,79 


Anderzijds, volgens BBC, wordt het boekjaar, afgesloten, met een budgettair opbrengst van 
€ 78.482,07 (inclusief over te dragen kosten). 


Budgettair resultaat = +€ 8.293,84 (boekhoudkundig resultaat) 

+€ 62.763,84 (totaal afschrijvingen/waardeverminderingen } 

-€ 74.688,78 (onttrekking voorziening huurachterstallen) 

+€ 85.093,27 (toevoeging voorziening huurachterstat, correctie BĲ te 
-£ 980,10 (over te dragen kosten) 

+€ 78.482,07 


De Algemene Vergadering gaat akkoord met de jaarrekening 2018. 


5. PLANNING 2019 
Voor 2019 dienen er nog data te worden vastgelegd vóor de komende vergaderingen met de nieuwe afvaardiging. 


De nieuwe data zulten worden vastgelegd in functie van de afspraken rond het voorstel statutenwijziging en 
afvaardiging van de nieuwe bestuursploeg. 


6. VARIA 
/ 


De voorzitter bedankt de leden van de Algemene Vergadering voor hun komst en sluit de vergadering om 19:49h. 
Verslag opgemaakt door Yannick Claes op 19 maart 2019, 


Voor eensluidend afschrift: 


Raf Spinoy Yannick Claes 
Voorzitter i verantwoordelijke 


Be 
sociaal ee 

verhuur | vereniging 
kantoor | waasland 


Ondernemingsnummer 0267.314.875 


Eerste beslissing: 


De toetreding van nieuwe deelgenoten en de uittreden, ingevolge hun ontslag in toepassing van artikel 483 van 
het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, van enkele deelgenoten en de tekst van artikel 1 van 
de statuten overeenkomstig aan te passen zonder dat dit een verzwaring of een vermindering van de rechten van 
de deelgenoten teweegbrengt. 


Blijkens beslissing van de algemene vergadering, gehouden op 15/11/2018, zijn tot de vereniging toegetreden als 
deelgenoten: 


1. OCMW Stekene, gevestigd te 9190 Stekene, Kerkstraat, 


Blijkens ontslag ingediend bij de raad van bestuur, houden volgende leden op lid te zijn van de vereniging en 
trekken zich hieruit terug: 


1 
2, 
3. 
4. 
5. 


Gemeente Zwijndrecht, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Binnenplein 1 

De Gemeente Beveren, gevestigd te 9120 Beveren, Stationsstraat 2 

De Gemeente Kruibeke, gevestigd te 9150 Kruibeke, O.L. Vrouwplein 18-20 

De Gemeente Sint-Gillis-Waas, gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Burgemeester Omer De Meyplein 1 
De Stad Sint-Niklaas, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 1 


De uittredende leden hebben geen inbreng gedaan, er is bijgevolg geen aanleiding om tot waardering 
overeenkomstig het tweede lid van artikel 483 van het decreet van 22 december 2047 over het lokaal bestuur, 
over te gaan. 


In afwijking van artikel 7 van de statuten heeft het uittreden van de voormelde deelgenoten uitwerking op 
datum van het verlijden van onderhavige akte. Zij houden op deel uit te maken van de vereniging vanaf heden. 


‘De statuten worden in artikel 1 overeenkomstig aangepast. 


Tweede beslissing: 


Aanpassing van de artikelen 4 … en… als volgt aangaande de werking van de vereniging om deze aan te passen 
aan het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 


Toelichting per artikel : 
In Artikel 4 werd nog verwezen naar de OCMW-wet en de oude benaming. 


In artikel 7 dient genuanceerd voor een uitstap door niet-OCMW’s die lid zijn zonder in de eventuele tekorten te 
hoeven bijdragen noch inbreng leverden. Voor hen is het niet nodig het jaareinde af te wachten om het eventuele 
tekort van het ftopende jaar nog mee te kunnen bijpassen. 


in artikel 7 en alte overige artikelen wordt de benaming “raad van beheer” vervangen door “raad van bestuur” en 
“beheerder(s)” door “bestuurder(s}” . Dit in toepassing van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur, onder meer artikel 477, eerste lid, 7°, : 


Het decreet van 22 december 2017: over het lokaal bestuur voorziet in artikel 477 geen uitsluiting van leden, men 
ziet ook niet in wanneer het zou kunnen toegepast worden gelet op de getijkwaardigheid van alle deelgenoten. 
Artikel 8 kan daarom volledig geschrapt worden. 


In artikel 9 moet “wet”, gewijzigd worden door “wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen”. De 
vereniging wordt thans veeleer door decretale bepatingen beheerst dan door de OCMW-wet. Bovendien moet de 
vereniging zich evengoed bewegen binnen andere reglementaire bepalingen. 


in artikel 10 “of uitsluiting” geschrapt worden wegens de schrapping van artikel 8, 


In artikel 13, 8 1 kan de vertegenwoordiging van de OCMW's herleid worden, op basis van het aantal woningen in 
beheer, tot 3 voor OCMW Sint-Niklaas, 2 voor OCMW's Beveren en Lokeren en 1 per overige OCMW-deelgenoot, 
omdat de gemeenten hun ontstag indienden als tid, onder meer omdat de gemeenteraadslteden dezelfde personen 
zijn als de OCMW-raadsleden en de belangen van de gemeente op het vlak van woonbeleid via het woonoverleg 
zijn verzekerd en het geringe aantal private deelgenoten het karakter van OCMW-vereniging niet in de weg staat. 


In artikel 13 , 8 2, kan het tweede lid volledig vervallen omdat het in strijd is met artikel 484 van het decreet van 
22 december 2017 over het lokaal bestuur dat enkel nog in de raad van bestuur de mogelijkheid van experten 
voorziet en de vereniging nu zelfstandig een penningmeester aanduidt, 


In artikel 13, 6 4 met betrekking tot de verantwoordelijke van het sociaal verhuurkantoor, die de rol vervult van 
de in artikel 481 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziene leidend ambtenaar van 
de vereniging wordt geïntegreerd in onder meer de artikelen 15 en 25. 


. 
In artikel 14, 8 1, moet de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de OCMW's 
vervangen worden door de thans gelden bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur en “de ingediende begroting en haar eventuele wijzigingen ”door het meerjarenplan en de aanpassingen 
van het meerjarenplan”, in toepassing van artikel 249, 8 1 juncto artikel 489 waarbij de beleids- en — 
beheerscyclus wordt toegepast op de vereniging. Ook de opvolgingsrapportering werd door het decreet aan de 
algemene vergadering toegewezen met een minimum van éénmaal voor het einde van het derde kwartaal over 
het eerste semester van het boekjaar. De overige rapportering kan aan de raad van bestuur gebeuren. 


Na “In artikel 14, & 1, wordt de benaming “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur” en wordt “de 
organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de OCMW's.” vervarigen door “het 
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur”. * ‚dient toegevoegd: " Het tweede lid wordt geschrapt.” 


In artikel 14, 8 2 verdwijnen de commissarissen. Ingevolge artikel 479 van het decreet van 22 december 2017 
over het lokaal bestuur is Audit Vlaanderen bevoegd en ingevolge artikel 485 en 489 van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur is het bestuurlijk toezicht en zijn de regels van de BBC, onder meer inzake 
rapportering van toepassing op de welzijnsverenigingen. 


In artikel 18 wordt als het mandaat van afgevaardigde in de bestuursorganen een einde neemt of bij 
verhindering, de vervanging geregeld overeenkomstig artikel 484, derde en vierde lid van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur. 


In artikel 19 wordt de verplichting dat voor een statutenwijziging “twee derden van de stemgerechtigde leden 
van elke deelgenoot aanwezig of vertegenwoordigd zijn “geschrapt omdat de OCMW-deelgenoten ingeperkt zijn 
qua vertegenwoordiging. 


In artikel 20 moet “uitsluiten” geschrapt worden wegens de schrapping van artikel 8. 


In artikel 21 wordt de voorrang voor de oudste kandidaat vervangen door een voorrang voor de jongste 
kandidaat, naar anatogie met artikel 35 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 


Artikel 24 wordt vervangen door de in artikel 27, $ 1, 1° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur geformuleerde verbodsbepating om deel te nemen aan de bespreking en de stemming van zaken waarin 


er belangenvermenging kan zijn. 


In art 25 moet "In Artikel 25 wordt het eerste en tweede lid volledig vervangen als volgt:" worden “In Artikel 25 
wordt het eerste, tweede en derde lid volledig vervangen ais volgt:" 


Het eerste en tweede en derde lid van artikel 25 wordt afgestemd op het decreet van 22 decèmber 2017 over het 
tokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 32 en 277. 


Aan artikel 25 zal volgende zin worden toegevoegd; 
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“De beslissingen opgenomen in de notulen worden kenbaar gemaakt aan derden via verslaggeving door de 
dagelijks verantwoordelijke.” 


in het vierde lid wordt “coördinator” vervangen door “de verantwoordelijke van het sociaal verhuurkantoor”. 


In artikei 27 wordt voorzien dat per lid, op basis van het aantal woningen in beheer, 3 afgevaardigden voor 
OCMW Sint-Niklaas, 2 voor OCMW's Beveren en Lokeren en 1 per overige OCMW-deelgenoot zal worden 
aangeduid voor de raad van bestuur. Voor het overige (vervanging, deskundigen en onafhankelijke bestuurders) 
wordt het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur over het lokaal bestuur toegepast, zij het dat 
slechts één deskundige per OCMW kan worden aangeduid. 


In artikel 28, 6 1, wordt voorzien dat, nu het mandaat van de leden van de raad van bestuur die afgevaardigd 
worden door het OCMW in toepassing van artikel 484, 6 1 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur, rechtstreeks door de OCMW-raden worden aangeduid in één enkele stemronde, eindigt zoals in artikel 
13, $2enS$ 4 voor de leden van de algemeen vergadering die door het OCMW worden afgevaardigd. 


5 2 van artikel 28 wordt geschrapt omdat ook het de mogelijkheid om teden af te zetten niet meer voorziet en de 
bestendige deputatie hierin geen rol meer kreeg toebedeeld. 


Artikel 29 wordt in dezelfde zin aangepast als artikel 15. 


in artikel 31 worden de mogelijkheden tot delegatie die voorzien zijn in het decreet van 22 december 2017 over 
het lokaal bestuur voor de algemeen directeur om aan personeelsleden te detegeren, ook voorzien. 


Artikel 34 wordt voor de raad van bestuur aangevuld zoals artikel 21 voor de algemene vergadering, in verband 
met stemming over aanduiding van personen. 


in artikel 35 wordt zoals in artikel 14, 5 2 de vermelding van commissarissen geschrapt evenals de verwijzing naar 
de vooruitzichten als onderdeel van het jaarverslag dat vroeger voorzien was in de organiek wetgeving. Wat 
resteert aan verwijzing naar het jaarverslag heeft nog enkel betrekking op het jaarverslag ten behoeve van het 
agentschap Wonen, 


In artikel 36 wordt “de penningmeester” geschrapt omdat de vereniging nu zelfstandig een penningmeester 
aanduidt. Artikel 33 van de organieke wet op de O.C.M.W’s is opgeheven, het voorzag een herstemming met 
voorkeur voor het oudst lid, artikel 35 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet nu 
een voorrang voor het jongste. 


in artikel 39 worden de bepalingen in verband met de opstart van de vereniging geschrapt en wordt het ingevolge 
artikel 489 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaat bestuur niet op de verenigingen toepasselijke 
artikel 272 in verband met de ondertekening van de girale betalingen, geregeld. Vervolgens wordt voor het 
overige verwezen naar dit artikel 489 en artikel 490 zodat de artikelen 40 en 41 overbodig worden. 


Artikel 42 wordt geschrapt, gelet op de dwingende bepaling van artikel 485 van het decreet van 22 december 
2017 over het lokaal bestuur, 


Er wordt een nieuw artikel 40 ingelast in verband met de niet door deze statuten geregelde zaken en de verdere 
evolutie van de wetgeving. 


In artikei 43 (dat artikel 40 wordt), wordt voor wat betreft de toepasselijke regels bij ontbinding, de ocmw-wet 
vervangen door het nu geldende decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 


Volgende nieuwe teksten worden om voormelde redenen, aangenomen: 
Artikel 4. Juridische vorm (volledige vervanging) 


De vereniging neemt de vorm aan van een publiekrechtelijke welzijnsvereniging, overeenkomstig de bepalingen 
van hoofdstuk 2 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, hierna genoemd “de vereniging”. 


Artikel 6 Toetreding (volledige vervanging) 


De deelgenoten van de vereniging zijn de voor het opmaken van onderhavige akte verschijnende partijen, 
alsmede de OCMW's en welzijnsactoren van de regio waarbinnen de vereniging haar activiteiten ontwikkelt, die 
later bij beslissing van de algemene vergadering, met aanpassing van de statuten en onder voorbehoud van de 
nodige adviezen, goedkeuringen en machtigingen, worden aanvaard ats deelgenoot. 
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Artikel 7. Uittreding (nieuw tweede lid) 


Bij het uittreden zal de deelgenoot slechts op het einde van het dienstjaar volgend op dit van de aanvraag, 
ophouden deel uit te maken van de vereniging behoudens indien het deelgenoten betreft die geen inbreng deden 
overeenkomstig artikel 9 van de statuten en die evenmin gehouden zijn tot een bijdrage in de eventuele tekorten 
overeenkomstig artikel 11 van de statuten. Zij kunnen uittreden na indienen van hun ontstag bij de raad van 
bestuur vanaf de datum van verlijden van de akte waarin hun terugtrekking werd opgenomen. 


Artikel 8: Uitsluiting (voltedige vervanging na schrapping van de mogelijkheid om een deelgenoot uit te stuiten) 
door: De uitsluiting van een deelgenoot is niet mogelijk. d 


Artikel 10 “of uitsluiting” geschrapt worden wegens de schrapping van artike! 8. - 
in artikel 12 wordt “wet” vervangen door “wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen” 
In artikel 13, 8 1, eerste gedachtestreepje wordt 


“drie stemgerechtigde vertegenwoordigers van elke OCMW-deelgenoot, te verhogen met één stemgerechtigd 
lid per volledige schijf van vijf andere deelgenoten in de algemene vergadering” vervangen door “-, op basis van 
het aantal woningen in beheer, 3 afgevaardigden voor OCMW Sint-Niklaas, 2 voor OCMW's Beveren en Lokeren en 
1 per overige OCMW-deelgenoot” 


In artikel 13 , $ 2, vervalt het tweede lid volledig. 

in artikel 13, $ 3 wordt de benaming “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur”. 

In artikel 13, $ 4 wordt volledig geschrapt. 

In artikel 13, 5 5 wordt 8 4 en hierin wordt de benaming “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur”. 

In artikel 14, $ 1, wordt de benaming “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur” en wordt “de organieke 
wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de OCMW's.” vervangen door “het decreet van 22 


december 2017 over het lokaal bestuur”. 


In datzelfde artikel 14, $ 1 wordt “de ingediende begroting en haar eventuele wijzigingen ” vervangen door “het 
meerjarenplan en de aanpassingen van het meerjarenplan. De opvolgingsrapportering wordt voorgelegd aan de 
algemene vergadering in de mate dat artikel 489, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur die taak toevertrouwt aan de algemene vergadering.” 


In artikel 14, 6 2, worden de woorden “over de voortijdige ontbinding van de vereniging en over de aanduiding 
van twee commissarissen. Deze commissarissen worden, mits hun instemming, gekozen uit de ontvangers van de 
OCMW-deelgenoten.” Vervangen door “en over de voortijdige ontbinding van de vereniging”. 


In artikel 14, 6 3 en artikel 14, $ 4, wordt de benaming “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur” 

in artikel 15, wordt de benaming “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur en “is de secretaris” door “als 
leidend ambtenaar van de vereniging, vervult de taken die de algemeen directeur in de gemeente en het OCMW 
werden toevertrouwd door of krachtens het decreet van 22 december 2017 over het tokaal bestuur behoudens de 
bepalingen van hoofdstuk 3 van titel 4 deel 2, overeenkomstig artikel 489 van datzelfde decreet”. 

in artikel 16 en artikel 17, wordt de benaming “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur. 

Artikel 18 wordt volledig vervangen als volgt: 


Elk stemgerechtigd lid in de algemene vergadering beschikt over één stem. 


Voor de OCMW-deelgenoten duidt de OCMW-Raad, overeenkomstig artikel 484, 8 1 derde en vierde lid van het 
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, een vervanger aan als het mandaat van afgevaardigde een 
einde neemt of bij verhindering. 


Voor de andere deelgenoten duidt het bevoegde orgaan van deze deelgenoot, tegelijkertijd als het effectieve lid, 
een plaatsvervanger aan. 
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In artikel 19, 5 1 wordt “en moet twee derden van de stemgerechtigde leden van elke deelgenoot aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn” geschrapt. 


In artikel 20 wordt “, het uittreden of het uitsluiten” tweemaal vervangen door “ of het uittreden”. 


in artikel 21 wordt “oudste” twee maal vervangen door “jongste”. 


artikel 22, wordt de benaming “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur. 
Artikel 24 wordt volledig vervangen als volgt: 


8 1. Het is voor teden van de algemene vergadering of van de raad van bestuur verboden deel te nemen aan de 
bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, 
hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 
een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot 
en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en 
schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke 
samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten 
gelijkgesteld. 


62. Het is voor leden van de algemene vergadering of van de raad van bestuur verboden: 1° rechtstreeks of 
onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten behoeve van de vereniging. Dat 
verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde 
kantooradres met het lid werken; 2° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris ten behoeve van de 
tegenpartij van de vereniging of ten behoeve van een personeelslid van de vereniging te werken bij geschillen die 
betrekking hebben op bestissingen over de tewerkstelling binnen de vereniging. Dat verbod geldt ook voor de 
personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het lid 
werken; 3° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behalve in geval van een schenking aan 
de vereniging, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop 
of aankoop ten behoeve van de vereniging, behalve als het lid een beroep doet op een dienstverlening van de 
vereniging en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat; 4° op te treden als afgevaardigde of deskundige 
van een vakorganisatie in een syndicaal overlegorgaan van de vereniging. 


In Artikel 25 wordt het eerste en tweede lid en derde lid volledig vervangen ats volgt: 


Alleen de beslissingen worden opgenomen in de notulen en in het register van de beraadslagingen, en alleen die 
beslissingen kunnen rechtsgevolgen hebben. De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende algemene 
vergadering. Telkens als de algemene vergadering het wenselijk acht, worden de notulen staande de vergadering 
opgemaakt en door de meerderheid van de leden van de algemene vergadering en de verantwoordelijke van het 
sociaal verhuurkantoor ondertekend, 


De verantwoordelijke van het sociaal verhuurkantoor woont de algemene vergadering bij en is verantwoordelijk 
voor het opstellen en het bewaren van de notulen ervan. 


De notulen van de algemene vergadering worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter en de 
verantwoordelijke van het sociaal verhuurkantoor, 


in het vierde lid van artikel 25 wordt “coördinator” vervangen door “de verantwoordelijke van het sociaal 
verhuurkantoor”. 


In artikel 26, wordt de benaming “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur. 


“Titel 5 -raad van beheer” wordt gewijzigd in “Titel 5- raad van bestuur”. 
Artikel 27, wordt volledig gewijzigd als volgt: 


Artikel 27 De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur. Voor de OCMW-deelgenoten worden door de 
OCMW-Raad van elke OCMW-deelgenoot, op basis van het aantal woningen in beheer, 3 vertegenwoordigers voor 
OCMW Sint-Niklaas, 2 vaor OCMW’s Beveren en Lokeren en 1 per overige OCMW-deelgenoot aangeduid als lid 
van de raad van bestuur. Bij verhindering wordt artikel 484, 6 1 derde en vierde tid van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur toegepast. 
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Voor de andere deelgenoten duidt het bevoegde orgaan van deze deelgenoot één stemgerechtigd lid en een 
plaatsvervanger aan voor de Raad van bestuur. Elk stemgerechtigd lid moet, bij verhindering, zijn 
plaatsvervanger schriftelijk op de hoogte brengen. 


De algemene vergadering kan onafhankelijke bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van 
bestuur. 


De raad van bestuur van de welzijnsverenging kan zich laten bijstaan door deskundigen die na gezamenlijk 
overleg worden voorgedragen door de raad van bestuur, telkens één op voorstel van elke OCMW-deelgenoot 
afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt deze deskundigen, die met raadgevende stem zetelen in de raad 
van bestuur. 


In artikel 28 verdwijnt de indeling in $ en worden de twee eerste leden van het huidig 5 1, vervangen door “De 
vertegenwoordigers van de OCMW-deelgenoten in de raad van bestuur worden gekozen uit de respectievelijke 
raden voor maatschappelijk welzijn. Hun mandaat duurt zolang ze lid zijn van de raad voor maatschappelijk 
welzijn of tot, bij de installatie van de nieuwe rad voor maatschappelijk welzijn, de nieuwe raad voor 
maatschappelijk welzijn een afvaardiging heeft gekozen of ingevolge ontslag op dezelfde wijze als voorzien in 
artikel 13, $ 4 van deze statuten voor een lid van de algemene vergadering .” 


in tid 2 van het huidig 6 1 van artikel 28 wordt de benaming “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur” en 
“beheerder(s}” twee maal in “bestuurder(s)”. 


Het vierde en vijfde lid van het huidig 8 1 van artikel 28 wordt geschrapt evenals 6 2 van artikel 28. 


In artikel 29, wordt “neemt het secretariaat van de raad van beheer waar” gewijzigd in “, als leidend ambtenaar 
van de vereniging, neemt het secretariaat van de raad van bestuur waar”. 


In artikel 30 wordt “beheerders” vervangen door “bestuurders”. 


in artikel 31 wordt de benaming “raad van beheer” drie maal gewijzigd in “raad van bestuur’en wordt in fine 
aangevuld met “De verantwoordelijke kan, zoals de algemeen directeur overeenkomstig artikel 57 en 283 van het 
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur toevertrouwde bevoegdheden opdragen aan een of meer « 
personeelsteden van de vereniging. Hij doet dat schriftelijk via een informatiedrager naar keuze. De 
personeelsleden aan wie een bevoegdheid is gegeven, vermelden die opdracht bij hun handtekening. 


In artikel 32 wordt de benaming “raad van beheer” drie maal.gewijzigd in “raad van bestuur” en “beheerders” in 
“bestuurders”. 

Hd { 
In artikel 33 wordt de benaming “raad van beheer” twee maal gewijzigd in “raad van bestuur. 


in artikel 34 wordt de benaming “raad van beheer” drie maal gewijzigd in “raad van bestuur” en “beheerder(s}” 
twee maal in “bestuurder(s}”. 


Na “wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan” wordt ingelast “Indien de volstrekte meerderheid niet 
werd verkregen bij de eerste stembeurt, heeft herstemming plaats voor de twee kandidaten die de meeste 
stemmen hebben bekomen; is er staking van stemmen, dan wordt de deelneming aan de herstemming bepaald 
met voorrang van de jongste in jaren. In gevat van staking van stemmen bij de tweede stembeurt krijgt de jongste 
kandidaat de voorkeur.” 


invoeging van artikel 34 bis dat bepaalt: 


“Een afschrift van het verslag van de raad van bestuur moet door de persoon belast met het secretariaat van de 
raad van bestuur, binnen de dertig dagen, en tenminste binnen de acht dagen voor de volgende bijeenkomst van 
de raad van bestuur, worden toegestuurd via e-mail aan alle teden van de raad van bestuur en aan de 
deelgenoten van de vereniging”. 


Op vraag van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten wordt een afschrift van de 
notulen van de vergadering van de raad van bestuur en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, 
via e-mail ter beschikking gesteld.” 


In artikel 35 wordt “, alsook over de toekomstplannen en de acties die hij in verband daarmee nodig acht. “ en 
“met verstag van commissarissen” geschrapt, “ontwerpbegroting” vervangen door “ontwerp van de 
beieidsrapporten en de opvolgingsrapportering” en “raad van beheer” gewijzigd in “raad van bestuur” 
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in artikel 36 wordt de benaming “raad van beheer” twee haai gewijzigd in “raad van bestuur”, wordt “de 
ondervoorzitter en de penningmeester” vervangen door “en de ondervoorzitter” en “artikel 33 van de organieke 
wet op de OCMW's “ door “artikel 35 tweede tot het vierde lid van het decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur”, 


In artikel 37 wordt de benaming “raad van beheer” drie maal gewijzigd in “raad van bestuur”. 


In artikel 38 wordt de benaming “raad van beheer” twee maal gewijzigd in “raad van bestuur” en wordt de eerste 
zin in fine aangevuld met “als leidend ambtenaar van de vereniging overeenkomstig artikel 15 van deze 
statuten”. d 


Invoeging van artikel 38 bis dat bepaalt: 


“Een afschrift van het verslag van het dagelijks bestuur moet door de verantwoordelijke binnen de dertig dagen, 
en tenminste binnen de acht dagen voor de volgende bijeenkomst van het dagelijks bestuur, worden toegestuurd 
via e-mail aan alle leden van het dagelijks bestuur”. 


Op vraag van de,leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten wordt een afschrift van de 
notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de 
notulen, via e-mail ter beschikking gesteld.” 


Artikel 39 wordt in zijn geheel vervangen door “Het financieel beleid en boekhouding van de vereniging worden 
gevoerd overeenkomstig de artikelen 489 en 490 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. De penningmeester 
van de vereniging vervult de taken die de financieel directeur in de gemeente en het OCMW werden 
toevertrouwd door of krachtens het decreet van 22 december:2017 over het lokaal bestuur en ondertekent.de 
girale betatingen.” 


De artikelen 40 tot en met 42 worden geschrapt en vervangen door 


Artikel 40, onder titel 9, dat luidt “voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door deze statuten zijn 
geregeld, zijn de bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het tokaal bestuur, desgevallend de 
bepalingen en de wetten en decreten die dit decreet zouden wijzigen of vervangen. Voor zover deze staten 
verwijzen naar het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, betreft deze verwijzing de bepalingen 
en de decreten die dit decreet desgevallend zouden wijzigen of vervangen zoals ze gewijzigd of vervangen zouden 
zijn. 


in Artikel 43 dat artikel 41 wordt, wordt “de organieke wet op de OCMW's, inzonderheid bij toepassing van de 
artikelen 133 en 135” vervangen door “het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur inzonderheid 
bij toepassing van artikel 495”, 
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